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« الى ابناءالنیل جمیما نهدي 
هذه الترجمة ) ۰۰ 


مقدمة الترجمة 


ف اکتوبر ۱۹٦۹‏ اصدرنا الجزء الاول من دراسات فريق جونقلي » 
ورغم ترجمتنا لاجزء الثاني منذ عهد بعید الا اننا ترددنا في نشره حتى 
تتمكن من ترجمة او تالیف دراسة عن مشروع جونقلي الجديد حتى 
تتحفق الفائدة على نحو افضل ؛ ولذلك کان من دواعی سرورنا ان وجدنا 
في الكتاب الذي اصدرته وزارة الري والطاقة الكهربائية الائية عام 
۷۵ باللغة العربية واللغة الانجليزية ايضا ما بحقق هذه العامة » فرأنا 
من اللانم نشر الدراستين في كتاب واحد » خدمة للثقافة العامة وحتى 
يستطيع القارىء ان یلم بالفرق بين الشروع القديم والمشروع الجديد » 
وحتی يتبين القالمون على تنفيذ الشروع والعاملون على تطوير بلادنا 
اقتصاديا واجتماعيا وعورة وصعوبة المشاكل التي تعترض التنفيذ في 
شتى الراحل حتى یسکن وضع الحلول العملية التي تكفل التغلب عليها ٭ 


لقد كانت الوحدة الو شمال السودان وجنوبه خطوة هامة 
في سبيل استقرار السلام في زبوع بلادنا » ولعل تحقيق ذلك كان من اهم 
الاسباب التي ساعدت على تحقيق وتنفيذ مشروع جونقلي بالاشتراك بين 
السودان ومصر تدعیسا وترسيخا للتكامل الاقتصادي بين القطریسن 
وتحقیفا لخير ورخاء الشعبين الشقيقين وصولا الى خير ورخاء الشعوب 
العربية قاطبة ٭ 


هنري رياض 
الخرطوم ب ابریل 1۹۸۳ 


مقدمة الترجمة للطبعة الأولى 


ظل تنفيذ مشروع جونقلي حلما براود أبناء الیل ء منذ ان قام فريق 
ابحاث جونقلي بنشر اربع مجلدات ضخمة عن دراساته التي استفرقت ما 
یقرب من خمس سنوات » ولكن لم يدخل الشروع مرحلة التتفیذ الا بعد 
قيام ثورة مایو الشعبية » كنتيجة حتمية لارغبة في الاستفادة من جميع 
الاراضی الصالحة للزراعة سواء بجنوب السودان او شماله » وللتصاون 
الصادق مع الدول العربية الك سبيل التکامل الاقتصادي » بعد ان 
0+۳77“ بمرحلة التحول الاشتراكي ٠‏ 


واننا اذ نقدم للقاریء هذا الجزء الاول من موجز دراسات فريق 
جونقلي نامل ان یکون ذا فائدة له في معرفة ماهية الشروع وابساده 
والاغراض الرجوة من تنفيذه بوجه عام » باعتباره مشروعا حيويا هاما » 
یستحق الدراسة والعناية والاهتمام من کل مواطن مهموم بتطویر بلادنا 
في اسرع وقت مسکن » كما نأمل ان تقوم في القریب العاجل باصدار الجزء 
الثاني الذي یتعلق اساسا ببحث مشاکل السکان عند تنفيذ الشروع » 
علما بان هذا الوجز بجزئیه لا يمكن ان يغني المثقف او الباحت عن دراسة 
الاجزاء الکاملة لابحاث فریق جوتقلي ء اذ ان هذا الوجز لا بعدو ان 
يكون تعبیرا عن الفكرة العامة لهذا الشروع الكبير » الذي يراد تتفیےذہ 
على مراحل ثلاثة في خلال خمسة عشر عاما على اكثر تقدير + 

الخرطوم في اکتوبر 1۹٦۹‏ 


کو 


ن 


تعتبر مشروعات الري الکبری الاستوائية او ان شنت فقل» مشروع 
بحیرات فکتوریا والبرت وجونفلي »> من الخطط المائية الكبرى القترحة 
لفط لان ی 

وسنبين في الصفحات التالية » ان هذا الشروع يمكن ان يغير تغبيرا 
جذربا ء نظام مجری النهر النياي بالسودان دن نيمولي » على حدود 
يوغندا » لمكان اخر قد يصل الى قرب كوستي شمالا ٠‏ 

وسيكون لذلك تأثير كير على حياة ومصالح السكان الذين 
سمیشون على ضفتى النهر » الامر الذي حدا بحكومة السودان الى تكوين 
لجنة من الخبراء عام 144 » اطلق عليها « فريق جو نقلي للابحاث » » لكي 
تقوم بالابحاث اللازمة في هذا الشأن ء واقتراح الحلول المناسبة ٠‏ 


وهذا البحث هو محاولة في هذا السبيل ء نهدف منه ان تقدم 
القارىء العادي » ا معالم الرئيسية للمشروع نفسه » وآثاره على المصالح 
المحلية والمشاكل التى تنشاً في الستقبل ٠‏ 

ولكن لما كانت المنطقة محل البحث شاسعة واسعة » كان تعميم القول 
امر! لا مفر منه » ومن شمه كانت المغالاة في التفاؤل او التشاؤم ٠‏ 
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وعلی هذا ء فان على الفاریء التذرع بالحذر في النظر اذ ان كثيرا 
من التتانج المقررة ؛ لا تعدو في الواقع من الامر ‏ ان تکون تعبيرا عن 
آراء مجردة » بل ستظل كذلك » ما لم تخضع للتطبيق العملي عدة 


کھت 


وعلی الرغم من اننا لن نتناول بالوصف الوجز الا ثلائة مشارسع 
لضبط جریان النيل هي : خزان بحيرة تانا في النيل الازرق ء وخزان النيل 
بين عطبرة وحلفا ومشروعات الري الکبری بالاستوائية واعالي 
النيل على النيل الابيض » الا اننا إن نركز في هذا البحث الا على الشروع 


الاخر * 


وتخضع جميع هذه المشروعات لخطة شاملة » هي في جملتها ء خطة 
ترابطة پعتمد كل منها على الاخر ء ومن ثمة يجب .النظر الى مشارسع 


مترا 


الري الاستوائية في وضفها السلیم ء في اطار هذه الخطة الشاملة المتكاملةء 


علینا ان تتناول بالبحث اولا وصف مجری النيل » ثم الطرق القترحة 
لضبط جریان النیل في الستقیل » على ان نعقب بعد ذلك بوصف التفییرات 
التي نطرأ عليه وآثار ذلك على سكان وادي النيل اجمع + 


ونمتمد القترحات الرئيسية »من الجنء الماع من بحث « حوض 
النيل » » مع بعض التعديلات ف الارقام لكي تتوافق مع ما ورد يكتاب 
« قناة جو نقلى ومشروعات التخزين الستمر »© لمؤلفيه الدكتور محمد 
امین ومستر هدء ج» بامبردج ء وهو ت في وآينا ب اكبل واحدث ما تشر 
من مؤلفات في هذا الصدد ٠‏ 


الفصت ل الأول 
نہر النیل 


وصف مجری النيل : - 


یتعین علينا ان نصف بادیء ذي بدء بحيرة فکتوربا في اقصى 
عبر اكثر من اربعة 


الجنوب ؛ ثم تتبع ذلك بوصف مجرى النهر 
اسف ل جى بت ق ا لاوس و 

ولكي نتجنب التعقيد فیما بتعلق بالارقام » فاننا نعتمد بشأنها على 
متوسط ثلاثين عاما اي من عام ۱٩۱۲‏ ب ۱۹۵۲ ۰ 

بيد ان مما تجدر الاشارة اليه هو ان التوسط لا بتحتق عمللا الا 
» اذ بختلف منسوب ماء النهر بطبيعة الحال من عام الى اخر ٠‏ 
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بحرة فکتوریا : - 
يعتبر نهر لفيرونزا بالقرب من بحيرة تنجانيقا اقصى منابع النيل ٭ 
وهو بعد 146 كيلو مترا ( 416٠‏ ميلا ) عن فرع رشيد حيث ,يصب النيل 


ف البحر الابيض التوسط ٭ 
وتبلغ مساحة بحيرة فكتوريا ۷۰۰۰ كيلو متر مربع » وهي تمد 
۳ 


ٹیل شکتوریا الذي بخرج من مساقط ریہون يما يزيد عن ۲۱ مليارا 
الامتار المربعة في التوسط كل عام ٭ 

وهذه الساقط هي آولی المساقط المندفعة التي تق تقع في الطر اربق لبحيرة 
کیوجا » وهي تد ہت صالحا لتولید 
الکهرباء ٭ 

ولا بختلف منسوب الجریان من البحيرة كثيرا » في خلال اشهر 
السنة ء الامر الذي فيد بصفة خاصة ف ري الاراضي الزراعية في خلال 
فصل الصیف في الشمال ٭ 

ویتراوح تصريف الاء من البحيرة ما بين ٦۷‏ ملیارا من الامتار المربعة 
في پونيو الى ۵۳ ملیارا في يناير ٭ 


بحرة کیوجا : - 


يمر مجری النهر النيلي ببحيرة کیوجا فیما بين بحيرة فکتوریا وبحيرة 
البرت » اذ يصب في بحيرة کیوجا على بعد ٠ه‏ كيلو مترا من نمساجلسي 
ویخرج منها بالقرب من مسندي ۰ 


وتغطي آوراق البردي حل اہ جی ان الماء الذي بظهر علیها 
لا بتجاوز ۱۷۰۰ كيلو مترا مربعا في حين ان الماء الذي بنساب فیها بتجاوز 
۰ کیلو مترا مربعا ٭ 


وتتسیب هذه البحيرة اساسا في تعطیل وابطاء مجری النهر النيلي: ٠‏ 
ویباغ اعلی منسوب لتصريف الاء منها في سبتمبر ٠‏ 


وهناك عدة مساقط اخری للماء تبدأ من آنورا ء على بعد ۰۰ كيلو 
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مترا من میناء مسندي » وتنتھی عند مساقط میرتشیزون ذات النظر الخلاب 
امثير ؛ على بعد ۲۰ كيلو مترا من شرق بحيرة البرت ٭ 
بحرة البرت : - 


بدخل مجری النهر النيلي بحيرة البرت من موخرتها الشمالية ولا 
بخرج منها الا على بعد بضع کیلومترات » في اقصی الغرب » عند بنایمور» 
التي تبعد 0۱۸۰ كيلو مترا من البحر التوسط ۰ 

وتبلغ مساحة البحيرة ۰۳۰۰ كيلو مترا مربعا ء ولیس لها الا رافد 
واحد » هو نهر السمليکي ٭ 


ويصب نهر السمليكي » الذي ينبع من جبال رونزوري » في موخرة 


الجمة. الجنوبية من بحيرة البرت » ویتسبب مع الكميات الناتجة من الامطار 
على البحيرة ء في زيادة تصريف الماء منها ء اذ يبلغ الاسوب هر۲۳ مليارا 
من الامتار المكعبة من ا اء في المتوسط سنويا ٭ 

وتبلغ اعلی نسبة للتصريف ۷۱ مليارا في ديسمير ٭ 

من بحيرة الہرت الى منجلا : - 

يسمى مجرى النهر النيلي عند هذه المنطقة « بحر الجبل » ء وذلك 
ابتداء من نيمولي الى الرجاف ٭ 

ویزید منسوب الاء في هذه المنطقة على ۲۷ مليازا من الامتار المكعبة 
في منجلا » ننيجة الروافد الغزيرة التي تتصل بالمجرى النهري النيلي » 
واكبرها آسوا وكايا وكيت ٭ 

وتعتمد السيول' الغزيرة الماء في هذه المنطقة اساسا على الفترتين 
اللتين تهطل فيهما الامطار بغزارة في التلال الجاورة + والتي تسبب ارتفاع 
منسوب الماء حتى يبلغ في المتوسط ۷۵ ملیارا في مابو ء بل يصل الى ٩۰‏ 
مليارا في سبتمبر » ثم پنخفض فيما بين مابو وسبتمبر ٭ 


وتنعدم الامطار في خلال الفترة ما بين ديسمبر ومارس » وتجف 
الروافد ء ولذلك فان جميع المياه التي تجري بمنطقة منجلا تأتي من بحيرة 
البرت ٠‏ 

ويختلف منسوب الماء في هذه الفترة ما بين 4< مه مليارا في 
و 

وتبدا سهول السودان المنبسطة من الرجاف التي تقع على النيل على 
بعد ۷ه كيلو مترا من منجلا ٭ 
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من منجلا حتی فم السوباط : - 
وتسمی هذه النطقة بمنطقة السدود ؛ حیث تفقد تقریبا نصف ال یاء 
التي تمر بمنجلا ء في الستنقعات التي تمتلىء بنبات البردی والقصب 


البري ٭ 


ولا تتجاوز مناسیب الیاه التي تعبر الستنقعات الى فم السوباط ۱6 
ملیارا من الامتار المكعبة في التوسط » من كمية تبلغ ۲۷ ملیارا ٠‏ ویسیر 
جریان النھر في خلال هذه المنطقة في مجری صعب » حتی بضیسق حیزه 
الصغير عن استیعاب الاء التدفق من منجلا ء فتتدفق المياه على الضفاف 
مکونة مستنقعات و اسمة على الجانبین او احدهما » وهي تفع في مستوی 
منخفض عن النهر ٭ 


وتفقد کمیات هائلة من الماء تتیجة النتح والتسرب والتبخر ٠‏ 


ولعل مما بسترعی النظر لهذه الظاهرة » هو ان الامطار التي تهطل 


في المنطقة ولا تتجاوز ٭۹۰:ملیمترا تجد تفس المصير من الفقدان » 


وتبلغ مساحة المستنقعات الدائمة وفقا للخرط الجوية ۸۳۰۰ كيلو 
مترا مربعا » ولكن الواقع ان ذلك يعتمد على تذبذبات النهر النيلي خلال 
اشهر السنة ء وما بين عام واخر ء كما بعتمد ذلك على منسوب المطر ايضا + 

وبناء على ذلك ٠‏ يبلغ عمق الماء الذي يفقد ۱/۰ مترا ولذلك فان 
نسبة ما يفقد من ماء الامطار لا يفقد من ماء النهر ۹ : ۱۵ آي ۰۳/۵ 

ولقد سبق ان ذكرنا ان منسوب الجريان في منجلا يبلغ أعلى نسبة 


۷ مشروع جونقلي - ٢‏ 


ويبلغ ادنى انخفاض ا منسوب في فبراير ومارس ٭ 


وتجف الاراضي الجاورة للنهر في خلال الفترة الحرجة اي موسم 
انخفاض المناسيب ٭ 


يبلغ منسوب الجربان ورم" ملیارا في السنة في قرية صغيرة بمنطقة 
جو نقلي » تسکنها احدى قبائل الدينكا ء وهي تبعد ۱۱6 كيلو مترا سن 
عاك و و لو سام ل 1 

ويبلغ المنسوب ذرى ارتفاعه في سبتمبر اذ يبلغ ۷۷ ملیارا ثم ینخفض 
الى 4ه مليارا في شهري مارس وابريل ٭ ويبلغ منسوب الجريان أكثر 
الاحیان ۲۹ مليارا ی رأس بفلو ٭ 


والمليارات الاربعة التي تجعل منسوب الاء ۱۶ مليارا في مؤخرة 
المستتقعات ء بحملها بحر الزراف وهو مجرى يوازي بحر الجبل ٭ 


ات على بعد +٠٠‏ کیلو مترا 


+عند بحيرة نو » يأتي بحر الغزال من الغرب ٭ 


وعلى الرغم من ان متوسط ما يتجمع من امطار بقدر بحوالي ٠١‏ 
۱ء الا ان معظم مياهها تفيض وافقد في المستنقعات عبر مجراه» ولذلك 
غذى النيل باقل من مليار + 

نهاية منطقة المستنقعات » يختلف منسوب الماء خلال اشهر السنة 
اختلافا ضئیلا ء اذ يبلغ في پولیو ٦‏ مليارا » ويصل الى 4١‏ مليارا في 
0 


۸۸ 


الغزيرة ا يبلغ ذروة ارتفاعه کل عام ٭ 
إ. .من فم السوباط الى الخرطوم  :‏ 


الظاهرة المميزة لمجرى النهر النيلي » الذي يطلق عليه في هذه 
المنطقة ء الیل الابيض » هى ان عمقه لا يزيد في المتوسط عن ١‏ سنتیمتر 
لکیلومتر » وذلك خلال مسافة لا تقل عن 4م كيلو مترا ٠‏ 


ويغذي نهر السوباط الذي يلتقي بالنھر النيلي على بعد ۱۵ ميلا 
جنوب ملاكال » الامطار التى تصب في هضاب ومرتفعات اثيوبيا ٭ ويعتبر 
السوباط اهم الروافد في المنطقة ما بين منخلا والخرطوم ٠‏ 
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يبلغ منسوب جربان النھر في ملاكال هر۲۷ ملیارا في التوسط في 
السنة » اذ تمده الستنقعات بمقدار ١4‏ مليارا تقریبا ء ويمده نهر السوباط 
سقدار در۱۳ ملیارا ٭ 


وبرتفع منسوب جربان النهر النيلي تدریجیا منذ بداية پونیسو حتی 
بلغ ة ارتفاعه في نوفمير ۱۰۵ ملیارا » اذ یکنسب من السوباط ٦٦‏ 
مليارا » ثم يندفع مجری النهر النيلي بماء السوباط في جربان معتدل في 
السرعة ؛ حتى بهبط الى ادنى منسوب فیما بين منتصف مارس ومنتصف 
مایو الى ٥٤‏ مليارا ( ۸ منها من السوباط ) + 


ويعتمد مستوى النهر من ملوط شمالا اكثر فاکثر على تآئیر خزان 
جيل الاولياء ٭ ففي ملوط عند موضع منعزل ء بلغ المدى العادي ۱۱/4 
مترا » وعند الجبلین ۲٢/١‏ مترا وعند كوستي ٤‏ امتار » ويبلغ في المجرى 
الاعلى عند خزان جبل الاولياء » على بعد ٤٤‏ كيلو مترا من الخرطوم 
۱ مترا ٭ ويبلغ طول الخزان ۰۰۰ كيلو مترا ٭ 


وتبلغ سعة الخزان ۲/۱ ۳ مليارا ٠‏ 

وهو يملء في اغسطس وسبتمبر عندما :يفيض الثیل الابیض عسادة 
وتزداد مباهه لما بلتقي بمياه النیل الازرق الغزيرة المتدفقة المندفمة في 
الخرطوم ٭ ويفرغ الخزان في فبراير او مارس ء وفقا للظروف الملابسة 


لخزان اسوان ٭ 


ويبلغ منسوب النيل الابيض في الخرطوم 40 مليارا ف المتوسط ٭ 
النیل الازرق 
ينبع النيل الازرق من هضاب اثيوبيا کرافد صغير من نهر اباي # 


۳۰ 


الذي ببعد ١۷٤۷‏ كيلو مترا من البحر الابیض التوسط + 
ویتفرع من نهر اباي مجری.صنیر يصب في بحیة اناه 
وتباغمساحة پحيرة تانا ۳۱۰۰ كيلى مترا مریما > 


ويبلغ تصرف الاء منها ٤‏ ملیارات في التوسط سنويا ٭ وهو مقدار 
یت اذا.ما قيس بالتصرف للنیل الازرق» الذي يبلغ:في التوسط وراه 
ملیارا ٠‏ 


وتلتقي روافد النيل الازرق الرئيسية به في ائیوبیا ء ولسکن نهري 
انرهد والدندر يلتقيان به في السودان » وبمدانه.بالماء اثناء فصل الامطار 
نا 

ویقع خزان سنار على النیسل الازرق » على .بعد ۳۵۰ كيلو مترا 
وب او ا 

وهو يكون حوض سعته :۷۸رہ مليارا من الامتار الکعبة ء تشد 
الى ۱۰۰ كيلو مترا حتی مجری النهر ۰ 

وسلء الخزان في :بولیو » ویستخدم لحخز الیاه الفائضة سا 
برفع منسوب الاء بدرجة كافية حتى ترعة الجزيرة الرئيسية ٭ 


ویملء باقي الخزان في نوفمبر » ویفرغ في الفترة ما بين فبرایر حتی 
یره 


وتعتمد الزراعة جمیمها في السودان - وفقا للنظام الحالی - سواء 
بالراحه. او الطلمبات » على الیاه ا خرونة بحوض سنار > وذلك بعد اول 


NI 


:ابر فیما عدا بعض الاراضي التي تستمد مياهها من النهر مباشرة ٠‏ 
من الخرطوع تلحر ابو او 


بعد ملتقی النيلين الازرق والابیض بمدينة الخرطوم » مسافة 
تنجاوز ۲۰۲۵ كيلو مترا من البحر الابيض التوسط + 


وتزید سرعة جریان النیل الازرق عن التبل الابیض ‏ زيادة كبيرة في 
زەن اافیضان » ولکن ينعكس الوضم في الاوتات الاخری ۰ ويتراوخ 
منسوب النيل الازرق عند الخرطوم ما بين 50۰ ملیارا في اشسطس في 
التوسط في السنة ء الى ۱۱ مليارا في ابريل »في حين ان منسوب التيل 
الابيض يبلغ ۱۱۷ مليارا في اکتوبر و ٤٤‏ مليارا في ابریل + 

ویطلق على مجری النهر النيلي بعد الخرطوم » التیسل الرئيسي » 
ولغ منسوب جريانه ۷۱ مليارا من الامتار المكعبة » يستمد منها ١ه‏ 
ملیارا من النيل الازرق و ٥٢‏ مليارا من النیل الابيض ٭ 


ويكاد المنسوب يبلغ ٥۷٥‏ مليارا في افسطس » ولكنه بنخفض حتی 
بصل ۷ه مليارا في أبريل + 


وتصل نهر عطبرة بمجری النيل الرئيسي على بعد ۳۲۵ كيلو مترا 
من الخرطوم ٠‏ 


ورغم ان الجفاف يصيب نهر عطبرة منذ ینابر حتى مایو ؛ الا انه 
سد النيل بمقدار هرا۱ مليارا في المتوسط في السنة > بل يبلغ تصريفه 
٢‏ ملیارا في اغسطس ٭ 
وليس ثمة روافد اخری تاتقي بمجرى النهر النيلي فيما بعد ذلك » 
ککا 


حتى حلفا ٠‏ 

وتبلغ سعة حوض خزان اسوان ء الذي ببعد ۱۱۸۰ كيلو مترا عن 
البحر الابيض المتوسط » ما يقرب من ه مليارات ٠‏ 

ويبدأ ملء الخزان عادة في اوائل اكتوبر » ويكمل التخزين في ينايره 

ويشرع في التصريف حالما بنخفض المنسوب العادي للنهر عن الكمية 
المطلوبة للزراعة » في خلال فبراير مع تغيرات وتذبذبات من عام الى آخرء 

الزراعة بمصر 

وعندما تبدأ زراعة الاراضي التي تركت بورا بالذرة بمصر في اواخر 
پولیو ء یشرع بعد ذلك في زراعة آکثر الاراضي ء ويكون الري على اشدہ٭ 

ولا كانت هذه الفترة تتوافق مع الفيضان الطبيعي للنهر ء فلا یموق 
أاري » والحال هذه ء الا ضيق القنوات لاستيعاب مزيد من الماء ٭ 

وعندما يصبح الجو باردا في اكتوبر » تقل الحاجة تدریجیسا للماء » 
وتزرع نصف الساحة القابلة للزراعة تقريبا بالنباتات الشتوية كالحبوب 
والبرسيم » التي لا تتطلب ریا مستمرا * 


وتقفل جميع القنوات في بناير لتنظيف عوالق الطمي واجراء 
اصلاحات في طرق تنظیمها ٠‏ 

ويستمر جني المحاصيل الشتوية من مارس حتی یونیو » على ان 
تزرع في نفس الوقت » المحصولات الصيفية الرثيسية مثل القطن والارز» 
في نصف المساحة التي تركت بورا او زرعت بالحشائش مثل البرسيم » 
على ان يترك الباقي بورا بعد جني محاصيل الحبوب + 


ری 


ولكي نتجنب تذیذبات ايراد الماء في الصيف من عام الى اخر ء كما 
تنبیء بذلك في مارس » فان طاب ا اء بضبط عن طریق تحديد كميات 
الماء التي توزعها القنوات لري زراعة الارز » ومن ثمة تحدد المساحة 
المزروعة ارزا ء اذ ان هذا الحصول یتطلب كميات وافرة من الماء » اذ تبلغ 
مرتين ونصف مما تحتاج اليه زراعة القطن » بالنسبة للمساحة الواحدة ٭ 


وعلى هذا تستخدم زراعه الارز عندما يراد استهلاك المياه المتوفرة 
في المنطقة ٠‏ وتوجل زراعة الذرة التى تتطلب ربا وافرا للاراضي البوز > 


حتى زمن الفیضان ۰ 
التوسع في الزراعة 
يعتمد تطوير الزراعة في مصر وشمال السودان على ضبط الیل * 


والفرض من .ضبط جریان الیل یجب ان يكون هو ضمان امداد الماء 
بقدر الامكان في الوقت الملائم ء وذلك على افضل وجه مسکن ٭ وهنالك 
كميات هائلة من المياه تنوافر ما بين اغسطس وینایر » ولكن النسوب 
الطبيعي لمجرى النهر النيلي لا يكون كافيا في الفترة .الشحيحة ما بین 


فبراير حتى یولیو ۰ 


ولعل مما يدعو للاسف ان مياه الفيضان في كل من نهري النيل 
الازرق وعطبرة تحمل غرينا كثيرا بحول دون التخزين في خزان سنار او 
اسوان الا عندما تنتهي باكورة الفيضان ٠‏ لذلك فانه رغم تنفيذ خطة 
مشروعات النیل الکبری باشرها, » فان امدادات ا میاہ في الصيف لن تکون 
كافية في السنين التي يكوون فیھا۔ منسوب الجریان منخفضا الى حد كبير » 
كم حدث في عام ۳ » الامر الذي يتطلب تقييد تصرف المياه » في مثل 
هن الحالات نك مكل وسر 


f 


النصلالثاف 
مر ضبط جریان :النیل 


موجز الخطة 

نتناول في هذا الفصل بحث وسائل ضبط جریان النيل ء التي تعتبر 
خرورنة » وطرق التخزین + 

وتتناول بالبحث مشروعات الیل الکبری بالاستوائية واعالي النيل 
ببعض التفصیل » بعد وصف الاقسام الضرورية الکو نة للخطة بلالنسبة 
لحوض الئیل باسره » اذ يعتبر ذلك امرا لازما لتببان,علاقة كل قسم 
بالاخر ٭ 


۱ 

ذلك انه فضلا عماء تقوم به خزانات سنار وجبل, الاولیاء واسوإن من 

حجز سنوي للماء » فا الخطة. اضبط» جر بان النیل ء تتطلب القیام ہما يلي: 

أ تشبيد خزان رئيسي جديد على النبل ما بين عطبرة ووادي 

حلفا ».من اجل الوقایة من غوائل الفيضانات الغللیةء ولاغراض: التخزین 
السنوی ۰ 

ب - تشبید حوض کبیر التخزین الستمر بالقرب من بحيرة فکتوریاء 


o 


تصريف الاء لبحيرة كيوجا » وتشييد حوض اصفر عند بحيرة 


ارت 


ات ق قناة لتحویل مجری النهر النيلي من منطقة السدود » لكي 
تتساب في الیاه الواردة من بحيرة اليرت بادنى قدر من الففد 
والضياع » وذلك بالاشتراك مع بحر الجبل + 


ع ب تشييد حوض للتخزين الستمر على بحيرة تانا لزبادة الاراضي 
ہمص والسودان » وللمساعدة في الوقایة من اخطار وغوائل 
الفيضانات العالية بالنسبة لاقطرین » ولكي يقوم باعمال التخزين 
الاضافیة ٠‏ 


مشروعات النيل الكبرى بالاستوائية واعالي النيل 


الغرض من مشروعات الري جميعها » بما في ذلك مشروعات اليل 
الکبری بالمدیریات الجنوبية » هو زيادة تمیات الاء لزراعة اكبر مساحة 
ممكنة من اراضي مصر والسودان » عندما لا تكون الامدادات الطبيعية 
لاه النيل کافیة لذلك . 


ويفيض كل من نهري النيل الازرق وعطبرة » في يوليو » وتصبح 
مياههما غزيرة تزيد عما تحتاجه الاراضی الزراعية لنصف السنة تقریسا 
ولكن ما بحري بهما في النصف الاخر من السنة لا يكون كافيا للزراعة 
عادة ٠‏ 


وتسمى الفترة الثانية » موسم انخفاض المناسيب > او الفترة الحرجة 
او الفترة الوافتة ٠‏ 


ويحتاج للمياه الاضافية في موسم انخفاض الناسیب » ویسکن ان 


تن 


إنقال على وجه الاجمال ء ان ذلك بحدث في خلال النصف الاول من‌آلسنة٭ 


وتهدف مشروعات ضبط الجریان النهري النيلي الى توفیر تمیات 
طائلة ء وذلك عن طريق التفلیل مما شقد من مياه في بعض الناطن وعسن 
طریق التخزين لتصریف الایراد في موسم انخفاض الناسیب + 


والطریق لتقلیل الفاقد من ا ماء ما بين بحيرة البرت والخرطوم ء هو 
لتقلیل مما يفقد. في المستنقعات بمنطقة السدود ٠‏ 


وستقوم بهذه الهمة قناة جونقلي » اذ تقوم باخذ جزء كبير صن 


اماه من بحر الجبل ء الذي سيغذي الستنقمات - في انوقت الحاضر - 
كما تقوم بتصریف الماء بالطريق الطبيعي فيما عدا ما يفقد بالتبخر عادة 
لانيل الابيض عند فم السوباط ٭ 


وعلى هذا » فان قناة جونقلي » ستحول مجری الاء عن طريق منطقة 
السدود » لتسمح لبحر الجبل إن يحمل ما بمق‌دوره دون فقد في نلك 
المنطقة ٠‏ 1 


ولكي تقوم القنا بلك » ولكي توزع لماء» ونقا کا هو مقرل او 
ET‏ 1 خفاضها ء فانه یجب ان 
تکون القناة ذا سعة تبلغ ده ملیارا من الامتار المكعبة من الماء ٭ 


ومن التوقم ان يكون مجری القناة مستقیما الى حد كبير ء لی 
مسافة طولها ۲۸۰ كيلو مترا » كما يجب ان يكون الجری صالحا للبلاحة» 


وسيستغرق شق مثل هذه القناة عدة سنوات بطبيعة الحال » ولربما 
تم تنفيذ ذلك على عدة مراحل » على ان بقصد من المرحلة الاولى انسیاب 


0۷ 


بعض الاء اولا ثم یتوسع فی ا مجرى فيماء بعد على الراحل التالية الختلفةء 


ولا تستطیع القناة بمفردها ان تقوم بتوزیع, الماء وفقاسلا هو مقرر او 
مطلوب في موسم ارتفا الناسیب وموسم.انخفاض الناسب » بل بتطلب 
لذلك ضرب من ضروب التخزین » والکان .الطبيعي اللائم. لذلك .هو 
بالقرب من بحبرة فکتوریا وبحيرة البرت ٠‏ 


وقبل ان نصف الاقسام الطبيعية. المكونة لشروعات النیسل الکبری 
تعین علینا وصف اشکال التخزین الختلفة ہما في ذلك التخزین لقرن ٭ 


A 


افص لالثالكٌ 
آشکال التخز ین الختلفة 


التخزین السنوي : - 

یطلق تعبیر « التخزین السنوي »على ابسطانواع: الضبط » وهو 
ما یقوم به كل من خزانات سنار وجبل,الاولیاء واسزان ٭ 

والغرض الاساسي,من التخزین السنوي هو حجر كميات من:فائض 
الفیضان » بقصد تصرريفها: في الفترة :الحويجة :على دفعات مناسبة للزراعة ٠‏ 

وتنم دورات ا ملء والتخزين والتفريغ كل عامء كنا تدل على ذلك 
معانی الکلسات ٭ 

التخزین ,الستمر : - 

قد لا يكون الفيضان العادي.في بعض السنوات کافیا للء الخزان » 
كما قد شض عن الحد المقرر فقاوان آخری ٤‏ فهدر کساٹ کرد 
لصب في البخر التوسط في وقت یکون فيه من السکن تخزین الفائض من 
شاه ات 

وینکن تجنب فقد هذه الیاه عن طریق نظام بوازن بين الانرادات 


55 


اللنغیرۃ المنذ بذبة من عام لاخر ء اي عن طريق نظام لتسوية الابراد الطبيعى 
للثهر على عدد من الستوات ۰ 1 


وتم ذلك عن طریق نظام التخزین الستمر + 

ولعله من حسن الحظ ان يكون ف الاستطاعة تخزین کمیات هائلة 
من المياه من كل من بحيرة فکتوریا والبرت » ذلك لان كمية التبخر مسن 
سطحیهما تکاذ تموضه الامطار الغزيرة علیهما » كما ان اتساعهنا بساعد 
على ااتخزین المستمن ۰ 

التخزین لفرن : - 

وسیشمن اتباع نظام محكم لاتخزين الستمر » تصرف الاء في كل 
فترة على وتيرة واحدة كل عام ء من اعوام الفترة الطويلة المقررة + 

وكلنا طالت الفترة التى بحافظ فیها على ذلك المتوسط » كلما 
استطعنا ان تخذ جانب الحيطة والامان ضد غوائل الفيضان في بعض 
السنوات » وكا من الواجب ان يكون حوض التخزين ذا سعة بالغة ٭ 


ولقد قام بدراسة هذه الظاهرة الدكتور هه وء هیرست » الذي كان 
يعمل خبيرا للري بوزارة الاشغال العمومية الصرية » وانتمی من دراسة 
نظرية الارجحية او الاحتمال مع تحليل الظاهرة المترولوجية لتصريف 
الكمية ال مناسبة من عام لاخر في التوسط ٠‏ 


وأوضح أيضا سعة التخزين المطلوب لتوفیر الحصة التي يلزم 


تصریفها سنويا ٭ 
وهنالك جداول محفوظة بتضريف الماء من بحيرة البرت منذ عام 


N 


عام هي المدة التي يمكن ان تحسب عليها » من ناحية نظربة » الكبية 
المطلوبة للتخزين في خلال ۹۹ عاما من القرن ء وان الرقم الناتج » وان كان 
كبيرا ء الا انه ليس من العسير عدم الوصول اليه ٭ 

ولذلك فان خطة مشروعات النيل الكبرى تشتمل على مشروع 
التخزین لقرن ۰ 

التخزین العادل : - 

ليس هناك الا علاقة ضئيلة مباشرة بین اسباب الطر في أثيوبيا ء التي 


پستمد منها النيل. الازرق ماءه ء ويوغندا التي ينبع منها النيل الابيض ٠‏ 
وعلى هذا ء ليس هناك الا ارتباط بسيط بین تصرف الماء في كلا النهرینء 


ولذلك بحدث دائما انه عندما يكون جريان النيل الازرق مرتفعا 
عن المنسوب العادي » يكون منسوب النيل الابيض اقل من المعتاد » 
والعكس صحيح ٠‏ 

وهذه الظاهرة الطبيعية يمكن ان تمتد اليها ید الضبط الصناعي » 
* حتی انه عندما يمد النيل الازرق الزراعة بالمياه الكافية » یسکن حجز جزء 
هن الحصة التئ یصرفھا النيل الابيض ٭ 

وهو أمر ممكن اذا زیدت مياه النيل الازرق » 

وبعبارة اخرى » ان جزءا من مياه النيل الازرق :یعتبر كما لو تم 
تخزینه بالنيل الابیض ٭ 

وان التخزين المعادل لجزء من ماء احد النهرين ء بالنسبة لازيادة في 


۳۱ 


آي رافد او مجری يغذي النهر الرئيسي ء وان كان على بعد-الوف الامیال» 
۳۴ 0 0 

النخزین من الوقاية من الفيضانات العالية : - 

ینکن ان يحدث احيانا نادرة ء حتی لدی استخدام نظام التخزین 
لقرن ۰۰ فیضان جائح مرتفع جداء عندما یکؤن حوض ا 
و 


واذا حدث ذلك في البحیرات الاستوائية » 
الاراضي التبلية بالجنوب .۰ 


ولكي نحول دون وقوع مثل.هذه الکوارث فانه يجب تخزین بعض 
كميات الاء في مثل هذه الظروف القاهرة ء على آلا نلج لذلك في غيرها ٭ 

وبطلق على هذا النظام « التخزین من اجل الوقاية من الفیضانات 
العالية » ۰۰ 

ومنذ الوقت الذي بستخدم فيه هذا التخزین لاول مرة » يجب ان 
يسمح بمرور الحد الاقصی من التصريف على مجری النهر باستمرار » حتی 
يفرغ مرة اخری حوض التخزین الوقائي نافیضانات * 

ولیس هذا النظام ضروریا بالنسبة للجنوب من غوامل الفیضان 
العالي من بحر الجبل فحسب » بل هو ضروري ایضا في الشمال لكي بحد 
التصرف من تبارات المياه الغزيرة الندفعة من النیل الازرق » سواء نسبة 
للسودان او مصر ٭ 


۳۲ 


مشروعات النيل الكبرى 


تعتبر الشروعات التالیےۂ هي المشروعات التي تتکون خطة ضبط 
جریان النيل  :‏ 


۱ ل تشبید حوض كبير جدا بالقرب من بحيرة فکتوربا ء على ان 
یکون هة سد على شلالات اوین » بتضمن محطلة اص ا 


۲ - تشييد حوض بالقرب من بحيرة کیوجا ؛ على ان یکون بمخرجه 
منظم للماء ٭ 

۳۔۔ تشیید حوض کبیر جدا بالقرب من بحيرة البرت » على ان يكون 
ثمة سد في موقع مناسب ء بحدد فيما بعد سواء في.موتير او نيمولى ٭ 

٤‏ - اقامة خزان صغير للموازنة او عدة خزانات بقع او تقع بين خزان 
بحيرة البرت:والرجاف ٭ 

ه - شق قناة تمتد من جونقلي الى النيل الابيض بالقرب من فم 
السو باط » على ان تكون شمة قنطرة عبر النهر قرب جو نقلي » لكي تدمح 
بتصريف الماء بين النهر والقناة وفقا لنظم مقررة ٭ 


۳ مشروع جونقلي - ٣‏ 


بحرة فکتوریا : - 

سیکون حوض فکتوریا هو الحوض الرئيسي لتخزین الا تخزينا 
ما 

وسیکون الدی الاقصی للمستوی ثلاثة امتار ٭ 

ومتکون السعة الكلية ۲۰۰ ملیارا تقریا » 

ولقد شرع في بناء سد على مساقط آوین ٭ 

وهو يقوم بامداد بوغندا بالقوی الكهربائية من ناحبة ؛ كما یقوم » 
من ناحية اخری » بضبط جریان النهر النیلی المنصرف من البحبرة لفائدة 
الزراعة في کل من السودان ومصر ٠‏ 

۔وتخضع الاجراءات والخطط الكاملة لاعمال حوض فکتوریا لزید 
من الدراسات والاتفاقیات الدولية » ولکن کیفما يكون الامر » فانه يجب 
الا يقل تصرف الاء من بحيرة فکتوربا عن 44 ملیارا وذلك لاغراض تولید 
الکیرباء أيضا ٭ 

بحرة كبوجا : = 

ستكون المهمة الرئيسية لخزان + 
وبطء الجریان في الفترة ما بين حدوث التغيير في التصريف من بحيرة 
فكئوريا وما بین تأثيره على منسوب الجریان ف بحيرة اليرت ٭ 


وقد یقوم خزان بحيرة كيوجا ايضا بتخزين بعض المياه الاضافية ٭ 


۳ 


بحرة البرت : - 

سیقوم حوض البرت بالتصريف بالتعاون والتنسيق مع صوض 
فكتوريا » اذ يجب تصرف الماء من حوض البرت في اوقات انخفاض 
وارتفاع الناسیب وفق نظم مقررة خلال السنة ٭ 


ویجب ملء جزء بسیط من حوض البرت » على ان بظل الباقي فارغا 
لكي ننسع للمياه التي تفيض في اوقات الفیضانات الجامحة » لحماية 
السودان من غوائل واخطار مثل تلك الفيضانات ٠‏ 

خزان الوازنة : س 

لكي نقضي على التذبذبات الكبيرة في مناسيب جريان الزوافد التي 
تصب في بحر الجبل ما بين خزان البرت والرجاف » ومن ثسة نمنع ان 
يكون تصرف الماء في منجلا زائدا عن الحد المعقول في الظروف المقبلة 
( اذ سیکون ۱۲۰ مليارا على ادنی تقدير ) فان ذلك بتطلب بسالضرورۃ 
وجود خزان صغير او عدة خزانات صغيرة » لتنظيم تصرف المياه ٠‏ 

وتقدر سعة خزان التنظيم ہملیار و نصف ٭ 

وسيكون استخدامه ضروريا خاصة في وقت الفيضان وانسياب الماء 
من البحيرات الاستوائية 
بصفة مستمرة لفترة طویلة ٭ 

ولقد اقترح موقع الخزان في مكان ملائم عام 1949 بعد دراسات 
تفصيلية مؤیدة بالخرط + 


» اذ سيكون التصریف من بحيرة البرت عاليا 


fo 


قناة جونقلي : - 


الغرض من شق قناة جو نقلي هو السماح لكميات ا اء الوفيرة التي 
تصل منجلا » ان تنساب عبرها حتى تصل الى النيل الابيض » ودون ان ١‏ 
تمر بالطريق الطبيعي الحالي الذي تفقد خلاله كميات هائلة من الماء عند 
عبورها المستنقعات ٠‏ 


٦ 


واقترح شق القناة من نهر الاتم ( الوازي لبحر الجبل والذي یغذی 
من ماله ) » بالقرب من جو نقلي » على ان تمد بطریق مباشر حتی تصل الى 
النيل الابيض بالقرب من فم السوباط » لمسافة ۲۸۶ كيلو مترا تفریبا ٭ 


: ولكي یتم التصريف الناسب للكميات التوقع تخزینها في لحواض 
البحیرات الاستوائية » ویقترح شق مجری بتسع لتصريف ہہ ملیارا من 
الامتار المكعبة من ا اء » وتشييد منشثات لاعمال الضبط على نهر الاتم 
بالقرب من جونقلي ۰ 
وفي الرحلة التاليّة لاستخدام موارد النيل كلها » بقترح توسيع 
اجربان.٭۸ مليارا تقریبا ء الامر الذي بتطلب ایضا حفر قنوات في منطقة 
الاتم » وتشييد منشئات لاعمال الضبط عبر بحر الجبل + 


اسر !اس 
النيل في المستقبل 
يتعين علينا بعد وصف مجاري النهر النيلي في المناطق المختلفة» بحث 


الاعمال والاثار التي بسکن ان تنتج من تنفيذ مشروعات النيل الكبرى ٠‏ 


ولقد سی لنا وصف مناسب الل ف الو مد سے 


اما بالنسبة لما بحدث مستقبلا » فانه رغ ة ف وضوح الرؤية وحدھاء 
نتناول مرحلة من مراحل تنفيذ هذه المشروعات فحسب » اي عندما يمكن 
تخزین الماء في المديريات الجنوبية » وتشق قناة جو نقلي لتصريف ہہ مليارا 
من الامتار المكعبة ٭ ١‏ 


ويوتفع منسوب الیل ؛ في الظروف الحاضرۃہ في موس الفيضان (في 
فترة ارتهاع الناسیب ) » وينخفض في بافي اشهر السنة اي في الفترة 
الحرجة ( فترة انخفاض الناسیب ) * 

وعندما یتم ضبط جربان النيل في الستقبل لد الاراضي الزراعية في 
الشمال بمزيد اوفر من الماء ء فان الوضع الطبيعي سيتغير » اذ ستظ 
مناسيب الماء في فترة ارتفاع النهر منخفضة الى حد ما ء وستزداد في فترة 


۳۸ 


انخفاض الناسیب ٭ 


وعندما يبلغ منسوب الجریان في القناة هه مليارا ء یکون ذلك 
آقصی سرت يشل اله خلال انت 


» لكي تنسع لنسوب يبلغ ۸۰ مليارا من الامتار 
المكعبة من ا اء سيتغير ایضا منسوب التصريف في كل من موسم الفيضان 
والفترة الشحيحة » تبعا لحاجات الزراعة » لامدادات المياه الواردة من 
الاجزاء الاخرى لحوض النهر » بيد ان الظروف المغايرة لذلك قد لا تكون 
كاملة ٠‏ 


وعندما توسع 


وفضلا عن ذلك » فانه في خلال الاعوام القليلة النادرة عندما يكون 
فيضان النيل جائحا جامحا جدا » وتستخدم احواض البحيرات للتخزين 
تخفیفا من غوائله واخطاره ء فانه تتوجب زبادة التصریف باستمرار » 


واربما امتد ذلك خلال اعوام طويلة ٭ 


وعلى هذا » فان الضبط الصناعي اجربان النھر النيلي اما ان يكون 
تأثير شامل بحیث یجعل موسم انخفاض الناسیب فترة ارتفاع الناسیب» 
والعکس صحیح بالنسبة لوسم ارتفاع المناسيب » واما ان یجمل تصریف 
المياه مختلفا وفقا للظروف التي تملیها اعمال ومنشثات الضبط وتهذيب 
النهر في المناطق الاخری من حوض النيل ء او في الاوقات التي تتطلب 
فيها باستمرار تصریف الیاه تصريفا تجنبا للمياه الفائضة ٭ 


وسیوثر ذلك تآثيرا كبيرا على حياة ومعيشة السکان الذین ستمدون 
تماما على ايراد النيل الطبيعي في مناطقهم او اولئك الذين بعتمدون في 
ذلك على فترة انخفاض المناسيب ٠‏ 


۳۹ 


و ود ان تتناول بالتفصیل وصف الظروف الستقبلة في كل منطقة من 
مناطق جریان النهر النيلي في السودان ٭ 


من منجلا لفم السوباط 


سیکون ضبط جريان الهر النيلي عند منجلا عن طريق النشنات في 
أعلى النهر لمنسوب يبلغ ۲۷ ملیارا في العام ٭ 


وستنساب من هذه الكمية ۱۷ مليارا تقريبا في الفترة الشحيحة »> 
بینما سوف لا يعدو المنسوب ۱۰ مليارات تقرس في موسم ارتفاع النهر » 
والذي يعتبر انه منسوب كاف للملاحة ولمنع نمو الحشائش على مجرى 
النهر + 

وان اكثر ما يسمح به من التصريف في منجلا بتجاوز ۲۲ مليارا في 
موسم ارتفاع النهر » في حين ان متوسط المنسوب الحاضر ور ١4‏ مليارا » 
ويبلغ المنسوب ذروته عندما يصل ٩۲‏ مليارا ٭ 


وستطبق هذه القيود على المجرى من منجلا حتى جونقلي ؛ وهي 
المنطقة التى تعرف بالمنطقة الجنوبية ٭ 

وفقد النهر حاليا كميات هائلة تتدفق جنوب جونقلی » وخاصة في 
وادي العالياب » الى الحد الذي يصبح فيه من الضروري اقامة حواجز 
على بحر الجبل وحفر قنوات في الاتم » بل في العالياب ايضا ٠‏ 


مس ا ا I‏ 
قناة جونقلي » وستنساب ۳٣‏ / منها لبحر الجبل » وهذه الكمية الاخيرة 
هي .التي يمكن ان يحملها بحر الجبل وبحر الزراف دون ان تفققد في 
المستتقعات ۰ ي 


وسیکون اللسوب الذي يمر ادنی بحر الجبل اكثر قلیلا في موسم 
ارتفاع المناسيب » اذ يبلغ ۳٢‏ ملیارا » ولکن سینخخض جزيان الاء في 
القئاة حتى يبلغ ۱۷ مليارا وقد رؤي انه منسوب كاف لیمنع تكاثر نسو 
الاعشاب ٭ 

والنتيجة لذلك ء ان المنسوب الكلي للجريان في مؤخرة منطقة 
المستنقعات » من الانهار والقناة ؛ سيبلغ ۲۲ مليارا قي السنة » في جين 
ان متوسط المنسوب الحالی لا تتجاوز ١6‏ ملیارا ء 

وهذا بعنى اکتساب ۸ ملیارات » يتوافز منها ۷ ملیارات تقريبا في 
وقت ااخفاض الناسیب ٭ 

وهذه الظروف اللابسة اجونقاي بسكن ان تطسق ایضا على رأس 
:ناو بالقرب من بحر الجبل » وعلی فنجاك بالقرب من بحر الزراف حيث 
يقترب من هتاك نهر السوباط ٠‏ 

وتسمی هذه المنطقة بالمنطقة الوسطی ٠‏ 

من فم السوباط حتى الخرطوم 

بعتمد منسوب النهر النيلى الحالى اعتمادا كيرا عند ملاكال » في 
وقت ارتفاع المناسيب على نهر السوباط ء ولن بتغير ذلك كثيرا ٠‏ 

اما في الاوقات التي تنخفض فيها المناسيب » والتي يفيض حيز القناة 
فيها » فیتدفق منها ا اء غزيرا » فسيظل منسوب الاء في ملاكال وشمالهما 
غالبا » وان كان سینخفض الى حد ما حيث يكون جريان السوباط بطيئا 
ف هذه الفترة + 
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وسیستمر اللسوب کذلك من رأس بفلو وفنجاك حتی ملوط ؛ اذ 
انه عند الاخيرة یتحکم خزان جبل الاولياء في مناسیب النهر ء وان كان 
اللسوب لن ينخفض الى الحد الادنی الذي يبلغه وفق النظام الحاضر 
وتسمی هذه بالمنطقة الشمالية ٭ 

شمال الخرطوم 


لعل من السلم به ان متوسط النسوب الطبيمي نجریان النيسل 


الرئيسي کبیں جدا ء نتيجة تدفق المياه الغزيرة من النيل الازرق * 


وعلى هذا ء ان يكون ازيادة التصريف من النيل الابيض وقست 
ارتفاعه ء الا اثر قليل محدود » على الرغم من ان منسوب النيل سيكون 
اكثر قلیلا مسا هو عليه ٭ 


بقي علينا ان تقول ان الزيادة في موسم انخفاض المناسيب ہما يقرب 
من ۷ ملیارات والتی تتوافر في مؤخرة منطقة الستنقعات لن تتجاوز ه 


مليارات عند اسوان + 


القع | اسارس 


التغیبرات في الظروف الطبيعية 


ات العامة ١‏ 


في نظام النهر من 
نيمولي الى كوستي » لدى تنفيذ مشروعات النيل الکبری ٭ 


لعله من المأمول ان تترتب التغبير 


وتتلخص هذه التغییرات فيما بلي : 
النطقة الجنوبية 


سيكون منسوب الجريان من نيمولي حتى جونقلي في الاوقات 
الشحيحة في السنة » مساويا للحد الاقصی لمنسوب الجربان الحالي ٠‏ 


وسيكون منسوب الجربان مساویا للحد الادنى في الوقت الراهن ٠‏ 


وسيكون لمشروعات النيل الكبرى في هذه المنطقة آثار بالفة » اذ 
ستتفیر ظروف هذه المنطقة تغييرا جذريا في كل من موسم ارتفاع المناسيب 
وموسم انخفاضها ٠‏ 

ذلك ان الاراضى النائية اليفيدة عن النهر ستغيرها المياه في الفترة 


1 


الشحیحة ء ولن تنحسر عنها الا في فصل الامطار ء وهو عكس ما بحدث 
في النظام الحاضر + 


المنطقة الوسعلی 


سيكون تصريف الماء من جونقلي الى راس بغلو وفنجاك تقريبا » في 
بحر الجبل وبحر الزراف » في الفترة الشحيحة » مساويا الى حد کسیر » 
لادنى تصریف لمجرى النهر النيلي » في فترة ارتفاع النهر > وفقا للظروف 
الحاضرة ٠‏ 


اما في الاوقات التي يرتفع فيها منسوب النيل ؛ فانه لن يكون هناك 
الا زيادة بسيطة ذلك لانه على الرغم من ان التصریف من بحيرة البرت 
ن عاليا » الا ان الفاثض من الماء سینحدر للقناة » حتى یسکن تجنب 
زيادة مناسيب الماء في مجاري بحر الجبل وبحر الزراف + 


وف الفترة الشحيحة التي بقل فيها جریان النهر » سینخفض تصريف 
الاء من الحوض » ولن یسح الا بمرور الكمية الضرورية الكافية لاعمال 
الملاحة ولمنع تكاثر نمو الاعشاب في القناة.وفي بحر الجبل وبحر الزراف + 

وعلى هذا » سيجري العمل على ان يكون مستوى القنوات الطبيعية 
منخفضا » لثلا تتدفق الیاه على المستنقعات » اذ يفقد الان اكثرها بالتبخر 
والتسرب ٭ 

وسيترتب على ذلك الا تغرق المستنقعات والاراضى المجاورة لها 
با ماء » كما بحدث عندما يرتفع منسوب النيل + 3 

ولا كانت مياه الامطار يسكن ان تروي تلك الاراضي المجاورة ء فانه 
يجوز وضع نظام لتصريف الماء في هذه الناطق لكي تكون صالحة للزراعةء 
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النطقة الشمالية 


سيظل منسوب الاء عاليا مرتفعا في مجری النيل الرئيسي » من رأس 
بفلو وفتجاك شمالا » حتى ملوط ؛ في فترة ارتفاع المناسيب » بالنسبة 
للجریان والنسوب العالي لنهر السوباط ۰ 


وسیکون ا منسوب عاليا ايضا في الفترة الشحيحة س فترة انخفاض 
المناسيب وفقا للنظام الحالي - اذ سیکون منسوب الجریان كبيرا من 
حوض بحيرة البرت ء اذ سیمر الجریان في الجاري الطبيعية للنهر النيلي 
وف القناة ایضا + ۰ 


وان يكون هناك ذیذبات كثيرة في الناسیب - مثل المنطقة الوسطی 
- ولکن ہما ان منسوب النهر سیکون منخفضا في المنطقة الوسطی وعالیا 
في النطقة الشمالية » فانه بحب الوازنة بين المنسوبين عن طريق خزان جبل 
الاولباء » ولذا فانه من الأمول ان يكون الفرق بين المنسوبين في النطفتین 
اقل مما هو عليه في الوقت الحاضر ٭ 


وسیترنب على ذلك ء ان المياه ستغمر بعض الاراضي البعيدة النائية 
عن مجری النهر ۰ 


وعلی هذا ن لنا انه في المنطقة الجنويية فان المياه ستغمر الاراضي 
البعيدة عن النهر في الفترة الشحيحة ء وان هذه الاراضي لن تغمر بالیاه 
ف باقي السنة فیما عدا ما يهطل عليها من امطار ؛ في حين انه في المنطقة 
الوسطی حيث تزداد مساحة الاراضي البعيدة عن النهر الصالحة للرعسي 
7سس ا في اي وقت » ولكن لما 
كان من المامول تحسين تصریف المياه في هذه النطقة فانه سيتم تقليل تجمع 
میاه الامطار الى حد كبير في الاراضى الداخلية للنهر ٭ 


fe 


اما في المنطقة الشمالية > فان الیاه ستغمر جزءا من الاراضى البعيدة 
عن النهر طوال العام » في حين ان الماء بنحسر عنها في الوقت الحاضر في 
فترة انخفاض الناسیب » كما ان التذیذب في المناسيب سيكون قليلا ٠‏ 


ووفقا النظام الحالي » فان المراعي القريبة من النهر من جوبا الى 
کوستي ستكون خالية من النبائات عندما يصل منسوب النيل الى > ده 
الادنى ء في حين ان هذه المراعي ضرورية للابقار والضان والاغنام ء وهي 
ائمن ما يملك الاهالى ف هذه المنطقة ٭ اما في المنطقة الجنوبية » فلن تتوافر 
المراعي بها » اذ سيتغير نظام الوسمین على ما سبق ذكره ء وستغمر المياه 
تلك الاراضي عندما تکون قطعان الماشية في اشد الحاحة اليها ٠‏ 


اما بالنسبة للمنطقة الوسطى » حيث تمتد الراعي في محاذاة النهر الى 
مساحات شاسعة جدا » فانها ستفقد بعض الما تعتبر ريا طبيعيا لها » 
رغم انه ليس ريا كافيا ٭ 


ولعل من السلم به ان من اهم العوامل التي تؤثر على نوع وتوزيع 
النباتات في اي منطقة » تذبذب مناسيب النهر خلال السنة » ولذلك فان 
من المتوقع ان تحدث تغییرات كث في ربوع هذه المنطقة ء لائە في المسقى 
لن تروى هذه الاراضي الا بمياه الامطار او المياه التى تنساب آليها ممن 
الاراضي الداخلية للنهر » وليس مما يستمد مباشرة من مجاري النهر 
ات » انه لن شحقق من ذلك الا بالتجربة 


ولم تحدد بعد مدى هذه | 


العملية خلال فترة غير قصيرة ٭ 


وستقل تذبذبات مناسيب النهر في النطقة الوسطى ء ومن ثمة فان 
جزءا من اراضي ا راعی بها سیغمر بالماء طوال العام » ولن تكون صالحة 
للزراعة او الرعي ٭ 


11 


وينطبق هذا القول عندما تتم المرحلة الاولى من شق قناة جونقلي 
لانسیاپ هه ملیاراء اما عندما تتم المرحلة الاخيرة حتى بصل المنسوب الى 
۸۸ مليارا ۵ فسيغمر الماء جميع ارجاء هذه المنطقة ٠‏ 


! من ناحية تطویر الاتتاج الحيواني » فانه لا كان الاهالي یعتمدون 
دم شان کی ری ان از الحضاري 
لهم عتمد على تطویر واستغلال ثرواتهم يوائية العظيمة » فان 
رت رت ےت 
بلا ريب ء وكذلك على من یقیمون بالنطقة الوسطی وان كان من المأمول 
ان یکون التغبیر لصالح بعض الاهالي في جزء من هذه المنطقة ٠‏ 


۷ 


المَصّل‌اسایع 
مشاکل السکان 


تمھید : 

بمیش اكثر سكان هذه النطقة على حرفة الرعي » بيد انهم جمیعا ' 
يعتمدون الى حد ما على الزراعة وبعض الحرف الاخرى مثل صيد الاسماك 
كما تعيش فئة قليلة على صيد الحيوانات ٠‏ ویقیم اهالي هذه المنطقة في 
خلال فصل الامطار ( مایو - نوفمبر ) على الاراضي العالية بعيدا عن 
النهر ويقومون برعي الابقار في الاراضي التي تنبت فيها الحشائش نتيجة 
هطول الامطار ٭ وحالما تجف الحشائش كما تجف المياه الي تروي 
الاجزاء الداخلية من الاراضي ء يبدا الاهالي عموما في الهجرة من تلك 
٦ "+٤ 77‏ وتتم 
هذه الهجرات تدریجیا حيث تبدآ التجمعات النهائية القطعان في الستنقعات 
النیلیة في حوالي مارس وتنتھي في مايو من كل عام ٭ 


وتحفظ تربة هذه المنطقة بالرطوبة في خلال فصل الجفاف > و تتح 
لذلك تبقی الحشائش خضراء شهية للغذاء ٭ وتحدث هذه الھجرات غالبا 
في انتظام وتكرار ٭ وهي ضرورية بل ظاهرة مميزة لحياة السكان ٠‏ 


A 


ویدو ان عدد السکان الذين یقیمون ما بين جوبا وكوستي » 
4 ون ف معيشتهم على الرعي ء والذين ستصب اوجه ال 
لاي فيد ,1 باه و 
هذا التقدير الذي يعتمد على السجلات الرسمية ء لا يعني بالضرورة انه 
دقيق ء اذ من الجائز ان يكون عدد السكان اكبر من ذلك بکثبر ٭ 


وفضلا عن ذلك » فان هذا التمداد يشير الى من يسكنون هذه 
المناطق التي ستتآثر مباشرة بمشروعات النيل الكبرى » ولا تشتمل الذين 
ن في الاراضی والاطراف النائية » والذين سيتآئرون حتما بالتطورات 
الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة المجاورة ٠‏ وفضلا عن ذلك ء فان 
الاحتمال الراجح هو ازدياد عدد السكان خلال العشرين او الثلاثين سنة 
القادمة ٭ ولذلك قد يبلغ عدد من يتأثرون بدرجات نسبية وطرق متفاوتة 
ما يقرب من مليون ونصف مليون من السکان ٭ 


: ) المنطقة الجنوبية ( جوبا - جونقلي‎ ٠ 


تعيش كل من قبيلة الباري والانداري على امتداد النيل في الجهة 
الجنوبية من هذه المنطقة ( جوبا الى التومب عرضا ) في مرحلة تحول من 
الرعي الى مرحلة الاقتصاد الزراعي ٠‏ ولهذا السبب وحده ء فانه يجوز ألا 
تتاثر كثيرا مثل هذه القبائل التي تعيش في شمال المنطقة ٠‏ ورغم ذلك فان 
القبيلتين تملكاذ ن قطعانا كبيرة من الابقار والضان والماعز ٭ ويقوم افرادهما 
بالرعي في فبرائر ومارس على المراعي الواقعة في اطراف النهر والجزر التي 
تظهر بعد انحسار النيل عنها ٭ ولربما تتج من تن 0 
الكبرى اغراق الياه لکشیر من اراضي هذه المنطقة » ومن ثم مقا 
القبیلتان تلك المراعي » الامر الذي بدعو ہے رت 
پشرط ان تکون الراعي الجديدة كافية على الاقل لحفظ القطيع الحالي * 


4 مشروع جونقلي - ) 


ویدو لا ان هنالك احتمالا العثور على ات کو الداخلية 


البعيدة 7 أن تاثر ۲ کلیا متى كانت آکثر الاراضي الوحلة سوف 
تتكشف خلال موسم الزراعة ٭ 


بور أجوك » بور اثويتش » ودنكا العالياب : 
وف شمال القبيلتين المذكورتين » على امتداد خط عرض جونقلي » 
تعبش قبائل الدنکا التي يقوم اقتصادها اساسا على الرعي » والتي بعتمد 
تطورها اعتمادا كبيرا على الابقار ٭ وتوجد بالضفة الغربية لهر قبيلة 


علياب الدنکا بمركز ابرول » والتي بقع مقرها الرئيسي على بعد كبير من 
النهر > لكنها تهاجر الى وادي العلياب في فصل الجفاف ٠‏ 


بور دینکا بالضفة الشرقیة للنهر ٭ 


وتعيئن 


ولا كانت هذه المنطقة تغمر الاه الكافية ء فانة بدو ان للقيلة 
مراعي كثيرة » ولكن لا یتم ذلك الا في السنوات الني تكون فيها الامطار 
غزبرة » وعندما تحتفظ الاراضي بالرطوبة لتأمین اعادة نبو الحشائش 
۽ طوال العام ء فضلا عن وجود مياه تكفي ولو جزءا من القطيع ٠‏ 


وني ال لسنوات التي تشح فيها الامطار » بضطر كثير من افراد قبيلة 
البور نسوق قطعانهم لوادي العالياب جنبا الى جنب مع قطعان عالياب 


الدتكا ٠‏ وهذا واضح حتی بالنسبة للنظام الراهن للنهر حيث تعاني 
ماشيتهم الكثير في السنوات التي بقل فيها الماء والمرعى ننيجة شح الامطار» 
ومن ثم تقل المراعي يوادي العالياب او تتوافر لفترة قصيرة نسبة لارتفاع 
انيل ٭ وعلى اي حال » فان الهجرة الى وادي العالیاب حدث سنوي 
متکرر بقع بالنسبة لهذه الفئة من السكان ويجب ان بعتبر كضرورة مؤقتة 


0. 


ووفقا للنظام الراهن للنهر » سيكون وادي العالياب مغمورا دائسا با ماء 
وقت الفیضان ما لم تشید بعض الجسورہ ومن مغمن الحتم وجود البدیل» 
وبمکن ان یکون ذلك بتوافر نقاط مياه اضافية في المنطقة الداخلیةء ولکن 
هذا أن يضمن مرعى ملائما في السنوات التي الامطار وقد اقترح 
بان تطوير الشروع لوادي العالياب نفسه بشمل قناة تصریف وجسور 
بسكن ان توفر المرعى الجيد الذي يسكن ان پسروی بالراحة وكذلك 
الزراعات البديلة ٭ 


على اي حال » فلا يعدو هذا المشروعان یکو محاولة لابداء الرأي 
ولا تقدر احتمالاته الا بعد اجراء مسح دقيق للمنطقة ٠‏ ومثل هذا المسح 
الذي بدأ اجراؤه فعلا عام ٤۹‏ وامتد حتى عام ۱ ليس من الميسور 
تنفيذه » ويكن اجراؤه في السنة التي بقل فيها منسوب المياه أي في مارس 
وابريل ومایو فحسب عندما یکون النهر اکثر انخفاضا ٠‏ وهناك صعوبات 
تواجه سكان هذه المنطقة لان الزراعة غير ثابتة في الاغلب الاعم » نظرا الى 
ان هطول الامطار بغزارة وان كان یعطی مرعی جیدا الا انه بودي الى 
اتلاف الحاصیل قبل جنیها او حصادها + 


آ2 


المنطقة الوسطی 


جو نقلي الى رأس بفاو ‏ فنجاك 


على الرغم من ان هذه المنطقة تبدو فيها الناظر العامة اقل كآبة من 
المناطق الاخری الا ان المشاكل فبها تندو اكثر تعقيدا ٠‏ 

فمن ناحية سنجد ان استكشاف المنطقتين الجنوبية والشمالية 
سيكون اکثر بسرا واقل تعقيدا وذلك لضيق الاطراف الوحلة ف النهر 
كما سنجد ان غمر جزء كير من هذه المنطقة بالیاه سواء بضفة :مستديمة 
او في ذلك الفصل من العام الذي يحتاج اليها فيه امر لا جدال فيه ٭ 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى » فانه لن بکون في المنطقة 
الوسطى اثر عکسی فحسب» بل سنجد ان الستنقعات التي تعتمد في 
70 و+--+ اک ااا لار 
EO‏ عدیدة + EE E‏ 
پندو جزء كبير عند جفافها مرعی صيفيا نیا لن تحظى بنفس النصيب 
7۶ اصبح من الل به ان تعد انواع 0 
الرعی یعتمدان على طول فترة غمر الاراضي وعلی كمية الیاه التي 
:نفظ بها التربة ٭ بيد ان النتائج التي ستترتب على تغبير نسبة ارتفساع 
لاہ ومدة غ ها للارض سس ون بالقة الاهنة . 


لف 


والمشسكاة التي ستقابل العاملین هناك هي تحديد التغيرات التي 
ستحدث في المستقبل ٭ 1 1 


مهما یکن من ام فلا بد من ذكر ان هذه النطقة تتعرض دائما الى 
فيضانات غزيرة في بعض الاعوام الامر الذي ترتب عليه عدم جفاف 
الستدقعات واستحالة الاستفادة من الاراضى المغمورة ٭ 


ولهذا السبب يعتبر ایجاد الوسائل الكفيلة بالسيطرة التامة على 
الفيضانات والحيلولة دون وقوع كوارث غير منظورة تعويضا كافيا عن 
فقدان اي جزء من ا مراعي المماثلة ٭ ید انه لا سکن ان بعتبر اتخاذ تلك 
الوسائل وحدها اي دون اهتمام بایجاد سبل المعيشة اللازمة للعاملين ٤‏ 
تطورا على الاطلاق ولذلك یتعین الوازنة بين الزابا - ان كان ثمة مزايات 
والعيوب اللاسة ٭ 

وتوفر الطبيعة للاهالى في هذه النطقة في الوقت الراهن وسائل 
طبيعية اخری لكسب العيش ۰ وف السنوات التي تكون فيها الامطار 
غزيرة تتوفر عادة مراعي داخلية غنية تنيجة انسياب الاء من مساقط ا یاء 
الاخرى عن طريق الجداول الداخلية التي تنحدر من الناطق المتاخمة وليس 
من النهر تفسه ٭ 


دد ان هذه الراعی ثرا ما بصیها الجدب ف الحالات التى تون | 
بها ذل الامتار متلا وع کف ۰ فدازها حدت هدافاه تک ون 
بوسع الامالي دائما الارتحال الى الراعي المجاورة لثثواطىء النھر والتي 
تروی بمياهه ٠‏ ويبدو ان التغیرات التي تحدث في هذين النوعين من 
الراعي محدودة » وخاضمة للتغيرات التي نطرأ على الناخ ۰ وكثيرا سا 
بلاحظ ان جزءا من تلك القطعان يرتحل الى منطقة معينة من الراعي بينما 


of 


پنجه الجزء الباقي صوب منطقة اخری اي ان الاتتقال من مرغی الى اخر 
لا یتم کلیا بل جزئیا وفقا لاختلاف الظروف ٠‏ 


۴ الا نی السنوات التي بنخفض فیها منسوب 
مطول الامطار بصورة تجمله غير كاف لسد حاجة الراعی الداخلية البعيدة 
عن ضفاف النهر الرئيسي الا في الحالات التي تغمر فيها مياه الفيضان 
الحشائش بصورة تجعلها رطبة يصعب حرقها ٭ 


ولا لم یکن الفيضان في هذه المنطقة معتمدا .على الامطار المحلية ٤‏ 
فانه بندر تطابق الظروف في كل من المناطق الداخلية وا مراعی المروية ٭ 
ومن ثم فان من تنائج قيام الشروع حرمان الاهالي من هذا البدیل «القيم» 
والجم المنافع ٭ هذا بالاضافة الى ان المراعي الداخلة لن یکون في مقدورها 
الاحتفاظ بكل الماشية سنة بعد اخری ٭ 


ومن الموكد ان هذه المشسكلة معقدة » اذ بستحیل على الرء ان بحدد 
على وجه الدقة مقدار ا اء الكاف لنمو الحشائش الصااحة للمرعی > 
والناتجة من فيضان النهر » ومقدار المياه الناتجة من هطول الامطار 
مباشرة » وذلك فضلا عن كمية المياه المتجمعة ٭ 


of 


قبانل في المنطقة الوسطى 
الضفة الفربية : 


القبائل التي تقطن هذه النطقة هي قبائل الشيك والانوت ودتكا 
وو ود اتب سم کو لايق المرویة على طول نهر 
الجبل ٭ وتتحصر هذه المراعي بین الكنيسة جنوبا وبين مكان معین يقع 
شمال شامین بحيث يكون اتجاههم صوب نویر النيونج ٭ 


وفی سنوات جدب المراعي او في الحالات التي يصعب فيها ارتيادها 
بسیب غمرها بالماء » يضطر جزء من القطعان الى الرجوع للمراعي الداخلية 
التي بحتلها الاتوت وبعض الاجار ۰ ویرعی الاجار القطمان في الاراضي 
الني يغمرها نهر اللاو بالقرب من بحيرة نوبور في السنوات التي تقل فیها 
الساحة الصالحة للرعي ٭ وغالبا ما تزداد هذه الحالة سوءا تنيجة لاضطرار 
تو اوہ الی الا حال ال هس شر روف لماه 


ولا سبیل الى التحقق بعد فيما اذا كانت الراعي المحاذية للنيل التى 
تحرم من الغمر السنوي لياه النيل وفق النظام الجديد » سيكون في حالة 
أنضل او اكثر سوءا ٠‏ 


اما في الحالات التي تنعدم فيها الحشا؟ ش ف المراعي المجاورة لضفاف 
النهر في أي فصل من فصول السنة فسيترتب على ذلك عجر خطیر في 


٥ 


> لان منطقة بحيرة نوبور التي تسد حاجة معظم ا مراعي الداخلية 
ستکون عندئذ مكتظة بالقطعان ٭ 


ویدو انه لا مناص ف مثل هذه الحالات من اتخاذ بعض الاجراءات 
للسيطرة على مياه نهر اللاو او لانشاء مراعى اصطناعية على امتداد مجری 
النهر کملجآ اخیر ٠‏ 


ھ٦‎ 


قبائل النيونج والاك والدوك 
والجاقي ونور الفیکنج 


نقيم قبائل الاك والدوك والجافي بصفة دالمة كما تمارس الزراعة 
على جافة ارض مرتفعة بمحاذاة بحر الجبل ء وترعى الماشية على امتسداد 
النهر ومواقع المياة في الاراضي الداخلية المنحدرة من الطرف المقابل ٠‏ 


وف الشرق تتوافر لها المراعي المجاورة لضفاف النهن ٭ 


أما في الغرب فلديها الوديان التي بطلق علیها نظام البلينيانج ٭ ومن 
المعلوم ان الاخيرة تروى جزئيا من انسياب وتدفق المياه من أنهر الجل 
والنعام والتونج ومن الامطار المحلية وبحر الجبل ٭ بيد انه لم یمسکن 
التوصل الى معرفة نسب مقادیرها » وهي تختلف على أي حال من سنة 

أ الى اخری ٠‏ والمشاكل في هذه النطقة اكثر تعقيدا من غبڑھا ٠‏ 


1 
1 


ففي الاعتبار الاول .شور النساؤل عما سيحدث للمراعي الجاورة 
لضاف الائهر في حالة حرمانها من مصادر:ریها السنوية والتابعة من فيض 
الانهر ۰ 


والسؤال الان هو : هل سیفقد الاهالي هذه المنطقة ذات الراعي 


¥ 


غنى عنه في الحالات التي يصيب فیها الجدب ا مراعی الداخلية ٭ 


اما في الاعتبار الثاني فالمشكلة هي الى اي مدی پعتمد نظام | 
على المياه المنسربة من بحر الجبل والمتسربة من مصادر ومساقط اخرىاء 


تشير المعلومات التوفرة لدينا الى انه لیس.من الضروري الاعنساد 
كايا على المياه المتسربة من النهر في السنوات التى يتكون فيها هطول 
الامطار غزیرا في الجنوب الغربي » ولكن حينما تشح هذه الامطار فهنالك 
أمل دام في ان تعوض الياه المتسربة العجز + 


وهكذا نجد انه حتى في هذا الاقليم الداخلي بعت بعتبر النيل ثروة قیمةه 
ولا كان الهدف من تنفيذ الشروع هو ايقاف هذا التسرب فقط فان ذلك 
سيودي الى داز مزية اخرى على انه يجب الا يغيب عن بالنا ان هنالك 
بکل تأكيد سنوات سیکون فیها منسوب الاء عالیا للغاية » ونسبة هطول 
الامطار غزيرة وانسیاب الماء من اقصی الجنوب والغرب غزيرا ايضا » 
وهدا الترابط بین مصادر الاء الثلائة سيؤدي الى تدفق غزير في المياه » 
ويتسبب في کثیز من الحالات الى نشوء مصاعب جمة ء بيد انه حتی لو 
حدث كل ذلك » فان السكان هناك سیجدون ما بسد حاجتهم من المراعي 
عند اطراف وف احواض مجاري المياه التي تنخلل الاطراف العالية» وذلك 
لان تدفق المياه من هذه القنوات أكثر مما جرت عليه العادة في الماضى ٭ 
ولذلك فان تدفتها سيؤدي الى نمو كثير من الحشائش الصالحة للمرعى. 
ومن اجل ذلك سيكون بوسم المرء أن ری ان الاوضاع الطبيعية القائة 
تسد حاجة القطعان من 5 ف اكثر الاحیان:والاوقات وان تنفيذ 
المشروع سيودي بالتاکید الى تغيير هذه الظروف الطبيعية ء ولذلك فانه 
يتحتم توفير الوسائل اللازمة لتأمين مصالحهم عن طریق ایجاد وسائل‌اخری 
لتتوم مقامها عند الضرورة + 


۸ 


وف الجزء الشمالي من منطقة قبائل النوہر تقطن قبائل نو 
التي يعتبر استیطانها هذه المنطقة مشسكلة خاصة قائمة بذاتها ٭ ذلك لان 
منطقتهم تفع بحیث تکون الاثار الهیدرو لوجبة للمشروع متباينة ٭ وذلك 
لان مراعيهم الشمالية التي يقع جزء كبير منها في الاقليم الشمالي حيث 
بظل مبتتوی النهر عاليا ء ولا يتعرض الا للقلیل من التقلبات ستزول 
جزئيا بينما ستتاثر كثيرا مراعيهم الجنوبية التي تفع في الاقليم الاوسط » 
ذلك لانها لن تغمر بالمياه ابدا ۶ 


۹ 


الضفة الیسری 


نعيش في هذه النطقة قبائل قوير » نیانق » ونوير اللاك ونیاربونج 
ودینکا توي ٠‏ 


وف المنطقة التي تقع عند تلاقي بحر الزراف وبحر الجبل والنتيل 
الابيض فان منطقة القویر وتیانق وجزءا من نوير لاك تقع داخل المنطة a‏ 
الوسطى ٠‏ 

وتشابه العوامل الجغرافية هنا العوامل السائدة بالمنطقة الغربية من 
النیل التي سبق لنا وصفها مع اختلاف واحد هو ان الراعي الداخلية 
تتواجد في فصل الجفاف وهي تستمد وجودها من تجمع میاه الانعر ومن 
میاه الامطار ال متساقطة محلیا ٠‏ وهي بهذا الوصف تختلف في نظام ریما 
عن نظام الري في منعلقة بيلنياقج ٠‏ 

والراعي الداخلية التي تعتمد في وضعها الحالي ‏ الى حد کبیر ۔۔ 
على الباه الندفقة من النهر لن يكون لها وجود بعد شق القناة لاستحالة 
الاستفادة من مياه النهر + 


وف الضفة الشرقية لنهر الزراف » يعيش بعض بطون قبائل النویر + 
كما یمیش الى جنوبهم بعض قبائل النیاریونج ودينكا بور بمنطقة بور ٠‏ 


٦٦ 


وف هذه النطقة تتوفر امكانية واحدة ورغم ضآلتها فهي بصرف 
النظر عن الاقتراح الرامي الى تشييد مراعي تروی عن طریق انسیاب 
اميا من القناة لانشاء مراعي اخری في الاراضي الداخلية التي تعرف الان 
باسم اقلیم الفیضان الشرقي ٭ وتحصل هذه النطقة على مقدار لا باس به 
ب وان كان متغیرا ب من میاه الفیضان التي تنساب من الجنوب الشترقی ۰ 


وتوجد في الداخل بعض نساحات من الحشائش التي تصلح في 
ظروف معينة للرعي في موسم الجفاف » وقد یکون من الجائز تحسینی | 
بالوسائل العلمية ٭ ويقطن في شمال هذه النطقة نویر اللاد الذین لن 
بنائروا بطريقة مباشرة بشق القناة » وذلك لان مراعیهم التي تعتصد على 
الانھر والجداول لن یصیبھا اي ضرب من التغبير في حالة تنفيذ الشروع ٭ 


مهما يكن من امر » فانهم قد يتأثرون من زحف اهالي الاقليم الغربي 
عندما تقل مساحة مراعیهم + 


ومما تجدر الاشارة اليه بصفة خاصة ان هنالك نقصا في مراعي هذه 
المنطقة في الوقت الراهن » ولکن سیکون في مقدور المشاريع المحلية 
الهادفة لنطوير الامكانيات القائمة » سد الحاجة الناشئة من تکاثر مواشیهم 
۶ خلال مجری التطور العام ٭ 


۱ 


الاقلم الشہالی 
البفلو کاب والفنجاك الى كوستي 


تقطن في هذا الاقليم قبائل نوير جیکنج ونویر لاك و کویل وروينج 
وتوي ودنکا الرات واللاواك والنجوك » ویمیش فيه ایضا جزء من قبيلة 
نوير الجیکنج السابق ذکرهم » وكذلك دنکا کویل في شام على الجانب 
الاخر من بحر الغزال ٭ 


ویقیم هؤلاء في قری مستديمة بعيدة عن النهر ؛ ولکن قطعانهم ترعی 
في المناطق الواقعة على ضفاف بحر الغزال شمال وشرقي بحيرة نو في فصل 


الصيف ٭ 


وبحب علینا ان تفترض سلفا ان جزءا كبيرا من مراعي هذه المنطقة 
090 ستغمر يفعل الیاه الرتدة من اول دا كان ذلك ى 
بونیانج ٭ 


اما في المنطقة الواقعة شمالي وغربي بحر الغزال فان یکون هنالك 
آثر مباشر » ولکن بدو انه لن تکون هناك مراعی تھی لسد حاجة 
الزيادة التي تطرا بالنسببة لقطعان الاهالی الذین يقطنون النطقة حالیا ء 
ولسد حاجة القطمان الوافدة من آقصی الجنوب حتی في الحالات التي 
بمکن فیها توفیز واعداد مناطق اخری لتخزین الیاه ٭ 


٦٦ 


آما في الجانب الشمالي من بحيرة نهر الزراف » فان النویر الذين 
بقطنون هناك سيفقدون تقرییا كل مراعیهم الصيفية ء ولکن سکن ایجاد 
بدائل نها في الحانب الشرقی ٠‏ وهذا د بنفس "القدر على الدتکا الذین 
پمیشون في نفس المنطقة ء والذین برعون بقطعانهم على طول خور عتار ٠‏ 
ينطيق ايضا بدرجة اقل على دتكا اللواك والنجوك الذين تفع مراعيهم 
يفية في أدنى نهر السوباط وخور الفلوس ۰ 


الشلك : 


والشلك الذين بحتلون الضفة الیسری من النھر من تونجا جنوبا 
الى ما وراء کاکا شمالا والضفة الیمنی من بحر الزراف حتی الاطراف 
الجنوبية لخور ول وشمال ملاکال » يمثلون مشاکل مختلفة في بعض 
الاحیان ء اذ انهم ليسوا رعاة بالمعنى الذي ينطبق على النيليين الاخرين » 
ولا كانت هجرتهم الى اقليمهم تمت منذ خمشة قرون ء فان زراعتهم التي 
ما زالت متقلبة وان كانت متقدمة ء تلعب دورا كبيرا في كيان اقتصادهم ٠‏ 
دفضلا عن ذلك فهم صيادون مهرة للاسماك ويستفيدون استفادة كاملة 
من البحيرات المسطحة الواقعة في محاذاة النيل ٠‏ كما يملكون اعدادا 
هائلة من الابقار ولربما عددا اكبر نسبیا من الضان والماعز بالمقارنة مع ما 
ا ستلكه الدينكا والنوير وهي جميعها ضرورية لغذائهم ۰ اما منازامم 
المستديمة فتقام على الاراضي المرتفعة وعلى خط طويل ہمتد على ضفتی 
النيل » وهم غالبا ما یعیشون فيها بصفة مستديمة طوال العام ء وذلك لان 
قطعانهم لا تضطر الى الارتحال بعيدا عنها خلال موسم الجفاف + 
بيد انه يجب آلا ننسى ان الاراضی الغمورة 7/0-7 
الضفة من النهر » وتعتبر المرعى الوحيد في ذلك الوقت من السنة؛وسيكون 
جزء كبير من هذه الاراضي مغمورا بالمياه بصفة مستدسمة وستكون 
العواقب وخيمة ما لم يوجد بديل لها في المناطق الداخلية ٭ 


۳ 


دنجول - بالویتش - دنکا الابالیانج 
عنطقة الر نك وبقارة کوستي 


فظن على الضفة الیمنی وشمال شرق منظقة الشنك عدد من قبائل 
الدنكا التي تشمل فيما تشمل البالويتش والدنجول والاباليانج » ویعمل 
جميع افراد هذه القبائل غالبا في تربية الاشية ء على الرغم من ان بعضا 7 
منهم ؛ وبوجه آخص » البالوننش قد تحول الى الزراعة مؤخرا » لا بهدف 
701 0 


وعلی الحانب الشرقي من هذه ا منطقة المجاورة للنيل بوجد الاقلیم 

الوأاسع العروف عموما باسم مستنقعات ماشار التي برویها نهر اليابوس 

٠‏ والداجا وغيرها من الودیان الصغير تغمرها میاه الامطار اللحدرة 

" من المضبة الاثيوبية ومن المياه المتدفقة من نهر سوباط عن طریسق خور 
ماشار وخیران آخری ۰ 


وهذه المنطقة من مديرية اعالي النیل لا يعرف عنها الا القليل تسبياء 
علی ان دراسة فریق جو نقلي الاخيرة تدل على ان المراعي الخضراء الصيفية 
التي تکفي لسد العجز الذي يصيب الراعي الجاورة في منطقة الدنجول 
والبالویتش يسكن على الاقل توفيرها ء على ان كمية المياه التي تتسبب في 
وجود مثل هذه المراعي الداخلية هى ف حقيقة الامر جزء من عملیات 


55 


التجمع والتغبيرات الوسمية التي كثيرا ما تحول دون ضمان امكانية 
الرعي للقطعان الواردة من الناطق البعيدة ٭ 


ویقیم عرب البقارة على الضفة الغربية شمال منطقة الشلك وعلی 
الضفة الشرقية شمال الرنك ۰ ویعتمد هؤلاء في معيشتهم على الابقار 
والضان + وتعتبر قطعانهم ومواشیهم مصدر | هاما من مصادر اللحوم 
لاسواق السودان 2 


وني خلال موسم الجفاف ترعی قطعانهم الاراضي الواقعة على ضفاف 
النيل الابيض بعد انحسار الیاه عنها ٭ والفترة ال 
وتتوافر الراعي الخضراء تعتمد على العملیات.التی تنم على خزان جل 
الاولیاء الذي تفتح ابوابه في فبرایر او مارس تقریبا في اواخر مسوسم 
الجفاف ۰ 


وتتعرض قطعانهم في بعض السنوات لسوء التغذية » وبوجه آخص : 
الاغنام التي لا تستطیع رعي الحشائش النامية قرب النهر والنسي تستقر 
جذورها تحت الاء ء على انهم ينجحون في اغلب الاحیان ؛ في تخطي الفترة 
التي تعتبر من اسواً الفترات بالنسبة لهم » وهي يناير وفبراير قبل ان 

ينخفض النھر ٠‏ وذلك عن طریق استعمال جزء من الراعی الخضراء النامية 
قرب النهر بالاضافة الى الراعي الجافة في المناطق الداخلية البعيدة ٭ 
ویوجد على الضفة الشرقية وبصورة اقل على الضفة الغربية ضغط 
كبير لدخول مناطق المراعي التي تعتبر بحکم العادة موضع اليد ملكا للدنكا 
والشاك في اقصى الجنوب وذلك على الرغم من ان الارتحال جنوبا لا 
سكن ان یتم الا بموافقة السلطات الادارية ٠‏ 


وبعزى ذلك الى حد كبير الى الاضطراد السريع في ازدياد اعداد 


٦٦‏ مشروع جونقلي - و 


قطعانیم والى الازدحام الذي بترتب على ذلك ٭ وهي مشكلة فائسة في 
الوقت الحاضر ٭ وتتفاقم المشكلة ولو نسبیا للمراعي النوفرة على مستوى 
القناة بمقدار هه ملیون متر مكعب في اليوم والتي جل جد 0 
مرحلة انخفاض ا یاہ بمعدل ۰ مليون متر مكعب في اليوم ٠‏ وما دام 
لامر كذلك فان البقارة الذين يقيمون على ضفاف :النیل الابیض یمثلون 
مشكلة كبرى خاصة اذا ما استمروا في اتخاذ الرعی وترية القطعان سبیلا 
3 0 ف مض ال على 
كل حال قدر معين من اراضي المرعى الداخلية التي لا بستفاد متها على 
الوجه الاكمل في الظروف الراهنة ء لکن الابحاث الاخيرة تدل على انه 
على الرغم من صدق هذه في السنوات التي يكون فيها عطول 
الامطاز غزيرا > فهنالك بكل تاکید سنوات یکون فیسها نمو الحشاتش 
عا بدرجة تجعل مثل هذا البدیل لا يمكن الاعتماد عليه كليا ٭ 


والبقارة الذین یقیمون في آقصی الشمال من هذه المنطقة یؤٹرون 
بصفة عامة رعي القطعان في الراعي الداخلية في حالة انعدام ا مراعي ومصادر 
الیاه » وهو آمر لا بنطبق على قبائل السلیم ٭ 


ولا كان من غير السکن ضمان ذلك باستمر تمرار فانهم بضطرون الى 
الارتحال الى ضفاف النيل التى تعتبر ضمانا طبيعيا ثابنا في مواجهة تلك 
الظروف ٠‏ بيد ان تنفيذ مشاریم الرعي في الاستوائية منيؤدي الی‌انخضاض 
في هذا المصدر الجوهري من مصادر 


وعلى هذا يمكن القول بان المراعي الكائنة على ضفاف اليل في 


المنطقة الحنوية سيقضى عليها تهائیا لان ا لياه ستغمرها في ذلك الوقت 
من العام والذي تصبح فيه الحاجة اليها ماسة للغاية ٭ 


٦٦ 


اما في ا منطقة الوسطى فیبدو انه ليس من اليسير التنبؤ ہما سیکون 
عليه الخال نھائیا فيما بعد » وذلك لاننا لا نعلم عنها حتی الان شیثا ء على 
انه يمكن لنا ان توكد عن طريق التجارب فقط ما سیحدث لراعي 
المستنقعات حینما یتوقف نظام الري الطبيعي اثناء فيضان النيل ٠‏ 


اما في المنطقة الشمالية وكذلك بالنطقة الجنو بیة فانه يتوقع ان يكون 
هناك فقد کب في المراعي الصيفية قرب القنوات التي کون فيها مستوى 
الاء ٥٥‏ مليون متر مكعب في اليوم » وفقد يكاد یکون كليا قرب القنوات 
التي يصل فيها مستوى الماء ۸۰ مليون متر مكعب ف اليوم ٭ 


أما في المناطق التي يعيش فيها النيليون » فيمكن القول بانه اذا لم 
نوجد مراعي مناسبة بديلة : لني ست تب على ذلك ء ستكون 
ضغطا على الاعشاب وضیقا في ااراعي » الامر الذي سیترتب عليه حدوث 
تخفيض هائل في عدد القطعان ٭ وقد یکون ذلك مضرا بالاقتصاد الطبيعي 
الذهال لي ما لم بتجهوا في يسر ونجاح إلى العمل في الزراعة > سيترتب عليه 
حدوث تحولات عميقة ف الكان الاجتماعی + ولعل مما لا شك فيه انه 
ستكون هناك صعوبات جمة يجب مواجیتها فیما بختص باعادة ت ركيب 
, الكيان الاجتماعي باسره ۰ ویسود الاعتقاد في بعض الاحیان بأن النيلي 
بحتفظ بالابقا TT‏ ےت 
بعتبر أن ملكية الا وتكاثر اعدادها امر حيوي ومطمح عظیے لكل 
الرجال ٭ بيد ان مثل هذا الرآي بنطوي على كثير من المبالغة وسوء الفهم» 
وذلك لان النيلي يعمل بحكم بيئته في تربية الابقار > لان الاراضي التي 
يعيش فيها لا تصاح الا لذلك ء ولان العمل بالزراعة یعتبر فيها سوء توزیع 
الامطار عاملا لجاب كثير من النکسات والكوارث ٠‏ 


ولذلك كان لا بد للنیلیین من ان يعتمدوا على تربية الابقار ومنتتحاتها 


WwW 


لا كعنصر اساسي من عناصر تغذیتھم ولکن على لحومها ايضا كضمان في 
حالات نقص الغلة ٭ على ان ذلك لا يغير بطبيعة الحال من حقيقة ان 
الاوضاع الاجتماعية تتلاءم مع هذا النوع من الاقتصاد وان اي تغییرات 
ني الاوضاع الاقتصادية سيكون لها بلا شك آثار اجتماعية بعيدة الاثر + 


ودلت الاحصاءات التي اجريت بالنسبة لعدد لا يستهان به سن 
الابقار على ان النيلبين يستهلكون نسبة كبيرة من ثيرانهم لغذائهم ء ولا 
إنتركون للتصدير الا القليل منها ٭ بيد ان ذلك لا ینفی ان الابقار في هذا 
الجزء من السودان » وفيرة للفاية الى حد بسمح بالانجسار فيها حتى اذا 
لم تتضاعف اعداد الماشية رغم تحسن الامكانيات البيطرية وحسلات 
التطعيم ضد الامراض النتشرة + 


وني تفس الوقت علینا الا ننسی ان النيليين.لم يكتسبوا بعد عادة 
بيع وتصرف الابقار بالنقود ء لا لاه لا بوجد لدی اليلي داع اشراء 
ساع لا یرغب فيها فحسب » ولكن لانه سه دا تا 
بالحاجة الى الحفاظ على ابقاره للغذاء في أوقات المجاعات . 


«هما یکن من امر ؛ فان آیة زبادة في عدد الابقار فضلا عن انشاء نظام 
متطور للزراعة » هما امران جوهربان لسياسة التنمية في المنطقة » سا 
يودي الى اضطراد في عدد الابقار الصالحة للتصرف فيها والى تصديرهاء 


والسؤال الان هو : هل يستطيع السودان باسره ان يفقد هذا 
الصدر الكامن من مصادر الثروة » حتى في الحالات التى تحول فيها 
التيليون للعمل بالزراعة ء دون ان تلحق بهم اضرار اجتماعية » رغم ما 
تدره من ارباح وما تجلبه من مشاعر الرضا والراحة النفسية ٠‏ 


القت لالكامن 
اجراءات الاصلاح 


تختلف الاجابة عن النساؤل فیما بتعلق باجراءات الاصلاح باختلاف 
الاراء حول الوسائل ا تعلقة بتطور اقتصادیات السودان » ولكن اذا 
افترضنا جدلا ان الاجابة كانت بالتفی وترتب على ذلك حدوث خسائر » 
فانه نتعين بالضرورة ایجاد مراعي بدبلة تكفي لاستیعاب و اعاشة القطعان 
التي تعيش في الظروف الراهنة على الراعي التي تکاد تسیر في طريق الزوال 
والانقراض بالاضافة الى الاعداد الزائدة التي يسكن لتلك المراعي ان 
الا 


ويبدو انه في الامكان السيطرة على الفیضان بالنظم الهند 
على النهر + بطريقة تؤدي الى تعديل الننائج التي وضعت من قبل » لتتفق 
اكثر هع التغيرات الطبيعية للنهر كما هي الان ء وتقال من الخسائر دون ان 
تؤثر على هدف الشروع ٠‏ 


وهذا احتمال يجب ان پؤخذ بما يستحقه من اعتبار وعناية من جانب 
الفريق المختص بدراسة وتخطيط مشروع قناة جو نقلي + 


وسواء أكان بالامكان تقليل تلك الخسائر بهذه الوسائل او لم يكن 
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الا انه ستظل هنالك مع ذلك خسائر لا بد من ایجاد وسائل وحلسول 
نعلاجھا » ویسکن ان تلخص ذلك فیما بلي : 


۱ - الراعي الداخلية غير مستغلة حاليا تنيجة للعجز في میاه الشرب» 


۲ - تطویر وزيادة الراعي الداخلية عن طريق الحفاظ على مياه 
الامطار في الخزانات او حجز مصادر ا میاہ الحلية ٠‏ 


۳- کاحتیاطی اخیر » یمکن الاستفادة من ا مراعی ا مرویة بالطلمبات 
او بالراحة من روافد التهر او القناة ٭ 


ومن بین هذه الوسائل الثلاثة يجب ان تعطی الافضلیة للاولى 
والثانية » وذلك لان صرف النظر عنهما واللجوء الى تطبيق الوسيلةالاخيرة 
فحسب لن يكون من شأنه غير تبديد المياه ا متدفقة من الروافد الرئيسية 
للتهر والتي بحتاج اليها حاجة ماسة في أماكن اخرى او لاغراض مختلفة » 
ونقف حائلا دون الاستفادة من هطول الامطار ٠‏ 


ومع ذلك فلسنا مواجهين - اساسا # بمسالة الاولوية بقدر 
المواجهة بنشكلة توفير الامكانيات ٭ 


ومن المحتمل ان تدعو الحاجة الى الجمع دين تلك الوسائل كلها تجنبا 
للخسائر المتوقعة ٭ ويجب ألا ننسى ان الابحاث لم تتجاوز بعد درجة 
اعداد القترحات » وكل منها زيادة عما يستجد من مشروعات يجب ان 
بخضع للفحص والتمحيص الدقيق ء ومن ثم يمكن ادراك مزاياها 
منها لدى التطبيق العملى ٭ 


الامطار 


لا كان البدیل الاول للمراعی المروية الحاورة لضفاف النيل » هو 
الراعي التي تعتمد على هطول الامطار فیعتبر التصدي لذلك امرا بالغ 
الاهمية في حالة بحث اي وسائل اصلاحية ٠‏ بعتبر مستوی هطول الامطار 
في جنوب السودان اکثر واغزر منه في الشمال » وبعبارة اخری تتفاوت 
كثافة الامطار من الجنوب الى الشمال اذ هي اکثر غزارة في التلال المحيطة 
منها في السهول الوسطی ۰ 


يبلغ متوسط الامطار السنوي في نيمولي مثلا ۱۱۰۸ ملیمترا ء و 
كوستي 4۰۰ ملیمترا ٭ ويبلغ ۸۱۱ مليمترا في ناودبي بجبال کردفاز بینما 
لا يبلغ الا 545 ملیمترا في ملوط على تفس خط العرض ۶ 


اما على امتداد مجری النیل فالارقام القياسية کالاتي : 
۰ مليمترا في جوبا ٭ 

ا ق ور 

۰ ملیمیترا في کو نقور « بجوار جو نقلي ٤‏ ٭ 

۰ ملیسترا في التونجا ٭ 

٥‏ ملیمترا في ملکال ٭ 


۷ 


45> مليمترا في ملوط ٭ 
۲ مليمترا في الرنك ٭ 
6 مليمترا في الجبلين + 


آما الفنجاك فتعتبر دائما نقطة مراقبة شاذة لانها منعزلة ٭ وتسجل 
متوسطا سنویا يبلغ ۱۱۳۹ مليمترا اما متوسط عطول الامطار ف الهضبة 
الائیو غم ۱۷:۰ ملیمترا في جمبيلا ء وف كتري عل لیم 
٤‏ ملیسترا » وفي بامپیو بالقرب من الکوننو ۱۸۲۰ ملیسترا وفي تلودي 
۱ مليمترا على ما سلف ذكره ٭ 


ويعتبر القياس الموسمي امطول الامطار امرا بالغ الاهمية » فشلا 
توجد في أقصى الجنوب من نسولي فترقين لبلوغ الحد الاقصى ليطول 
الامطار هما مايو وافسطس بتخللها هبوط في مستواها ويمتد السوسم 
لفترة نمانية اشهر تبداً من ابريل وتنتھي في نوفمير ٭ 


أما في ملكال فیمتزج الحدان لیکونا حدا واحدا في يوليوواغسطس» 
وهنا بستمر هطول الامطار ستة اشهر من مابو وحتی اكتيوير » ویسود 
الجفاف في الفترة الباقية من السنة ٭ 


ولا يستمر هطول الامطار في كوستي الا لدة اربعة اشهر تبدأ مسن 
لوشو خی سیر و 

ان تصرف المياه في السهول ضعیف للغاية بسبب نقص النحدرات 
بالاضافة الى كثافة نمو الحشائش » والنتیجة انه في الاماکن التي بستبدل 
فیها هطول الامطار بانسیاب المياه من الجبال تصبح الارض مشبعة ة بالماء 
وتستمر رطبة لمدة طويلة حتی بعد انتهاء فترة هطول الامطار ۰ ومن هذه 
المناطق منطقة مستنقعات ماشار التي ورد ذکرها من قبل » والتي تروی 


۷۲ 


وتسقی من میاه السوباط والیاه المنحدرة من الهضبة الائيوبية المتدفقة 
من نهر یاہوس وداجا وبعض النهيرات ٭ وهناك منطقة اخری هي منطقة 
مستنقعات الباديفيرو بالاضافة الى سهل بینکو الذي پزوی من جبال 
الايماتونج ء وهناك احتمال اخر هو سهل الرقبة غرب النيل بالقرب مسن 
منکال التي تروی من الیاه المنسابة من جبال کردفان ٭ 


اما مستنقعات بحر الغزال فانها تتكون من الدرجة الاولی من مياه 
الامطار التي تتجمع في مسقط هائل یمتد من الحدود الجنويية للسودان 
عند بي وحتی بحر العرب ٠‏ ولعلنا لا نعدو الصواب اذا قلنا از قليلا من 
انتفاصیل هي التي تعرف عن البخر » رغم وجود تفاوت كبير في نسبة 
البخر من مكان الى اخر + 

فلقد بلغ مستوى البخر الذي اخذت مقاییسه بواسطة برميل وضع 
في قلب المستنقعات ما مقداره ١514‏ مليمترا في السنة ٭ هذا وقد فاض 
بسیاه الامطار فقط في الفترة ما بين يو نيو وسبتمير * 


وعندما ترتوي الاراضي الطينية في السهول » وبالنظر الى سوء 
تصریف المياه » فان الرطوية لا يسكن التخلص عنها الا عن طریسق البخر 
والرشح ٭ 

وعلی هذا » وني اواخر سبتمبر حینما تفوق نسبة هطول الامضار 
نبة التبخیر » وبوجه اخص عندما يكون النهر مرتفعا ويكون انسیاب 
المياه في المضاب غزیرا » فان مساحات كبيرة من هذا الاقلیم » ستظطل 
مغسورة بالمياه الراكدة لفترة طويلة ٭ 


وف مثل هذه الظروف بودي هطول الامطار غير العادي في شهر 


۷۲ 


سبتمبر الى انسیاب كميات ضخمة من الباه ببطء نحو اتجاه الاتحدار 
الرئیسی ٠‏ وتعارف الناس على تسمية هذه الظاهرة «الانسیاب البطيء» ٠‏ 


ویمکننا ان نلاحظ بالتالي أن هطول الامطار بلعب دورا هاما للغاية 
في تنظیم طرق الري الخاصة بالراعي الداخلية البعيدة عن ضماف النهر 
الرئيسي ولسوء الحظ لا تتوافر الا معلومات ضثبلة عن هطول الامطار > 
الامر الذي يجعل لجمع العلومات اهمية خاصة عند فريق جونقلي ٠‏ 


Yt 


الفستل لایع 
مشاکل الرعي, 


منطقة البقوليات الحلوة والمرة ( الحزام الحلو والحزام الر ) 


أعل كثيرا ممن تناح لهم فرصة زيارة المنطقة الواقعة جنوب ملوط في 
موسم الجفاف سيصابون بالدهشة عندما يرون الكمية الهائلة من 
الحشائش الجافة التي يشابه بعضها تلك التي تنمو في شمال السودان 
حیث تستخدم بكثرة للرعي حتى في مثل تلك الحالة ٭ ومع ذلك فان اغلب 
هذه الحشائش لا قيمة لها عندما تكون جافة لنقص قيمتها الغذائية وعدم 
صلاحيتها للاكل عندما تنضج اذ ان فیمتها الغذائية تتوافر عندما تكون في 
طور نموها حشائش خضراء الامر الذي لا بحدث الا في الايام الاولى 
ابطول الامطار وخلال موسم الجفاف عندما تكون هناك كمية كافية من 
الرطوبة في باطن الارض تؤدي الى نمو الحشائش من جديد بعد الحريق 
أو تهاية الحصاد ٠‏ 


وينطبق هذا على كل الاقليم حینما برتفع منسوب المياه السسوي 
عن ٦٤٦‏ مليمترا ( ٠٠‏ بوصة ) » وهذا هو السبب الرئيسي عدا المشاكل 
النابعة من قلة مياه الشرب الذي بضطر الرعاة في هذه المنطقة الى الارتحال 
بمواشيهم الى المراعي المجاورة الضفاف حيث فر الحشائش والاعشاب 


Yo 


الخضراء حتی اواخر موسم الجفاف ء يسبب توفر الرطوبة في التربة بعد 
تغطیتھا بالمياه المتدفقة من النيل او طرق الري الهندسية الاخرى ۰ وتسمی 
مثل هذه الساحات في جنوب افریقیا بالحزام الر ٠‏ 

والظروف الجفرافية للحزام ار تسود نوعا ما على امتداد کل رقعة 
الارض التي تتأثر بمشاریع تنظیم النيل بالاستوائية جنوب عرض ۳۰ ۱۰ 
تفریبا جنوبا » وشمال الحزام الحلو توجد اساسا حشائش واعشاب حولية 
و تحتفظ بقیمتها الغذائية وهي فی حالة جفاف » على ان هذا لا بقلل 
من حقیقة ان مثل تلك الراعي لا تكفي في العادة لسد حاجة القطمان 
الوجودة بالمنطقة » خاصة في السنوات التي ينخفض فيها منسوب الامطار» 

وف مثل هذه الظروف بضطر اصحاب القطعان الى الارتحال بها الى 
الراعي المجاورة لضفاف النيل والتي تعتبر بدیلا مضمونا في السنواتالني 
تقل فيها الامطار ٠‏ 

ان معظم الحشائش في اکٹر اجزاء الحزام ا مر حولية فیما عدا القلیل 
بنها التواجد في الاراضي الرتفعة ٠‏ 

والحشائش الصالحة للمرعی والتي تنمو في الحزام الحلو في شمال 
IT‏ » كما لا توجد اي كمية يعتد بمامن 
الاعشاب والشجيرات ذات الاوراق العريضة ٠‏ كذلك فان الاشجار التي 
تحتوي على بروتينات واملاح عالية تؤدي الى تحقيق التوازن مع الالیاف 
الني تحتویها الاعشاب والحشائش الحولیة الجافة ٠‏ هذا وتجدر الاشارة 
الى ان الحشائش الموسمية تكون قد استهلكت بحلول الفضل الاول من 
موسم الجفاف ٠‏ وتعتبر اعشاب الفول من بين انواع الجشائش القليلة 
اعدا الجشائش والاعشاب الت 
لضفاف النهر والجاري الاخری ء التي توفر وجود مراعي داخلية لکمیات 
وثيرة في موسم الجفاف ٭ 


تنمو في الاراني النخفضة الحاورة 


۷ 


الفت ل العا مشر 


مصادر المياه الصالحة للشرب في المراعي الداخلية 


بجب علینا ان نذكر ان ثمة مساحات شاسعة في الداخل وبعيدا عن 
ضفاف الانهر الرئيسية صالحة للزعي » لکن لا تتوافر فيها مياه صالحة 
للشرب من يناير حتى مایو ۰ واذا اسکن ایجاد مراعي فيها فان توفیر مراكز 
ونقاط لد الاهالي بالمياه يصبح امرا ضروريا لا مفر منه ٭ 

وتفوق كمية الامطار على امتداد كل هذه المساحة كثيرا الكمية التي 


يحتاج اليها ء وحتى في الحالات التي یکون فيها منسوب هطولها الموسمي 
والاقليمي متفاوتا » فان امكانية الاحتفاظ بالیاه سطحیا يجب توافرها ٠‏ 


ولعل البديل الوحيد في حالة انعدام الاخيرة یکمن في توفير المياه 
من الحفائر او من الينابيع بالطلمبات ۰ 

ویتعین علينا ان نذكر في هذا الصدد ان الغرض من توفير المياه هو 
تلبية حاجة اعداد كبيرة من الابقار بالاضافة الى اعداد غفيرة من قطعان 
الضان والماعز ٭ ولذلك فان المشكلة تختلف الى حد ما عن مشكلة توفير 
مياه الشرب للاهالي العاملين بالزراعة ٭ يجب ان بترکز الهدف في تشييد 
نظام جيد لتوزيع مراكز تقاط المياه توزيعا مناسبا على نحو يؤدي الى 


۷۷ 


توفير الحد الاقصى من متطلبات الراعي دون ان يكون هناك خطر من 
التجمع الفاثق عن الحد ٭ ولذاك يجب تفادي اقامة مشاريع واسعة بقدر 
الامكان لا 0 ال ری مقي ون تا المياه لا تحتاج الیما في 
الواقم الا لفترة لا تجاوز نصف السنة وان لم يكن اقل من ذلك » اما 
71 التي يمكن ان توفر بها الاء بدرجة 2 ار سا بتطلبه ري القطيع 
فلا يجوز ء والحال هذه ء التوصية باقامتھا ٠‏ وف هذا الصدد لا بد من 
الاشارة الى ضرورة القیام بعملية مسح جغرافية وتجارب على الخزون 
السطحي وبين احواض النهر اما عن طریق الحفریات او السيطرة على 
مجاري المياه او عن الطریقین معا ٭ ولکن مع ذلك علینا ان نؤکد ان دراسة 
مصادر ومنایع الیاه الداخ 8 يجب ان تکون في المكان الاول ٭ ومن ثم 
تضج ان المشکلة الاساسية هي مشكلة توفبر الاعشاب اللازمة والملائمةء 
ذلك ان عدد الابقار التي ترعی على هذه المراعي والتي ستفقد تبلغ مقدارها 
ثلاثة ارباع مليون رأس يضاف الى ذلك عدد ممائل في الضان وا ماعز وہنا 
ان التنمية الاقتصادية في بعض اجزاء المنطقة يجب ان تبنى وتؤسس على 
مضاعفة اعداد القطیع عن طريق الخدمات البيطرية المحسنة وهذا العدد 
سکن ان تضاعف مرتين او ثلاثة في المستقبل ؛ على انه بتعين ان نذكر انه 
لا پوجد نقص ف الرعی في هذه المناطق تحت ظل النظم القائية حاليا + 
ولذلك فان توسيع رقعة الراعي القائمة يجب ان يستوعب في المستقبل 
زيادة لا بأس بها من القطعان والواشی ٠‏ 


ومع ذلك ء فهنالك مصالح محلية ذات اهمية خاصة سوف تناثر من 
شق قناة جو نقلي ولذلك فلا بد من اخذها في الاعتبار ٠‏ 


۷۸ 


لفل ا ابی عشر 


الصالح ا حلیة الأخرى 


سبق ان ذکرنا ان الاتتاج الزراعي لن بتاثر تأثرا ضارا فيما عدا 
المناطق الشمالیة حيث تستغل الشواطىء الخصبة في بعض المناطق والجزر 
ي الزراعة في فصل الجفاف ٠‏ 

والتغيرات التي ستترتب على ذلك ستکون مفيدة على امتداد الاقلیم 
كله على الاقل في المنطقة الوسطى حيث المساحات الواسعة الجيدة غير 
مغطاة وخالية من مياه الفيضان ٭ 


وعلى هذا رغم ان مجهودا جبارا لتصريف الیاہ قد 3 
لتفادي غمر المياه بصورة تفرق الحد بواسطة مياه الامطار » فانه يجب ألا 
"دیب عن الاذهان احتمال نشوء مشاكل جديدة فیما بختص بالصحة 
انبة والبشرية ٭ وغالیا ما تنشاً مثل هذه المشاكل في المناطق الشمالية 
مغمورة بالمیاہ مما 


انی 
والجنوبية على حد سواء حيث ستظل مساحات 
بدي الى تزايد الباعوض ومن ثم الى انتشار وتفاقم حمى اللاریا فضلا 
عن احتمال تكائر اعداد الذباب القارص مثل ذبابة استوموكيس وذیاب 
النابائید التي تمرف بنقلها مرض النوم الغطمان في المخاطق التي تنتشر فيها 
اشجاز الطلح نتيجة للتصريف الجيد للمياه ۰ وتحناج كل هذه الامور الى 


۷۹ 


الكثير من البحث والعناء ء وذلك على الرغم من احتمال استحالة التنبق 
بالنتائج قبل اتمام عملية السيطرة على النهر ٭ 


ویعتبر صيد الاسماك من بين الهام المحلية ذات الاهمية الکبری » 
اذ ان السمك يعتبر غذاء ثانويا هاما لدى جمیع اهالي هذه المنطقة » لکن 
ضيد الاسماك يعتبر بصفة عامة مهنة موسمية اکثر منها تجارة مستديمة 
ا 

ولا بستخدم في هذه المهنة الا وسائل بدائية اهمها الصيد بالحراب 
الذي قد يفقد فعالیته في بعض مناطق النيل اذا تم انشاء وتشبيد النظم 
الهندسية الجديدة ٠‏ 


ویتم صيد الاسماك عادة في فصل الجفاف في البحيرات الطبيعية 
التي تخلفها المياه المنسابة من المساقط الداخلية او في الستنقعات الى 
تنوافر في محاذاة النيل ٭ ومن ثم فهناك احتمال بعدم جدوى هذه الاساليب 
في المناطق التي یکون فيها منسوب الیاه مرتفعا ف هذا الوسم خاصة اذا 
لم یکن هناك تکاتف في وجود الاسماك الذي يبدو وكأنه ظاهرة موسمية 
ف كل مكان ٠‏ هذا بالاضافة الى ان الاسماك قد تتوقت هجراتها الى 
۳ الانهر الصغيرة خلال موسم الامطار الامر الذي لا يعتبر مفيدا في عملية 

اصطادها فحسب بل بالنسبة لعاداتها ایضا + 


وي هذه الرحلة من مراحل معرفتنا التي تعتبر غير كافية في الواقع 
بہدو انه يجب ان لا تحدث ابة تحولات جذرية ء بل بحب ان تقتصر على 
التحولات المحلية فیما پختص بالاسماك والشاکل التي تواجه فریق 
جو نقلي هي مشاكل ذات وجهين هما : 3 


أولا.: ما هي الآثار التي تترتب على تنفيذ شق قناة جو نقلي بالنسبة 


A. 


لتربية وهجرة اسماك النيل » وبالتالي على توزيعها وتواجدها ٭ فمن 
7 ا تد وی هكد لس رس مكل ده 
المشروع » ولكن يجب التوصل الى مزید من العلومات الدقيقة لعادات 
الاسماك وهجرتها ٭ 

ثانيا : هل سيحرم الاهالي في كل شو اطىء النيل او بعضها من هذا 
المصدر من مصادر التغذية بسبب قلة عدد الاسماك او بسبب عدم جدوى 
الوسائل البدائية للصيد في حالة تغير الظروف ۰ 

واذا ما كانت الاجابة على كل من هذين السؤالين بالنفى فیتصین 
اذن ایجاد طرق علاجية اخری ۰ ِ 

ولا كان من غير الحتمل ان تکون النتائج عكسية في كل مناطق 
النيل » فان اي اصلاحات منتظرة لا بد وان تتوفر في انشاء وتطویر مصاید 
أسماك تجارية في بعض ا مناطق لسد حاجة الستهلکین في الناطق الاخرى ٠‏ 

ومما لا ريب فيه ان استخدام الوسائل الحديثة في صيد الاسماك 
يعتبر من ناحية عامة اكثر ملائمة مع الشروعات التجارية والمؤسسات 
المتخصصة منها مع الاقتصاديات البدائية المغلقة ٭ 

ولذلك فان الاصلاحات من الضوع السالف الذكر اكثر ملائمة 
؛ وفعالية ٭ ولقد اجرت تجارب في تعليم فنون الصيد بالشباك في كل من 
الشواطىء العميقة والضحلة مؤخرا بصورة لا بأس بها » وكانت التتائج 
التى اسفرت عن ذلك مبشرة بصفة عامة ٠‏ وفضلا عن كل ذلك ؛ فان 
تسويق الاسماك في منطقة واسعة يفترض في البداية توفر وسائل فعالة 
للعلاج ولقد نجحت التجارب التي اجريت في هذا الاتجاه ايضا ٠‏ 

والاحتمال الاخر الذي لا بد من ذكره والذي لا بد من اجراء 
تجارب فيه » هو تربية الاسماك التي اسفرت عن نجاح منقطع النظير في 
بعض اجزاء افريقيا ٭ 


۸ مشروع جونقلي - ٦‏ 


الفصل الا عكر 
المصالح العامة 


تناولنا بالبحث مسائل غاية في الاهمية بالنسبة لكان المنطقة الذین 
بتأثرون بتنفيذ الشروع وذلك على الرغم من انها مسائل مهمة ایضا 
۴٤‏ إن ا ا ان 
بنظر اليها باعتبارها مصالح ذات طایم عام + 

الواصلات واللاحة : 


ان هذه الشكلة تنطبق بصفة خاصة على منطقة بحر الجبل من جوبا 
رن رکاکا في الاقلیم الجنوبي » وذلك على الرغم من احتمال نشوء مشاکل 
اخری في آقصی الشمال ء وتعتبر الملاحة في هذه اللطقة في الظروف 
الخالية صعية في الغالب تنیجة لعملية ترسب الطمی العامة ولتحول 
السواطیء الطمية من مکان لاخر + 


وتعتبر مصلحة السکك الحديدية و الوابورات ان الحد الادنی لكمية 
الباه الواجب توفرها في منجلا لكي يصبح الجری صالحا للملاحة يجب 
الا بقل عن ء٠‏ ملیارا ولکن مع ذلك ليس هنالك تاکید بان توفر هذه 
الكمية من المياه ستکون كافية للملاحة ۰ ان تطهیر مجری الیاه او اي 
وسيلة باهظة اخری لتوفير الملاحة في النهر قد تکون ضرورية ٠‏ ولسل 


۸۲ 


أبسط وسيلة قد تکون هي تطوير ترکاکا نفسها باعتبارها الميناء الرئيسية 
ف الور » وان استخدام تركاكا على هذا الوجه قد بور على جوبا > 
اة الحال باعتبارها الميناء الرئيسية التجارة الداخلية وذلك على الرغم 
دن ان مستقبل جوبا قد يضار طالا ستظل دالا هي نقطة تا امواصلات 
في الك لشرق والغرب وطالما كان ان اية طريق للمواصلات من الکو نفو ستمر 
في خلالها او بالقرب منها ٭ 
وفضلا عن ذلك سیکون هنالك تطور ف وسائل الواصلات ا 
حاليا ٠‏ يجب ان پکون هناك طریق جيد للمواصلات على طول القناة في 
كل من الماء واليابسة ٭ وسيكون ذلك ذا فوائد سياسية واقنصادیة خاصة 
0 في المنطقة التي تمر بها القناة ٭ وان انخفاض منسوب المياه 
في كل من بحر الجبل وبحر الغزال طوال السنة سيكون من شأنه تحسين 
طرق المواصلات بين الشرق والغرب ۰ ولذلك فان شامبى باعتبارها ميناء 
يجب ان تستبدل بجو نقلي عند رأس القناة عند التقا التقاطع النهرية 
تنطرة جونقلي ٭ ومن المتوقع ان تكون الملاحة مسكنة على بخر الجبل 
لی اية حال حتى اروك جنو ہا وذلك على الرغم من ان خط الملاحةالرئيسي 
کہ و نے ہت 
أقامة خدمات فرعية حتى هذه النقط ٭ وهنالك صعوبة واحدة واضحة 
| ستنشآ فیما يتعلق بالملاحة النهرية ٭ وفي هذا الصدد بتعين ان نشیر الى 
انه من الضروري لدی دراسة وسائل السيطرة على مياه النهر فيما بختص 
بآثارها المحلية بالاضافة الى الاهداف اارئيسية المقصودة من اقامة القناة 
ان توازن متطلبات المواصلات في مواجهة متطلبات المصالح المحلية الاخری» 
وليس من الضروري ان یکون تصرف ا یاہ اللازم للملاحة متطابقا مع 
ذلك الذي يحتاج اليه في الرعي وصید الاسماك مثلا ء ومن الواضح ان 
هذا الوضع يعقد المشالة اكثر ٭ ولذلك فلا بد من دراسة مشروع جونقلي 
بن جع و ا ما شرب على ذلك من ارہ 


المة 


۸۲ 


الفصل * الالت عشم 
وسائل ا مایة من الفيضان 


تعرضنا الى ذکر بعض الشاکل الهامة في القدمة الخاصة بالمقترحات 
امیدرولوجية » اذ لا ریب من الفوائد التي تنتج من کشف مساحات 


واسعة من الاراضي الزراعیة في. المنطقة الجنوبية خلال موسم۔الامطار وفي 
طوال السنة في النطقة الوسطى سيكون بلا قيمة ما لم تنوفر وسائل حماية 


ملائمة ضد الفيضانات المفاجئة افترات طويلة ٭ 


ولقد سبق ان ذكرنا انه اذا ما امكن الحفاظ على تدفق الیساء في 
مستوی يقل عن ۰6 مليون متر مكعب من ا اء يوميا في بحر الجبل عند 
جونقلي فان يترتب على ذلك الا ضرر قليل ء ولكن هذا الافتراض بتطلب 
مزیدا من " اذ انه من الصعب التحكم في النسووب عندما تمتلىء 
۹۹۹۹۷۷" 
ل سك سا اسهم ا 


يمكن القول انه من الضروري صرف المياه 
تم تقديرها لاسباب مختافة ۱۲۰ مليون متر 


ومن النا 
بأقصى درجة ممكنة » وقد 
مكعب من الماء في منجلا ٠‏ 


۸۸ 


وبعد فترة كتلك التي حدثت فیما بين ۱۹۱۷ = ۱۹۱۸ يصبح من 
الضروري مفاداة ذلك ٭ 


وطالما لم بعد هناك سبب لان تفترض ان فترة فيضان ۱۹۱۸/۱۹۱۷ 
لم تكن فترة ملازمة لتاريخ النيل ء فان ذلك يعتبر خطرا حقیقیا ٭ ومشل 
هذا الفيضان سيحدث مرة اخرى على تلك المساحات التي كانت قد 
استخدمت في نفس الوقت للاستيطان والرعي والزراعة ٠‏ وستکون 
النتانچ مدمرة لابية خطة تستهدف التوطن من جديد وتكون قد اكتملت 
حتی ذلك الوقت ۰ 


من اجل ذلك يصبح من الضروري عدم ادخال النظام الجدید الخاص 
بالنهر ما لم يتم شق القناة حتی تبلغ سعتها الكلية حتی تستوعب الزاشد 
من المياه المتدفقة ٭ 

وتعتبر هذه المشسكلة اكبر الشاکل الحاحا بالنسبة لستقبل السکان 
المحلبين خاصة في النطقة الوسطی » والا فان عدم اخذها في الاعتبار بعرض 
الاهالی لاخطار الفیضانات في فترات غير معلومة وغیر متنظمة + 


(+02 


لقد رصدت طبيعة الشاکل على وجه التفصيل في التقربر الرئيسي 
وغيره من التقاریر امکملة لفريق دراسة مشروع قناة جو نقلي ء ووضعت 
اقتراحات مفيدة ومثمرة لحل هذه المشاكل ٭ وعلى اساس المعلومات التي 
توصل اليها اخبرت حکومة السودان الحکومة الصرية باه اذا آمکن 
حمایة الصالح الجوهرية واذا ما امکن ایجاد نطم ب ة حیثما وقمست 
خسائر ان یکون هناك اي اعنراض جوهري على 
جونقلي ٠‏ بيد اننا ما زلنا بعیدین تماما عن ادراك حقیقة ما اذا كان توفیر 
مثل تاك الضمانات والبدائل ممکنا عمليا » ولذلك فان وضع برنامج کامل 
للبحث يجب ان يستمر على ان بتضمن القیام بعدة تجارب قد لا تأني 
بالنتائج المرجوة الا بعد فترة طويلة من الزمن ٠‏ وباعتبار ان الحل في حالة 
ما اذا كانت النتائج التي توصل الیھا بالفعل فیما بختص بالتار السلیےة 
للمشروع صحيحة » فانه يتضح ان الحل يجب ان بسند بأحسن وأكثر 
القرارات التي یمکن الاعتماد عليها ٭ ان العلومات الهیدرولوجية الخاصة 
بقنوات النهر الرئيسي التوفرة للدراسة كثيرة للغاية » ويعزى ذلك الى ان 
مصلحة الري الصري ظلت تحتفظ بسحلات دقيقة خلال الاربعين عاما 
الماضية ٭ 


ذ مشروع قناة 


۸٦ 


اما فیما يختص بالعدد الكبير من الخيران الصغيرة وقنوات تصرف 
المياه الداخلية والمستنقعات والاحواض الواسعة والآثار المثرتبة على نزول 
الامطار والتصريف السيء للمياه بعيدا عن القناة الرئيسية فلا پتوافر الا 
التذر الیسیر من العلومات بالرغم من ان تقدما محسوسا قد تم منذ ان 
بدی» في هذه الدراسة ٠‏ 


وهذا النقص في العلومات هو العقبة الرئيسية التى تواجه فریق 
جو نقلي ۰ وغني عن البيان انه. يجب القیسام بابحاث 


عیدرولوجیة واسعة لسنوات كثيرة مقبلة ٠‏ 


وقي مجالات البحث الاخری مثل المسائل المتعلقة بالرعي والزراعة 
ومصاید الاسماك وغيرها فان ااعلومات عنها كانت ضثيلة ایضا ٭ وبالرغم 
من انه قد وضمت خطة قصيرة الدی بهدف القيام باختبارات وتجارب 
غير البحث الشامل - الا ان وضع برنامج طویل الدی حافل بالتجارب 
قد یکون ضروریا اذا ما تم اتتوصل الى معلومات صحيحة ٠‏ ومهسا يكن 
من امر فانه يجب ان يستقر في اذهاننا انه لا بسکن تنفیذ الشروعات الا على 
مراحل قصيرة الاجل » وانه لن تدرك الاثار النهائية ادراكا كاملا الا بعد 
؛ انقضاء زمن طويل قد بتجاوز خمسة وعشرین او لائین عاما منذ بدء 
التنفيذ ٠‏ 


لذلك من المعتمل توفير مطالب کل مرحلة بعد امام انان فى الرحلة 
السابقة ٠‏ ومع ذلك » فان تحويل اولك الاهالي صوب حياة جديدة 
يستفاد فیها من التغبيرات المأمولة ء يعتبر في حد ذاته امرا بالغ الاهبية 
7070 9 ا 
من الحتكم الحلي والمرفة الفنية ٭ 


۸۷ 


اقد رأینا في ملخص اقتراحات الحكومة ا مصریة ان كلا من 
الشروعات المقترحة سيكون لها اثرها المستقل في اتناج مياه أكثر من مصر 
وشمال السودان » غير ان الفائدة القصوى ہما فيها التخزین السلیم للمياه 
لا يسكن الوصول'اليها الا اذا تم انجاز کل مشروع باعتباره جزءا لا يتجزاً 
من امجترواع میج < 

رد ا ات 
اذا ما تقرر البد ذ مشروع خزان بحيرة تانا او في مشاريع الخزانات 

على النيل قبل تنفيذ مشروعات الاستوائية ٭ 


وف ذات الوقت لا یمکن تخطيط مشروعات التنمية المحلية لذلك 
الجزء على وجه التفصيل او البدء في تنفيذها ما لم يعرف ما بنطوي عليه 
المستقبل ٭ 

وفضلا عن ذلك » تعتبر تنمية تلك النطقة امرا هاما بالنسبة 
للحكومة و 

وعلى الرغم من ان فريق جونقلي ليس من اختصاصه دراسة مشاكل 
وحلول التنمية الا ان ابحاثه لا بد ان تسفر عن معلومات ذات قيمة ایجایة 
عظيمة في مجالات التنمية ٭ 
بقي علینا ان نقول ان كثيرا من المعلومات التي حصلنا عليها ستکون 
ذات فائدة قصوى في البداية اذا ماء قامت الحاجة لانجاز خطة تنمية 
اقتصادية شاملة ٭ 


الکتاب القانی 


مشروع جونقلي 
( المرحلة الأولى ) 


ملخص الشروع 


پھدف مشروع جونقلي لزيادة ايراد میاه النيل للتوسع الزراعي في 
السودان وفي جمهورية مصر العربیة وذلك بتقليل الضائع من میاه النيل 
ف تاد بجي ل واس اسر کی تقلیل الفاقد 

لني تشمل مناطق مستنقعات حوض بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال 
وفروعه ونھر السوباط وفروعه ومستنقعات مشار التي يضيع فیها مجتمعة 
ما مقداره 4۲ ملیار من الامتار الکعبة سنویا لا تجد طریقها لجری النیل 
ولا بسهل استغلالها حیشا هي ٭ هذا ویبلغ متوسط ايراد النهر عند منجلا 
ببحر الجبل ۲٩‏ ملیار سنويا لا بصل منها الى ملکال سوی ۱۵ مليار متر 
مکب ويضيع النصف الاخر في مناطق السدود والتتقضات بالتبخر 
والتسرب والاتتشار ٭ 

بدأت دراسات استفلال میاه الستنقعات منذ بداية القرن الحالي وفي 
عام ۱۹۳۸ تقدمت الحکومة الصرية الى حكومة السودان بمشروع قناة 
جو نقلي الذي كان بهدف الى التخزين في البحیرات الاستوائية وانشاء 
بسمة ٥ہ‏ ملدون متر مکعب وضبط الماد للوفاء باختیاجات 
ة زمن الحاجة وتدبير ۷ ملبارات اضافية من الیاه الامر الذي 
كان سی دی الى عکس ذبذبات التهر بین فترة الفيضان وفترة التحاريق 
ویؤثر تآثيرا جذريا على حياة الواطنین ۰ وف عام ۱۵45 كونت حكومة 


ان 


قناة جو 


السودان لجنة جونقلي التي قامت بدراسة الشروع القدم واقترصت 
العدید من التعدبلات عليه واهمها المحافظة على ذبذبات النهر الطبيعية وان 
کون خط القناة مباشرا من جوتقلى الى المو باط وتخفیض سعه الق ا: 
الى ۳۵ ملیون متر مکعب في اليوم في السنين العادية و ١ه‏ ملیسون في 
السنین الشاذة وقیام مشروعات اعاشة للسكان الناثرین با مشروع ٭ 


انشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لياه النيل بموجب اتفاقية مياه 
النيل المبرمة بين مصر والسودان عام ۱۹۰۹ لرصد مناسيب وتصرفات 
النيل ولضبط النهر والقيام بدراسة زبادة مشروعات النيل ومراقبة تنفيذها 
بعد اقرارها بواسطة الحكومتين ٭ 


وانتمت دراسات الهيئة الخاصة بتقليل الفاقد في بحري الجبل 
والزراف الى المرحلة الاولى لمشروع قناة جونقلي الذي تقدمت به 
للحكومتين في دونيو ۱۹۷۵ ویتکون من المرحلة الاولى التي لا تعتمد على 
التخزين في البحیرات الاستوائية ٭ ۱ 


كح ارح یت رد 
۰ ملیون متر مکعب في البوم وتصب هذه القناة التي يبلغ طولها ۸۰ 
| كيلو مترا في نهر السوباط بالقرب من مصبه بالنیل الأبييض 00 
انحدار القنا بين ۹ سم و۷ سم في الكيلو متر الواحد ومتوسط عرضها 
۲ مترا وعمقها ٤‏ امتار وروعي في تصميمها ان تستعمل للملاحة النهرية 
وان يستخدم احد جسریها كطريق بري ٭ 


وتشتمل على قنطرة عند فم رة عند المصب وف كل من 
القنطرتين اهوسة ملاحية وهنالك قنطرة على نهر الاتم قرب فم القناة 
ویتضسن المشروع كذلك تجريف وتجسير نهر الاتم قرب فم القناة ویتضمن 
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الشروع کذلك تحرف وتجسیر نهر الاتم لتحسين کفاءته لحمل التصرفات 


اللازمة ٭ 


هذا وستکون سعة القناة في مرحلة الشروع الثانية 4۳ مليون متر 
مكب في اليوم تقدر تکالیف الشروع بحوالي سبعين ملیون من الجنیھات 
تدفع مناصفة بين الحکومتین » منها ۲۵ ملیون للقناطر وتجسیر نهر 
الآتم و۸ ملیون جنيه للاعمال الترابية احفر القناة و ۱۸ ملیون جني 
لشروعات الاعاشة بالنطقة و ۹۰ مليون جنيه احتياطي ۰ 


ويتضمن الشروع كذلك شق ترعة للري بسعة ٥‏ ملیون متر مکعب 
في اليوم تسیر محاذية لقناة جونقلي ۰ 
س ان الآثار الاقتصادية للشروع الرحلة الاولی لقناة جو نقلي تکمن في 
تدیر مياه اضافية تقدر ب ۷ ر٤‏ ملیار متر مكعب عند ملکال او ما يعادل 
هرم ملیار عند اسوان تقسم مناصفة بين مصر والسودان لاستغلالها في 
مشروعات التنمية الزراعیة الرتقبة حيث انه من الحتم ان البلدین سوف 
بستفلان نصیبهما الحالي من میاه النيل في اوائل العقد القادم ٠‏ 


1 وف السودان توجد ملایین الافدنة الصالحة للزراعة في مديرية اعالی 
: النیل بين الرنك وجلهاك وف منطقة کنانة وشرقي الروصیرص والدن در 
والرهد والحواتة واجزاء متفرقة متاخمة النیل الرئيسي هذا علاوة على 
استغلال هذه ا میاہ في استنباط الطاقة الكهربائية المائية ومن 22000 
الاخری ان انشاء القناة سوف بودي لحماية كثير من المناطق من اضرار 
الفيضانات مثل المنطقة الواقعة شرقي نهر الآتم والمنطقة الواقعة بين القناة 
وبحر الزراف ومنطقة فنجاك كما سيؤدي ب الى زيادة المرعى النيلي الصيفي 
وتوفير المياه في الاراضي العالية والتوسطة مما ننيح استغلال المراعي فيها 
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على مدار السنة هذا بالاضافة الى ان القناة ستكون يمثابة طریق ملاحي 
اضافي في النطقة اقل طولا من الطريق الاخر بين ملكال وجوبا بحوالي 
۰ كيلو متر كما ان جسر القناة سوف يستخدم كطريق بري لربط النطقة 
معظم ایام السنة ٭ 


ويشضمن الشروع اجراء دراسات للاحوال العيشية للاهلين بمنطقة 
الشروع هذا وقد دلت الدراسات الهایدرولوجية ان تاثير الشروع على 
النطقة یکمن في تخفیض مناسیب بحر الزراف بحوالي ۲۱ سم في زمن 
الفيضان و 4۰ سم في زمن التحاریق وكذلك تخفيضن مناسیب بحر الجبل 
بعد مصب نهر الآتم بحوالي ۲۸ سم في زمن الفیضان و ۷۰سم في زمن 
التحاريق مما بساعد على تقلیل حدة الفیضانات وتحسین ا مرعی ومن 
القترح ان یکتمل الشروع في خلال خمس سنوات وتم توزيع الاعتمادات 
بالعملة العلية والاجنبية على سنوات التتفیذ الخمسة ٠‏ 


A 


ف۲ 3 


کہ 


لقد نص اتفاق الانتفاع الكامل لياه النيل المعقود بين جمهوربة 
السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية عام ۱۹٥۹‏ على ان کون 
نصيب السودان ٥ر۸‏ مليار متر مكعب ونصيب مصر ورهه مليار متر 
مكعب من الایراد السنوي الذي يجود به النهر والبالغ ۸٤‏ ملسیار متر 
التبخر سنونا في حوض السد العال 
م الدولتان ند امت مشر وه ات 
تقليل الفاقد في سا اعالي التيل بهدف زيادة ايراد التبل لصاح 
التوسع الزراعي في البلدين كما انشئت بموجب ذلك الاتفاق الهيئة الفنية 
الدائمة المشستركة لياه اليل من الفنیین في البلدين ويعتبر الشروع الذي 
قدمته الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لياه النيل في یونیو ۱۹۷6 لحكومتي 
الجمهورتين اول حلقة من سلسلة مشروعات زبادة ايراد النيل اذ يشل 
المرحلة الاولى لشروع قناة جو نقلي لتدبیر هرم مليار متر مکعب من المياه 
مقدرة عند اسوان (۷ر٤‏ مليار عند ملكال ) تقسم مناصفة بين البندین 
وتدفع كل دولة نصف تكاليف المشروع المقدرة ہے ۷۰ مليونا من الجنيهات 
وتشمل تكاليف القناطر وحفربات الترعة وتجسير نهر الاتم ومشروعات 
الاعاشة وتقوم حكومة السودان تنفیذ هذا الشروع بعد اقراره من 
الحكومتين وتطلع الهيئة الفنية الدالمة الشترکة لياه النيل بمراقبة التنفيذء 


۷ مشروع جونقلي - ۷ 


وستتولی حكومة السودان مسئولية قيام مشروعات الاعاشة التي 
ستکون على اساس التنمية التکاملة للسكان الذين تتأثر مناطقهم بقیسام 
هذا الشروع والتي سوف ينهض بتنفيذها الجلس القومي لشروعات 
التنمية بمنطقة جو نقلي والجھاز التنفيذي التابع له والذي انشىء بموجب 
القرار الجمهوري رقم 884 الصادر في اكتوبر 14074 لاطلاع بالاهداف 
الرامية لوضع وتنفيذ الخطط المترابطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بمنطقة المشروع والسعي للاستفادة القصوى من الظروف الي یتیجھا 
المشروع لتوفير حياة جديدة للمواطنين وتطوير الدراسات الخاصة بالاثار 
المثرتبة على قیام المشروع والعمل على تخفيف الاضرار الناجمة عنه ٭٭ 


خلفیة 


| ) عمومي : 


ان السودان هو اكبر قطر ف القارة الافريقية وتبلغ مساحته حوالي 
ءر۲ مليون كيلو متر مربع + الجزء الشمالي الذي بشکل حوالي ثلث 
مساحة السودان يعتبر صحراء حيث يبلغ متوسط الامطار السنوي حوالي 
۰ مليمتر وتزداد معدلات الامطار جنوبا فتصل الى ۲۰۰ مليمتر سنويا 
عند الخرطوم وترتفع الى 4۰۰ - ۸۰۰ مليمتر في السهول الطينية الوسطى 
ثم الى ۱۵۰۰ مليمتر في اقصى جنوب البلاد » 

ویلغ تعداد السکان حوالي ۷ره۱ ملیون وبمعدل زيادة سنوبة 
تقدر بحوالي هر۲ ./ ت الدخل السنوي للفرد حوالي ۱۱۰ دولار ٠‏ 
ٍ وتعتبر الزراعة والثروة الحيوانية العمود الفقري لاقتصادیات البلاد وتشسکل 
حالیا کل صادرات البلاد ويعمل في القطاع الزراعي ۰ من السکان ٠‏ 
الحصول الرئيسي هو القطن ( ٩۰‏ /: من صادرات البلاد ) يليه الصمغ 
العربي ( ۱۰ / من صادرات ہے ےت 
البلاد ) ثم 00 الحيواني ( ۷./ من صادرات البلاد ) ثم الفول 
السوداني (۱/ من صادرات 5 ٭ اما الذرة وهو الغذاء الرئيسي 
للسكان فتزرع في حوالي ثلث الستاحة المنزرعة على نطاق القطر بلغ 
الغابات المنتجة حوالي ۷ مليون فدان واهنها غابات الصمغ العربي ٭ 
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ب ) التنمية الزراعية : 


لقد خصصت الخطة الخمسية الحالية ۱۹۷/۱۹۷۰ مبلغ ۲۸۰ 
ملیون دولار لاستشمارات القطاع العام في القطاع الزراعي وتشکل 
مشروعات الري الاسبقية الاولى تليها مشروعات الزراعة الالية ثم الثروة 
الحيؤانية والخدمات الزراعية وهذا الاستثمار الكبير في قطاع الري 
یساعد على استغلال حصة السودان من مياه النيل واستغلال القوی البشریة 
والمادية المتوفرة في مجال مشروعات الري ویمکن من الاستفادة القصوی 
من الخزانات القائمة والموارد المائية المتاحة ٭ 

تبلغ مساحة المراعي ۸۰ مليون فدان وتقدر الثروة: الحيوانية. على 
النحو التالي : الابقار ۱۲ مليون رس الاغنام: ٠٠١‏ مليون راس الماعز ۸ 
مليون راس الجمال هر۲ مليون راس ۰ وتبلغ مساحة الاراضي النزرعة 
٦‏ مليون فدان منها حوالي ٤‏ ملیون فدان تروی بالري الصناعي + آکبر 
مشروع لاري بالسودان هو مشروع الجزيرة پروی من خزان سنار وتبلغ 
مساحته مليوني فدان يعتمد عليه ۰٠٠ر‏ مزارع وینتج محاصیل القطن 
طويل الثبلة والقمح والفول والذرة واللوبيا - وهناتك مشروع خشم 
قربة الذي پروی بواسطة خزان خشم القربة وتبلغ مساحته الاجمالية 
٤٤٤ ¡‏ الف فدان وتزرع فيه محاصیل القطن فتوسط التيلة والقمح والفول 

وقصب السکر ب وهناك مشروع الجنید الذي پروی بالطلمبات من النيل 
الازرق لزراعة القطن والفول والسکر وتبلغ مساحته ۸۵ الف فدان - 
وتمتد على النيل الازرق والنيل الاتيض والنیل الرئيسي مشاريع الطلمبات 
الني ”لغ مساحتها مليون وربع مليون فدان وتروى مشاریع طلمبات التیل 
الابيض من حوض خزان جبل اولياء ‏ ومن المشاريع الحديثة الانشاء علی 
النیل الازرق مشروع السوكي للقطن والفول ( ۸٥‏ الف فدان ) ومشروع 
شمال غرب سنار لزراعة قصب السكر ( ۳۷ الف فدان ) ويجري حاليا 


ءالا 


انشاء الرحلة الاولی من مشروع الرهد الذي یشسل الاراشي الواقعة 
شرفي نهر الرهد ویروی بالطلمبات من النيل الازرق ( ۳۰۰ الف خدان ) 
خصصت اراضیه ازراعة القطن والفول وفي الیل الاييض يجري تنفیذ 
مشروع حجر عسلاية لزراعة.قصب السکر (۲۵7 الف-فدان ) ومشروع 
ملوط للسکر ایضا ( ۳۵ الف فدان ) ومشروع منجلا للسکر ( ٭٭٭ رہ٢‏ 


فدان ) + 


وعلی التیل الرئیسی يجري انشاء عدة مشروعات للري بالطلمبات 
تبلغ مساحتها الاجمالية ۵۲ الف فذان ۔۔ هذا وتشتل مشروعات التنب 
إلزراعیة الاخری التي يجري الاعداد لتنفيذها في الاقلیم الجنوبي‌مشروعات 
الوراعة الالية بیحر الغزال واعالي النیل۔ ومشروعات الارز ببحر الفزال 
ومشروعات البن والشاي والتبغ بالاستوائية واتکناف بملكال والتونج 
ومشروعات زراعة قصب السکر في جنوب الرنك.ومشروع خزان شلالات 
یدن الطاقة الكهربائية الائية بالاضافة اشروعي منجاد وسضوط السکر 
الذين بدا تنفيدها ٠‏ 2 


هنالك دراسات تجري لتعلية خزان الروصیرص لري الزید من اراضی 
النيل الازرق التي تمتاز بخصوبتها العالية وتبلغ مساحتها حوالي ۲۲۵ 
مليون فدان كما ان هنالك دراسات تجري حاليا لانشاء خزان في اغالى 
تهر عطبرة لتخزين مليارين من الامتار المكعبة لري ٭٭٠‏ الف فدان 
ودراسات اخرى تهدف لتجميع وكهرزبة مشاریم الطلمبات بالنیسل الازرق 
والابيض ودراسات على النيل الابيض لزراعة قصب السکر في منطقفة 
ثنانة انواقعة بين النيل الازرق والابيض وكذلك منطقة الرنك جلماك 
سديرية اعالي النيل ( ۳۵۰ الف فدان ) للتوسع في زراعة قصب السكر 
ایضا + اما في مجال ضبط النهر توجد حالیا.اربعة خزانات في السودان‌منها 


۱۰۱ 


اننان على النيل الازرق هما خزان الروصيرص ( انشیء عام 1555 ) وتبلغ 

خزين الحالية به حوالي ثلاثة مليارات وتبلغ اجمالي حجم الطباقة 
الکھر بائیة المائية التي سوف تستنبط منه ۲۱۰ الف كيلو واط والشاني 
۔خزان سنار ( انشیء عام ۱۹۲۹ ) وتبلغ سعته حوالی ملیار واحد وتستنبط 
مه طاقة كهربائية مائية مقدارها ٠١‏ الف كيلو واط وعلی نهر عطبر: انشیء 
حزان خشم القربة ( عام ۱۹۰۵ ) وتبلغ سعة تخزین في حوضه حوالي 
۔لیار واحد وتستنبط منه طاقة کهربالية مالية تبلغ حوالي ۱۳ الف كيلو 
وا 


وعلى اليل الابيض بوجد خزان جبل اولياء الذي انشیء اساسا 

( عام ۱۹۳۷ ) لد مصر بالمياه في فترة التحاریق وتبلغ سعة التخزين فيه 

حوالي ۳ مليارات ‏ وفي مجال الطاقة الكهربائية الاثية نان السودان قد 

استغل فقط ما لا يزيد على ۷ ./ من امکانیات الطاقة الكهربائية التاحة في 
احباس نهر النيل داخل حدوده ٭ 


استفل السودان من نصیبه من مياه النیل حتی الان حوالي ۱۲ ملیار 
متر مکب وباكتمال مشروعات الري التي يجري تنفيذها حاليا والشروعات 
التي تجري الدراسات لتنفيذها فان اردان سوف يستغل کل حصته من 
کا النيل البالغة هر٠‏ مليار مع بداية الثمانينات كما ان جمهورية مصر 
لعربية قد شارفت على استغلال حصتھا من میاه النيل البالغة ورهه مليار 
الامر الذي دعا البلدين للتفكير في تنمية مشروعات زبادة ايراد اليل 
بتقلیل الضائع في احباسه العلیا واولها مشروع قناة جو نقلي الذي يدير 
مياه اضافية للبلدين تقدر بحوالي ۸ر۳ مليار عند اسوان ويهدف مشروع 
جو نقلي لندبیر حوالي ۷ مليار متر مكعب عند انتھاء مرحلته الثانية التي 
عمد على التخزين في البحيرات الاستوائية ٠‏ والشروعات الاخرى لزبادة 


۱۰۳ 


ايراد النيل هي مشروعات تقليل الفاقد في حوض بحر الغزال لتدبير ۷ 
عار متر مكب اضافية ٠‏ وكذلك في حوض تور السویاط ومستقعات 
ار لتدبير ٤‏ مليار متر مکعب اضافية وتبلغ جملة المياه الضائعة في هذه 
المناطق حوالي 45 ملیار متر مكعب ‏ هذا وتجرى حاليا دراسات 
هایدرومترلوجية في حوض البحیرات الاستوائية بدأت منذ عام ۱۹۰۷ 
لتحديد امكانيات التخزين في تلك البحيرات وتشترك في هذه الدراسات 
دول حوض النيل بمعاونة البرنامج الانمائي للامم التحدة وذلك نظرا ما 
بتطلبه ربط هذا التخزين بالمرحلة الثانية لشروع جونقلي ٠‏ 


ارو 


منطقة الشروع 


وصف جغرافی 
الطقس 

فیزوغرافیة الارض 
السكان 

الثروة الحيوانية 
الثروة الزراعية 
الثروة السمكية 


الوصف العام لمنطقة المشروع 


ااوقع : - 


جنشت اي لا کت كا ا 
درجة و ۳۰ دقيقة وشمالا بخط عرض ۹ درجة و ۳۰ 


طول ۳۱ درجة و 40 دقيقة وغربا بخط طول E‏ 


وصف جفراف للمنطقة : ب 


بقع الجزء الشمالي لمشروع فناة جونقلي في المنطقة الني یتراوح 
هطول الامطاز فيها ستويا بين ٩۰۰‏ و ۷۰۰ ملیمتر ود الى فترة کت 
بة طينية شديدة القلوية بها شروخ في زمن الجفاف 
والغطاء النباتي عبارة عن اعشاب وغابات خفيفة ٠‏ 


اما الجزء الجنوبي للمشروع فانه بقع في منطقة الفيضان التي تتراوح 
كميات الامطار بها سنويا من ۷۵۰ الى ۱۰۰۰ مليمتر وہمتد فصل الامطار 
لفترة ستة الى سبعة اشهر ونسبة لانحدار الارض البسيط نسبيا وطبيعة 
الارض الطينية فان مياه الامطار تغمر كثيرا من اراضي المنطقة وتتراوح 
الارض من عالية في الشرق وهذه تنحدر منها میاه الامطار نم الاراضي 
الوسطى التي تغمرها المياه خلال موسم الامطار ولکنها تصبح جافة بسد 
الخريف ثم بلي ذلك اراضي التوج في سهول الفيضان والمجاري الصغيرة 


۱۰۷ 


التصلة بالنمر ويلي ذلك منطقة السدود والمستنقعات التاخمة لجری النهر 
مباشرة حیث تکار نبات البردی ۰ 


جنوب منطقه مشروع جونقلي تقع النطقة الاستوائية والتي تتکون 
من هضبة الحجر الحديدي والرتفعات الوسطی حيث یتراوح هطول 
الامطار فیها سنویا بين ٩۰۰‏ الى ۱۳۰۰ ملیمتر ويلي ذلك الحزام الاخضر 
حیث يبلغ متوسط الامطار السنوي بين ۱۳۵۰ و ٠٠٠١‏ ملیمتر لفترة تمتد 
الى ٩‏ اشهر اما في الجنوب الشرقي فهنالك منطقة الجبال الجنوبيةالشرقية. 


الطقس : ے 


یبلق متوسط هطول الامطارافي مدينة ملکال التي تقم شمال نهاية 
القناة ۷۸۳ ملیمتر في العام وتتراوح درجة الحرارة بين ٭ر٦٣‏ درجة مثویة 
نب شهر اغسطس و ۲ر۳۲ درجة في شهر ابریل وتتراوح الرطوية النسبية 
دن ن ۲۵ ثي شهر فبراير الى ۸۷ في شهر اغسطس ویتراوح مقدار الجا 
بستیاس بيش من ۲۰ ملیمتی في شهر فبراير پر الى ۹ر٢‏ ملیستر في شهر 
اغسطس ٭ 


اما في مدينة بور التي تقع جنوب مآخذ القناة فان متوسط هطول 
لامعا ر السنوي يبلغ ٦٦ھ‏ ملیمتر وتتواوح درجة الحرارة بين ۷ ر٥٥‏ درجة 
ف افسطس و ۱ر۲۹ درجة:في شهر ابریل وتتراوح الرطوبة النسبية من 4٩‏ 
في شهر فبراير پر الى :هرم في :شهر:اغسطس ویتراوح مقدار التبخر بنقیاس 
بيش من ٥ر۱۳‏ مليمتر: في شهی فبرایر الی ۳ مليمتر في شهر افسطس ۰ 


اما عند شاميي التي تقع في اواسط مناطق الستنقعات غربي بحر 
الجبل فان متوسط هطول الامطار الستوي يبلغ ۷۳۹ مليمتر وتتراوح 
درجة الحرارة بین ۹ر۸ درجة في ابریل الى وره؟ درجة في ینایر وتتراوح 
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الرطوبة النسبية من ٦‏ في شمر فبراير الى ۸۷ في اغسطس ویتراوح التبخر 
س بیش بين ۷ر۷ مليمتر في شهر فبراير الى ٦ر٢‏ مليمتر في اغسطس ٭ 
( انظر معدلات العناصر المناخية في ملحق هذا التقرير ) ٠‏ 
فيزيوغرافية الارض : - 

تفع منطقة الشروع في السهول الطينية المسطحة,٠‏ 3 
انحدارھا ۱۰ سم في الکیلو متر ویتراوح ارتفاعها بالتقریب من كنتور 
۶۰ مترا جنوبا الى ۳۸۱ مترا فوق سطح البحر في الشمال حيث ان 
الانحدار الطبيعي لسطح الارض من الجنوب الى الشمال وهنالك خیران 
تتحدر من خلالها میاه الامطاز التي تنساب من السهول الى مجری النهر ۰ 


1 زەن ١‏ الجناف لامر 
لذي یحتم ضرورة داع الري والصرف معا لاستغلال سهول المنطقة 
زراعیا وتتخلل النطقة قليل من الجیوب الرملية التفرقة ٭ 

اما الغطاء التباتي فانه يتكون من اعشاب واشجار متفرقة وغابات 

۽ خفیفة الغطاء التباتي طبقا لارتفاع الارض حيث نجد في الارض 

العالبة التي تتصرف منها میاه الامطار حال سقوطها انواع الاشجار 
التالیة :ت 


‘Acacia—Cominalia—Balanites—Aegyptiaca— Ficus—kigelia— 
Aethiopica. 


اءا في الاراضي التوسطة العلو نجد ان الاشار متفرقة والاعشاب 
تنسو طول العام وتتکون من توعين رئیسیین هما : 


Seteria مک ماهععممص1‎ enia rufa. 


وتاني بعد ,ذلك الاغشاب التي تنمو طبقا لارتقاح واتحسار میاه 
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النھر والخیران في منطقة التونج التي بتکون الفطاء النباتي منها من الانواع 
التالیة : 
Echinochloa Toiches‏ — 
Phragmites Toiches‏ — 
Hyparrhenia Toiches.‏ — 


وف المناطق المنخفضة تغمر میاه النهر سهول الفيضان على مدار 
الستة حيث تتکون المستنقعات التي یتکاثر فيها نبات البردی ونمەطصەمی 
papyrus‏ 
الجیولوجیا ومصدر تكوين اراضي المنطقة : 
ان المعالم الجيولوجية لمنطقة جنوب السودان عموما هي المنخفض 
الكبير دونهدءءمة :دمج 700 الذي نشا نتیجة لمبوط في سطح الارض 
وفعل التعرية على آل »مامه غدعموودط وكانت قبل ذلك مغطاة 
بتر سيب السلسلة النوبية ٭ وان هذا النخفضر lT‏ 
المترسب العروف بسلسلة ام رواية وبصل عمق الطين الترسب الى ٠١‏ 
مترا ٭ وتنج عن هذا المنخفض ايضا حدوث الجبال الشرقية ٠‏ ۴0۷5 ھا 


ومن الثقوب الاختبارية الاستطلاعية على طول خط القناة بتضح ان 

الطبقة الرسو ببة على سطح الارض تتکون من طبقة طينية تتلوها طبقسات 

؛ طينية رملية ‏ ( انظر القطاع الطولي لخط سیر القناة الذي بوضح الثقوب 
الاختبارية ) ٭ 1 


بين الحدود الجنوبية للسودان وحتى بداية منطقة مشروع جونقلي 
لا يؤثر قيام مشروع جو نقلي على هايدرولوجية النهر ٭ القبائل ئل التي تسكن 
فی هذه المنطقة هي قبائل الادي بين نيمولي وجوبا شرقي بحر الجبل 
ويعملون بالزراعة وبعضهم بصيد الاسماك وف المنطقة وبين جوبا وتركاكا 


1۱۰ 


سکن قبائل الباري ویشتفلون اساسا بالزراعة ویرعون الاہقار في زمن 
الجفاف قرب النهر - اما قبائل الانديري التي تسكن بین ترکاکا وتومبی 
فانھم بستقرون في الاراضي العالية ویستفلون مسطح الفیضان للمراعي 
صيفا ٭ 


قبائل الدینکا تنتشر بین تومبي وشامبي وكذلك شرق النيل الابیض 
وفنجاك والرنك ‏ اما قبائل النوير تسكن في جزيرة الزراف وشرق بحر 
اازراف جنوب قطاع فنجاك ومن شامبي حتى بحيرة نو غربا ‏ وف غربي 
النيل الابيض ‏ ومن بحيرة نو حتى الرنك تستقر قبائل الشلك بالقرب 
من النهر وف الاراضي العالية ٠‏ 

تعتمد قبيلتا الدینکا والنوير على الثروة الحيوانية ويستقرون في 
الاراضي العالیة في زمن الامطار ثم ينزحون الى الاراضي المتوسطة 
وبعدها الى اطراف المستنقعات طلبا للماء والمرعى وصيد الاسماك ویقوم 
النوير بزراعة الذرة الشامي والتبغ حول مساکنهم في الاراضي العالية ل 
اما قبيلة الشلك التي تسكن في الاراضي العالية الطلة على النھر فانهم 
بزرعون الذرة والتبغ والبطيخ والبقوليات ويستغلون مسطح الفيضان 
للمرعى ويقومون ايضا بصيد الاسماك ٭ 


ونسبة لظروف عدم الاستقرار التي عايشتها المنطقة فيما مضى فان 
التوزیع الحالي للسكان بتطلب دراسة احصائية دقيقة الا ان عدد السكان 
طبقا لتعداد عام ۱۹۵١‏ كان ۰۰۰ ر۷۸۲ر۲ نسمة ( انظر خريطة السكان ٠)‏ 
الثروة الحيوانية : - 

كنا هو واضح من وصف حياة السكان الذي 
الدينكا والنوير تعتمد في حياتها على الثروة الحیوا 
لعالية خلال موسم الامطار وطلبا للمرعی وهروبا من الحشرات الضارة 
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وبعد انتهاء موسم الامطار بنزحون للاراضي المتوسطة حیث بتوفر المرعى 
لحیواناتهم وعندما ينعدم ا اء لشرب الحیوانات والسکان ينزلون الى 
اطر اف. الستنقعات والخیران حیث۔تکون ا مراعی قسد. انکشفت والمياه 
متوفرة بالهی ويمارسون صيد الاسماك ٭ | 


اما الشلك فانهم يستغلون مسطح:الفیضان للمرعی حیث انهم يقيمون 
في الاراضی العالية الطلة على مجری النهر ٭ وقد سبق ذکز انوا اع الراعي 
الع ہی ف الناطق العالية والتوسطة وف اطرات الستنقعات وجدیر 
بالذكز ان اهم انواع الراعي التي تعتمد عليها الثروة الحيوانية هي ا مرعی 
الصيفى المعروف ب «لدمنطوط وتتكون الثروة الحيوانية اساسا 
من الابقار والی حدما من الضان والماعز واهم انواع الابقار في منطقة 
جو نقلي pe‏ ۰ والى شرقي المنطقة توجد ال Toposa Murle Type‏ 
لقد وضعت الخطط. لاجراء تعداد للثروة الحيوانية بمنطقة الشروع الا ان 
الاعداد: التقديرية لموسم ۷۰۶ في مديرية اعالي الثبل وحدها اوضحت ان 
تعداد الابقار يبلغ ۷ر١‏ مليون راس والضان ۰۰ الف راس والماعز 
ملیون۔ راس ٭ 
الثروة الزراعية : - 

ان اهتمام سکان منطقة الشروع بترکز حول تربية الثروة الحیو انبة 
كما ان غر الاراضي ہمیاہ الامطار والفیضانات لمعظم ایام السنة بشکل 

عانقا للتوسم ع الزراعي فی المنطقة ولذلك.نجد ان۔الن و مت 

حول التجعات السكنية لغذاء السکان واهم الحاصیل التي تزرع بمنطقة 
جو نقلي بواسطة الدینکا والنوير هي الذرة الشامي وبعض التبغ اما 
الشلك فانهم بزرعون الذرة والتبغ والبطیخ والبقولیات ٭ 


اما بشان الغابات فلا توجد غابات كثيفة بمنطقة الشروع تيج ة 


۱۳۲ 


لصلابة التربة الطينية وعدم سهولة تصريف میاه الامطار ۰ ق النطقة 
التاخمة لنهر السوباط وفي جنوب النطقة التي یسکنها الشلك توجد 
شجيرات الطلح والسدر وتوجد غابات الطلح في جزيرة الزراف ٭ 

وف المنطقة بين خور عطار ومصب السوباظ وجنوب قطاع فنجاك 
توجد اشجار طلح وهجليج في شكل غابات متفرقة ٭ 


الثروة السمكية : - 


يتواجد السمك في مجرى النهر الرئيسى والخيران المتصلة به 
والبحبرات والستنقمان وان الارتفاع والانعسار الموسمي للنهر له اهمية 
بالنسبة لتوزیع الاسماك وتوافرها ٠‏ 

المنطقة بين شامبي والكنيسة والزراف الاعلى بها امكانيات كبيرة 
للشروة الشمكية ال مستفلة على نطاق كبير بواسطة الاهالی وبسزى 
ذلك لسوء الواصلات والتسویق - اما في الحبس جنوب الكنيسة حبت 
توجد ثروة سمكية هائلة ایضا فتوجد معسکرات الدينكا الذين بعتمدون 
على صيد الاسماك في هذه النطقة - هذا وان قبائل الدينكا والنوير 
یقومون بصيد الاسماك عندما ينزلون الى اطراف المستنقعات للمرعى فى 
الجفاف كما ان قبائل الشلك ايضا يقومون بصيد الاسماك الى جاب 
حياتهم الزراعية ٭ 


المواصلات : - 


لا توجد سكك حديدية ولا مواصلات جوية بمنطقة مشروع جو نقلي 
الا ان هنالك طریق ترابي موسمي للم اصلات البرية يمر ہمنطقة الشروع 
وبصل بین ملکال شمالا وجوبا جنوبا وسبل الواصلات الرئيسية هي 
البواخر النيلية بين كوستي وجوبا عن طریق بحر الجبل طيلة العام اما نهر 
السوباط فانه یلح للملاحة النهرية بين يونيو ويناير ٭ 


۱۱۳ متوروع جونةلي - ۸ 


اہر وع 


نبذة تاريخية 


منذ سنة ۱۸۹۸ بدأ التفکیر في دراسة امکان القیام باعسال تهذیب 
لمجرى بحر الجبل والزراف للسعي وراء ز ل الفاقد 
وني سنة ۱۵۰6 بدأ بالفعل في اعمال الاستکشاضات التفصیلية لمذین 
الحربین ورصد المناسيب والتصرفات وجح البیانات اللازمة وضع 
مشروعات تهدف الى توفير ما يزيد عن الفاقد الطبيعي وزيادة الابراد عند 
ملكال ٭ 


لابراد الائ 


وكان من الطبيعي ان يقترن التفكير في تنظیم تصرفات بحر الجبل 
بغية تقلیل فواقده » بالتفکیر في التخزين في البحيرات الالثتتوائية + 

اما توصيل المياه عبر منطقة السدوہ۔باکبر فائدة.فقد درست بشأنه 
عدة مقترحات واثمرت تلك الدراسة عن امكان المقارنة فيها على مشروعات 
ثلاثة انتهت باختيار واحد منها وهو مشروع تحويله تبدا من منطقة جو نقلي 
وعرف بمشروع قنأة جو نقلي ٠‏ 

ووضعت المراحل الاولى للمشروع ف سن ۱۹۸۳ وقدم الى حكومة 
السودان في سنة ۱۹۳۸ لدراسته وابداء الملاحظات الخاصة بتأثیره على 
المصالح المحلية للاهالي بجنوب السودان ٭ 


وكان. المشروع عبارة عن انشاء قناة تحویل تبدأ من نقطة جينقلي 


۳۷ 


نهر الاتم ومدها مباشرة الى نقطة شرقي بحر الزراف الاعلی م 
تكملة القناة من هذه شمالا بتصرفها الكامل الى نقطة تقابل على بحر 
الزراف مبداً تحسين ظاهر في كفاءة مجراه ٠‏ ثم تكملة القناة في اتجاه 
موازي الى بحر الزراف الى مصبه بالنيل الانيض لحمل ما يزيد عن كفاءة 
الزراف تفسه لتكملة التصرف المطلوب وعرف هذا التخطيط بالخط / ۷ 
وكان قد فضل انذاك على باقى الخطوط الاخری الداخلية لسهولة تنفيذه 
بواسطة الكراكات العائمة ٠‏ 

وقد عینت حكومة السودان في ذلك الوقت بعثة لذراسة:تائیر 
المشروع على الاحوال المعيشية بالجنوب من نواحيها الختافة وقدمت هذه 
البعثة اول تقرير لها في سنة ۹٣١‏ واوصت بتعدیل تخطيط القناة الى خط 
یصل بين جو نقلي ومصب السوباط وعرف بالخط الباشر ٠‏ 


وافق رجال وزارة الاشغال المصرية على وجهات نظر بعشة دراسة 
مشروع جو نقلي وقبلت الخط المباشر بصفة مبدئية خاصة بعد تقدم صناعة 
الجرارات الزاحفة تصميما وكفاءة ووضعت مشروعا معدلا بمراحله النهائية 
للحصول على اكبر فائدة مائية ٠‏ 

ما اتضح من التقاریر المبدئية لبعثة دراسة الشروع ان بحثها کان 
قاصرا على المراحل التي اشتمل عليها المشروع المقدم في سنة ۱۹۳۸ قدمت 
مذكرة في سنة ۱۹6۵۸ شملت التعدیل القترح على الخط الباشر وعلى 
اساس تتفیذ الشروع الکامل الذي يمطي اکبر فائدة ماثية مسکنة عد 
ملکال + 


ولا کان التخزین على النیل الرئيسي وقت وضع الشروع نخزينا 
سنویا فقد حددت تصرفات قناة التحویل وفترانها عند جونقلي بيث 


A 


تمطي اکبر فائدة ممكنة طول فترة الحاجة عند إسوان والاکتفاء بتحويل 
تصرفات في فترة عدم الحاجة تكفي فقط لمنع نمو الحشائش + 

على هذا النظام كان مجموع التصرفات السنوي المتوسطظ عند منجلا 
وهو ۲۷ مليارا مقسما الى ۱۷ مليارا في فترة الحاجة »> ۱۰ في فترة عدم 
الحاجة وتصرف القناة او القنوات كان هه مليونا من الامتار المكعبة فى 
الیوم طول فترة الحاجة ٠‏ 

بعد ان قامت بعثة جونقلي بدراسة الشروع العدل ابدت بعض 
ملاحظات ومقترحات ٠‏ 


اما التخزين بالبحيرات فقد كان قاصرا على استعمال بحيرة البرت 
فلل مسرن الستمر على اتسوك اقضاه فرلمه ۲۵۰۰ را على معا 
بوتيابا شاملا الاحتياط الكافي لاي تغيرات غير منظورة في المستقبل ٭ 


وكان الغرض من هذا التخزین هو ضبط التصرف الخارج من بحيرة 
البرت على المقدار الذي یکمل - مع تصرفات السيول التي تصب في بحر 
الجبل بين مخرج البحيرة ومنجلا - القدار المتوسط للتصرف السنوي 
عند منجلا + 


رؤي ايضا عمل مباحث لامكانيات التخزين في الحبس بين نيمولي 
والرجاف ببحر الجبل للتحكم في تصرفات السیول ۰ ۱ 
لما عرض مشروع التخزین ببحيرة البرت لنسوب ٭٭ رہ۳ مترا على 
مقیاس بوتیابا على لحكومتي الکوتفو ویوغندا في سنة ۱۹6۷ لم تعترض 
الاولی بل طلبت القیام بتحدید خط النتور القابل على الطبيعة بواسطة 
, بعثة مساحية اما حكومة بوغندا فقد ابدت اعتراضات كثيرة لا علی‌منسوب 


۳۹ 


التخزین المقترح فحسب بل على فكرة التخزین الرئيسي ببحسيرة ارت 
واقترحت ان یکون التخزین الرئيسي في بحيرة فیکتوربا وانشاء سد عند 
مخرج بجر البرت للتخزین الساعد او بعبارة اخری للموازنة الموسمية 
بين اوطی منسوب للبحيرة ومنسوب تخزین اقصاه قراءة ٠٠ر15‏ مترا على 
مقياس بوتیابا في السنين العادية و ٭٭ر۳ مترا في الفيضانات العالیف» 


وكان طلب حکومة یوغندا جعل التخزین الرئيسي ببجيرة فیکتوربا 
مہنیا على عزمها على انشاء سد عند شلالات اوين بسخرج بحيرة فيكتوريا 
لتوليد الكهرباء مستغلة في ذلك تصرف البحيرة المتؤسط مع تغير مناسیھا 


في حدود المدى الطبيعي + 


۷37+٦‏ جح 
في بحیرة فیکتوریا فی مدی, ثلاثة امتار با 
للبحيرة يجب اه تقل عن التوصطقی فترات ملو بلقا ممل یؤدي الیٰ تخفیش 
القوى الكهربائية كما وجد ان التخزين في بحيرة البرت يسكن ان یکون 
في السنين. العادية سوت ٭٭ ر٢١‏ مترا على مقياس بوتيابا على ان یصل 
ف الفیضانات. العالية الى حوالي ۰ر مرا مع تعديل هذا المتسوب 
الاخير مستقبلا اذا دلت التجارب الفعلية على ضرورة زيادته کشا وجد 
ضرورة انشاء فناطر موازئة على بحيرة کیوجا لتنظيم الوازنات بین بسيرتي 
فیکتوریا والبرت + 
تبودلت بعد ذلك بین السفارة البربطانية ووزارة الخارجية الطرية 
بخ ۳۰ و ۳۱ مابو سنة ۱۹۵۹ تتضمن موافقة الحکوسة 
المصرية على انشاء سد اوین على بحيرة فیکتوربا تلاها مكاتبات اخری في 
ينابر سنة ۱۹۵۳ تتضمن الاتفاق الخاص بتعويضات اغراق الاراضي حول 
بحيرة فيكتوريا وتعویضات تخفیض القوی الكهربائية ٭ 


IY. 


ثم طرأت بعد ذلك بعض صعوبات امام حكومة یوغندا ادت الى 
تأجیل اجراءات اعمال التعویضات حول بحيرة فیکتوریا ء أضيف اليا 
اخيرا ما ظهر بعد تشغیل سد اوين من احتیاج حكومة بوغندا الى تعديل 
نظام الموازنة على بحيرة فيكتوريا وزيادة التخزين بحر ببحيرة البرت سوضع 
مقابل حاجتھا الى زيادة توليد الكهرباء وهذا الموضوع محل محل دراسة الهيئة 
الفنية المشتركة لیاه النيل للوصول الى اتفاق بشانه مع حكومات شرق 
افريقيا ٭ 

وف عام ۹ كونت الهيئة الفنية الدائة الماستركة لياه النيل لجنة 
لوضع مذكرة تحوي الخطوط عل المربضة لشروع تفلیل الفاقد ہمستنقعات 
بحري ااجبل والزراف وتقدمت هذه اللجنة بمذکرتها في سبتمبر ۱۹۰۹ 
حیث ظلت موضع دراسة الهيئة دراسة تفصيلية الى ان رفعت للحَکومتین 
بعد اقرار القراءة الثانية في ۱۱ ديسمبر ۱۹۸۱ متضمنة مشروع زيادة ايراد 
الیل بتقليل الفاقد ف منطقة مستنقعات بحري الجبل والزراف ( المرحلة 
الاولی ) + 

وقد تقدمت الهيئة الفنية الدائمة الشترکة لياه النيل في ابریل سنة 
۷۶ بکتاب القراءة الثالثة مشروع زيادة ايراد النيل لتقليل الفاقد في 
منطقة مستنقعات بحري الجبل والزراف ( الرحلة الاولی ) ٭ 


وفيما بلي تقریر مشروع قناة جو نقلي ( الرحلة الاولی ) ومرفق مها 
ملخصا للدراسات التفصيلية التي اجرتها الهيئة الفنية الدائمة الشت رکة لياه 
النيل توضیحا لكثير من الامور ذات الصلة بهذا الشروع ٭ 


I1 


شابر۔ولو مي النہہ 


هایدرو لو جية النهر 
وصف عام جری بحري ا جحبل والزراف : 


) - بحر الجبل : 


بنطلق النیل بموارده الاستوائية من مخرج بحيرة البرت » یعرف 
الجری من مخرج البحيرة الى بلدة نيمولي عند الحدود الجنوربية لجمهورية 


وابتداء من نيمولي يحمل النهر اسم بحر الجبل حیث يجري في بدایة 
مسیرته في مجری صخري الى بلدة الرجاف على بعد قدره ۱۵۱ کم 
بانحدار قدره ( متر في الکیلو ) » ثم بسیر النهر من الرجاف شمالا نحو 
* جوبا مسافة ۱۳ كيلو متر ومنها الى منجلا على بعد ۵۷ کیلو .متر مسن 
الرجاف بانحدار يبلغ ف المتوسط ۰سم/ الکیلو ۰ 

وابتداء من منجلا تنتهي: طبيعة النهر ‏ السخرية ويتجه بحر الجبل 
شمالا في منطقة مستنقعات تعرف بمنطقة سدود بحر الجبل » حبث بلدا 
تكاثف حشائش الستنقعات المكونة من نبات البردی وام صوقه ونبات 
البوص وعندما يزيد تصرف منجلا عن 0 مءم / الیوم تنساب میاه بحر 
الجیل "الى وادي العالیاب من جهة الغرب شمال تومبي وترند مرة اخری 


۳۰ 


لبحر الجبل عند بحيرة بابيو شمال نهر الاتم ويسير النهر شمالا بهذا 
الوضع الى بلدة بور بين ات تتجمع شرقا تارة وتارة اخرى غرباء 
ثم تتكائف المستنقعات وتحيط بالمجرى شرقا وغربا حتى نهاية مصبه في 
انیل الابيض عند بحيرة نو ء وشمال بور تتسرب مياه بحر الجبل صن 
تة مداخل تنجمع في فرع مستقل یعرف بنهر الانم فیخترق 
01 0ت 
بحر الجبل بعدة مصبات اخرها بقع عند الكيلو ٭٭ ر٤٥‏ تقریبا ٭ 


ب - بحر الزراف : 


تتسرب من نهایات نهر الاتم میاه تنجه شمالا وتتجمع مع ما تسرب 
من الجانب الإيمن لبحر الجسل في مجری يجه الى الشصال ويعرف 
بالزراف الاعلی ء ثم تزداد كمية هذه ا یاء تدریجیا باضافه میاه الخیران 
التي نأتي من الجهة الشرقية لیتجمع هذا الایراد من مختلف مصادره في 
مجری واحد يعرف ببحر الزراف الذي يسير في محاذاة بحر الجبل والی 
الشرق منه حتی يصب في النیل الابیض ۰ 
تقدیر التصرفات والفوائد في النطفة : 
| - التصرفات : 

بالرجوع الى ارصاد الستوات الماضية من هذا القرن من عام 
۰ الی ۱۹٦٦/۱۹۹۰‏ تبین ما بلي :- 


چو اقل ايراد سنوي بخرج من بحيرة فيكتوريا 

۱۲۷ ملیار م ۳ اس 
اقصى ايراد سنوي بخرج من بحيرة فیکتوریا ١ه‏ ملیار (۱۹۰۰/۰۰) 
متوسط ايراد بحيرة فیکتوریا السنوي هر۲۲ ملیار ۰ )٩۰/۰۵(‏ 

جد اقل ايراد سنوي يخرج من بحيرة البرت هر۱۳ ملیار (۱۹۲۳/۲۲) 


۱۳۹ 


اقصی ايراد سنوي پخرج من بحيرة البرت ۰۷ مليار کت 
متوسط ايراد بحيرة البرت السنوي ۳ره۲ ملیار . )٥۹٠۹/٠٥(‏ 
)1/18( 

خوط :اراد السیول الستوي مره میا )1/0( 
( 43/1( 


وهي تنساب الی مجراه بین مخرجه ومنجلا ٭ 

وعلى ذلك يكون متوسط جملة الوارد لبحر الجبل من البرت 
ومن السیول هو كالآتي : - 

۱ - من البحیرات ۲ر٤۲‏ ملیار م ۳ ( مقدار عند منجلا ) ٭ 

۸+00 

الحملة ۰ر۲۹ ملیار ٭ 

ب الفواقد : 

تضيع في منطقة المستنقعات كميات كبيرة من المياه يمكن القاء بعض 


الضوء علیها من واقع ارصاد السنوات الماضية من سنة ۱۹۰٦/۹۰٥‏ الى 
* سنة ۱۹٦٦/۱۹۰۵‏ على النحو التالي : # 


- اقصی تصرف سنوي عند منجلا ەرە مليار م۳ 
اقصی تصرف سنوي وصل الى ملكال ۳۳ ملیار ٭ 
ب - اقل تصرف سنوي عند منجلا ۵ ملیار ٭ 
اقل تصرف سنوي عند ملکال ٣‏ ر١٠‏ مليار ٭ 
ج ب متوسط التصرف السنوي عند منجلا ۹ مليار ٭ 


۷ 


متوسط التصرف السنوي 
المقابل عند ملكال ۷ر٤‏ مليار ٭ 

اي ان نسبة الفاقد في المتوسط هو نحو ۰۰ ,/ ٭ 

د بمقارنة التصرفات المارة. بمنجلا وما يقابلها عند ملكال نجد ان 
الفاقد یکون في الحدود المعقولة عندما یکون تصرف منجلا 
حوالي ۳۰ مليون م۳/ يوميا ء اذ يبلغ الفاقد عند هذا 
التصرف حتى ملکال حوالي ۱۷ /ثثم بتزاید الفاقد كلما زاد 
التصرف فيكون على النحو اتال ` 


التصرف نسبة القاقد 

۰ مايون م۳ / اليوم ر 
۶۰ ۲ ۲ 1.۳۲۰ 
ادا ا کت ا ا tese‏ 
tey * 0‏ 
EERE‏ ۲ 6۰ ره 
ےی و 6 iste‏ 
بنا € ¢ « 

E EEE 

۰ کا « « 


ومن ۱ انج السابقة بتضح انه بسبب عدم وجود جو 
عالية بدرچة کافیة بحيث تضم ایرادہ على اختلاف مقادير 
اذ زاد عن,حد معين اننشر: على الجانبين وتب‌ددت غالبيته العظمى في 
المستنقعات المتدة على الضفتین + وهذا يتفي كل زعم آخر عن سبب تبدد 

ادال ق هذا - ۰ 
كذلك فان النهر في هذه المنطقة بمجر 
صالح لان بحمل بفاقد معقول تصر 
1۸ 


ب بحر الجبل وبحر الزراف 
واطية محدودة ٠‏ 


وصف امشروع 
والاعمال ال مندسیة 


1 مشروع جوتقلي اله 


الخطوط العامة 
لمشاريع تقليل الفاقد لبحري الجيل والزراف 


ضرورة الحاجة الى التخزين الستمر في البحیرات الاستوائية : 
2 بن في الب واه 


بالنظر الى ان تصرف بحر الجبل غير مستقر على حال » وانما حا 
هو موضح في صدر هذه المذكر 


بذب من موسم الى موسم في السنة 
الواحدة ثم من سنة الى اخری ؛ حیث يبلغ ادناه في سنة واطية نحو ۱۵ 
مليار م ۳ / انسنة عند منجلا » ثم ارتفع في سنة عالية حتى بلغ ٥‏ ر٥٦‏ مليار 
۳۳۶ السنة في تفس الموقع ٭ 
لذلك فان اي حل للاتتفاع الکامل بالتوسط السنوي نلایراد لا بد 
"ان یبدا بالتفكير في التخزين الستمر في البحيرات الاستوائية بسمات 
لیم اطلاق تصرفات بحر الجبل بحیث تكون ثابتة 
ومساوية بقدر الستطاع الى متوسط الابراد ٭ 


كبيرة تسكن من 


ومن العلوم ان التخزين لا بد ان يكون على وضع متفق عليه مع 
الدول التي تفع البحيرات الاستوائية داخل حدودها ء وهو ما تسعى اليه 
الهيئة وسوف تواصل سعيها الى استکماله بمجرد ان تنم الدراسان 
الهيدرومترواوجية الجارية في احواضها ٠‏ 


۱۳۱ 


ولكن سبق للهيئة من الناحية الفنية ان قامت بمحاولات فوازنات 
تجريبية تکشف من الناحية النظرية البحتة ء انه لامکان الوصول الى هذا 
الرقم الذي یقرب من التوسط » فان حدود التخزین يسكن ان تكون 
کالاتي اب 


أ ل استخدام بحيرة 


بين أوطى منسوب بلفته وهو ۰٩ر٩‏ واعلى منسوب 
لازم للتخزين وهو ۰هر۱۲ مترا على مقياس ‏ عنتيبي لتعطي 
سعة بين المنسوببين قدرها ب رءء؟ مليار من الامتار المكعبة 
مع تخفیض مخرجها للتسکن من سحب التصرفات المطلوبة في 


المناسب الواطئة ٭ 


ب ب الموازنة الى بحيرة كيوجا لتثبيت منسوبها في السنوات العادية 
على منسوب - ر١١‏ مترا على مقیاس:ماسندي بورت مع 
استخدامها للتخزين حتى منسوت ٠ء.ر؛١‏ في الستوات 
العالية بما يعادل نحو ١4‏ مليار من الامتار المكعبة بين 
المنسوبین ٠‏ 

ج ‏ استخدام بحيرة البرت لتخزين مساعد بسعة مبدئية قدرهما 
۶۰ مليار متر مكعب وهو ما يقابل منسوب ۳۰ مترا فقط في 
حالة انشاء السد عند نيمولي ٭ 


ويستهدف التخزين في البحيرات الاستوائية على هذا النحو الحصول 
على تصرف سنوي ثابت بقارب متوسط الايراد المار بمنجلا والذي يبلغ 
معدله للسنوات من ۱۹۰١‏ الى ۱۹٦١‏ نحو ۲۹ مليار م ۳/ السنة كما 
سبق ان ینا ٭ 


۳۲۳ 


وبالتخزين على هذا النحو في البحيرات الاستوالية نستهدف تثبيت 
تصرف بحر الجبل عند متجار على تصرف ۷9 (مليون ع ا يونا وکن 
باجراء مو تقوم على اساس تعاقب ايراد النیل وفق ما جرى 
عليه ف السنوات الماضية ف الفترة من ۱۹۰۵ الى ٣۱۱۹٦١‏ اتضح انه لا 
سکن الثبات على عدم تجاوز هذا التصرف وانما سوف يزيد التصرف الى 
۰ ملیون م ۳/ الیوم » ویستمر على ذلك بومیا لسنتین کاملتین منت تین 
ولبضعة شهور في سبع سنوات من هذه المجموعة ٭ 


ولیس ثبة من جدل في ان ما حصلنا عليه نتيجة هذه الوازنات 
التجريبية لا بسکن ان يكون قاطعا فی ان تصرفات ال مستقبل أن تا 
القدر ايضا ء وانما كما هو معلوم فان اي تغبیر في اساس تعافب السنین 
ينتج تغبيرا في النتيجة التي نحصل عليها في تحديد السعات اللازمة 
للتخزین ولکن لا بد في هذه المناقشة من نهاية نقف عندها فنحن لا نستطيع 
ان نجري وراء احتمالات قد ترفع منسوب التخزين الى درجات لا بتصور 
احد قبولها من حكومات تلك الدول ٭ 


وز هذا 


ولذلك فان النتيجة التي قادتنا اليها هذه الوازنات التجرییة بسكن 

القناعة بها خصوصا وانها كما بينا تطالب بان يكون التخزين على منسوب 

۽ ۲۵ على مقباس پوتیابا على بحيرة البرت وهو اقصى ما فكر فيه الماضون 

دون اقترانه ۾ واسع المدى في بحيرتي فيكتوريا وكيوجا على النحو 
الذي بیناہ في الفقرتين الاضیتین » 


وعلی هذا الاساس فان تصرف ال ۷۵ مليون م ”م / الوم الذي 
تحققه موازنات التخزين الستمر على البحيرات الاستوائية في الغالبية 
الكبرى من انسنین » وتصرف ال ۱۲۰ مليون الذي يحتمل ان نواجهه في 
السنوات العالية ولفترة لا تذكر كما بينا من قبل هذان التصرفان هما 


۲۳۳ 


ان تعکر في وسيلة تسربرهما عبر بحري الجسل والزراف 
بفواقد مقبونة الى ان بلغا الصب في النيل الابيض كما یتبین ف الفقرات 
الثالية :- 


9 منافشة كفاءة انجاري الحالية للتصرفات المفترحة نظريا والتي تضبط 
بالتخزين والتعدیلات اللازمة في هذا الشآن : س 


لدراسة القطاع الطولي لبحر الجبل يسكن تقسيم المجرى الى 
الاحباس الآتية : 
أ من منجلا الى قطاع جو نقلي ٭ 
ب ل من قطاع جو نقلي الى قطاع بيك ٭ 
ج د من قطاع بيك الى بحيرة نو ٭ 
وتصرف ال ۷۰ مليون م ۳ / اليوم يمكن ان : # 
أ يمر في المسافة من منجلا الى قطاع جونقلي بتعديلات جزئية لا 
وجه للتردد في قبولها ٭ 
ب - يمر التصرف القابل ال ۷٥‏ مليون م م / اليوم في المسافة من 
قطاع جونقلي الى قطاع بيك ٭ ولكنه يعلو ارض الزراعة في 
بعض الطول بمقدار یصل الى نحو مترين في المتوسط ٭ 
ويمكن القول ان مثل هذا الوضع يصح ان بخلو من الخوف الذي 
ساور التفوس في الماضي وكان اعتراضا رئيسيا على مشروع التجسیر » 
ذلك انه عملت تجارب لانشاء جسور على بحر الجبل یتبین منها ما بلى  :‏ 
١‏ - انه من السکن عمل جسور:بدون صعوبة وبدون اتخاذ احتياطات 
مخصوصة في مستنقعات بحر الحبل ٠‏ 


۱۳ 


۲ - ان الجسور القامة هناك والتي صار تجربتها اثناء ملئها بمياه ترفع 
تدریجیا ء وجدت صماء لدرجة كافية لجمیع الاغراض العملية ٭ 


۳ ل ان درجة عدم قابلية الرشح تزداد مع مرور الزمن + 

٤‏ ل ان الجسور القامة على هذا التحو يمكن تخطیطها بالضبط 
وتسونها على قطاعات محدودة » وانه من الممكن حفظها طبقا 
لقطاعاتها ٠‏ 


ه ‏ ان جسورا من هذه التربَة سکن ان تتحسّل ضاغط قدره ثلافة 
اماه 


ج .- من قطاع بيك الى بحيرة نو لا بد ان یوزع التصرف المقابل 
لتصرف منحلا ( ہ۷ مليون م ۳ / اليوم ) وهو ٦٦‏ مليون 
م © / اليوم بين بحر الزراف وبحر الجبل + 


وبدراسة قطاعيهما الطولبين ؛ وبالرجوع الى التصرفات التي حملها 
كل منهما یمکن ان يجري التوزيع على النحو التالي  :‏ 


بحر الجيل ٤‏ مليون م ٣‏ / اليوم + 
بحر الزراف ۲۱ مليون م ۳ / اليوم + 


۱۳۰ 


خطوط الشروع اطقترح 


آ - الرحلة الاولی : 


ان مشزوعات التخزن بالیحیدات الاستوائية تعتبر مرحلة ثانية تأني 
بعد الرحلة الجاري دراستها تمهيدا لتنفیذها » لذلك روي ان تکون 
مشروعات الرحلة الاولی قاصرة على تمربر التصرفات الطبيعية ٭ 

وبدراسة القترحات المختلفة مسار قناة جونقلي رژي ان الخط 
الباشر هو انسب وضع لهذا السار بدء القناة من جو نقلي في خط مستقیم 
الى نقطة تقع على خط عرض 9/۳۰ ۸ وخط طول ۰/۲۲ ۳۱ ثم تسیر من 
هذه النقطة بانحراف ١4‏ للشسال الشرقي لتصب بنهر السو باط بالقرب من 
ملکال بالتيل الابيض + 

وقد كان اختیار هذا الخط على اساس انه اقصر طولا وایسر للملاحة 
واقل في الکعبات كما انه لن تعوقه الحشائش فضلا عن سهولة التنفيذ 
وعدم اعتراض مجراہ بالخيران العديدة + 


وبذلك تتحصر اعمال المرحلة الاولى لشروع قناة جو نقلي في الآتي نب 


۱ ل حفر قناة جونقلي بقطاع بسمح بتمربر تصرف قدره ۲۰ مليون متر 
مكعب في اليوم ٭ 


كر 


۲ ل انشاء الاعمال الصناعية الآتية : - 

ارة فم قناة جونقلي + 
ب - فنطرة مصب قناة جونقلي ٠‏ 
ج ب قنطرة نهر الاتم الاسفل ( عند قطاع جونقلي ) ٭ 

۳ - تتفي اعمال التهذت والتجسیر اللازمة لنهر الاتم من الفم حستی 
قنطرة نهر الاتم الاسفل ( عند قطاع جونقلي ) ٭ 


ب - اارحلة الثانية : 


وتشمل هذه ا مرحلة الشروعات الانية : - 


۲ - تحسین كفاءة بحر الجبل شنال منجلا وكذلك بحر الزراف لبسکنهما 
مواجية التصرف ف حدود ۷۵ ملیون م ۳ / البوم محسوبة عند 
منجلا ہما في ذلك استکمال دراسة خور العالیاب وتحسین کفاءته 
العا ا مالا ل ی 


یا انشاء فناة جديدة او توسيع فناة المرحلة الاولى لكي يصبح اجمالي 
التصرف ام ار بها ۳ ملیون م ۳ / اليوم ٭ 


۱۳۷ 


یم ال وع على الجاري الطبیعیۃ 


والملاحقة في القناة 


تأثير قيام المرحلة الاولى على الجاري الطبيعية 


بين الجدول التالي دراسة تآثیر القناة بكفاءة ۲۰ م.م ۳ / اليوم 
على المجارم الطبيعية خلفها مع الاخذ في الاعتبار فترات وفواقد الانتقال 
بين منجلا وقطاع جونقلي وبينه وبين قطاع خلف بيك على بحر الجبل 
وقطاع خلف القطع رقم/۲ على بحر الزراف ۰ 


رقنا 


دراسة تأثير القناة ۲۰ م.م ۳ الیوم عل بحر اليل ^ - 
وبحر الزراف خلف قطاع جونقل فی سنة متوسطة (يؤخذ فى الا عتبار فترات الا نعقال) 


الوب ملاحظات 


.م الم 


r) e, (۲‏ ۸۳ د( ]رود (مدرة | تصرف عال 


ور۲۷ 
مر ۲ 
۲۹۰ 
۳۹۰ 


(U) re 


)۲٢ ۶٦۹‏ | تصرف والى 


۲ 
۲ 
۳ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲۰ | ۶۰ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 


مره | ۲۹۵ (۲ ار مدا 0ز ری | ند ورہ) | تصرف متيل 


لش بح تم اھ سا ها اس ما رش ال اه یقت ی وه 


الادقام بين القوسین تبین: التصرفات و التاسیب قبل 


وک دات تضرقات لتق فى نهر الام مه ۱8۴5 


ری پر الاع عند 


جوئقل -. لمجموع المرقعين © > + با میون متر مکعب فى 


کا ا شا ا 
الفعرة 0 2 9 ۱ 
۱ 1 ۱ ا 
یب ۲۳۶۳ 2 5 ٤‏ | 1 
resa | Oo | tio | rhe ۲۰ 1‏ | مرا | rts)‏ 
۱ - اللهاية +۲۲ | ۲۱3۴ | وره ۲۱۱ | ۲۲۱ | هره۲ 
متوسط الشهر Yo‏ | ودع | ۰د۲۱ | و و | Yé‏ 


يبين الحدول عالیه ان 


نہر الام سنة ۱۹۳۷ كانت ۸ر ۷۰ م.م م/اليوم وهومن التصرغات 
اللاحة ولنم نمو ا مشائش (موسوعة 


انلحق الثانى المجلد الرانع) ۔ 


الفائدة الانية للمشروع 


الفائدة الائية للمشروع 


ولحساب الفائدة المائية للمشروع بعد اتمامه ن-رفق فيما بلی جدولا بين 
انتصر فات النتظرة ببحر الجبل بعد انشاء قناة بسعة ۳2۰2۲۰/ الیوم والفائدة المالية 
8 فى کل حالة مقدرة عند اسوان على اساس‌متوسط ثابت عند منجلا قدره ۷۵ ملیون 
۶ الوم » وكذلك جدول لتوسط التصرفات الشمرية لنجلا والقابلة لها 
بملکال قبل وبعد اتمام الرحلة الاولی وذلك خلال سنتین متوسطتی الابراد 
۱ ۰ ۱۹۱۰ )۰ 


سس سس سس 


التصر فات المنتظرة ببحر ابل 
بعد تنفية الشروع 
المشروع 
المرحلة الأول قبل المرحلة الثانية بعد 
التخزين بالبحيرات التخزین بالبحيرات 
مليون مم /اليوم ملیون م7 /اليوم 
منجلا على بحسر اب‌بل الرٹیمی ve ye‏ 
5٦‏ ۷۱ 
٢ ٢‏ 
45 7 
۹ 14 
۳۲ 
الجسوع الواصل بعد تنفیذ انشروع ١‏ 34 
الواصسل حالیاً من ابلبسل والزراف قبل 
تنفيذ الشروع ۳۸ ۳۹۶ 
الفاندة المائية پاللیسون ۰ / الیرم ۲۳ tye‏ 
۴ باللیار ۸ السنة ۷ر 4 ۹ 
کی 9 مساد تسه اران 
باللیار / الستة ۳۸ کے 


اخساب عن سنة متوسطة (۱۹۲4/۱۹۲۳) وهی تمثل ۸۵ / من سنوات القرن اخال . 


۷ 


۱۸ 


۱۹-۰ 


اتوسط الشهرى متجلا مليون م ۴/الیوم 


0 ال والزراف 
يلكالَ ( انسوع 
(الفعل من ابلیل والزراف 


3 
2 


ر 
۴۲ 
ost‏ 
۱۹۰ 
۳۲۰ 
ءراه 
۵د۳۷ 


| oe 


2۱۸ 


الائية لمشروع جونقل 


« سعة القناة ۲۰ ملیون م #/اليوم » 


27 
قبرایر | نارس کنا ۰ پونيو 
1 
۳۳ 
اه | روہ | 130 | vor‏ | 1154 
afr |۱۹۸ | Vian‏ | حدم | ۱۸۰۷ 
۸ر۷ | مرک | +٤‏ مرهه | ۷ر1 
یه | تركذ | :145 مدهل 
حزم | ۲۳۰ | ۲۲۵۰ | rte‏ | جس 
كرك | ادا | :5 | عع ہہ 
Toa‏ رر و کی | عردم 


۱۱ 1 7 7 


rue | ۲۰۷ | | ret‏ | مت 


(جملۓة الفافدة عند ملسکال باللیار) 


(جملة الفائدة عند اسوان باللیار) 


٤ 


الفائدة المائية مشروع جونقل 


و سعة القناة ۲۰ ملیون م ۳/البرم » 


۱۹۲ ینایر | قبراير | مادس | ابریل | مایو | يونيه | يوليو. | أغسطس | ستمبر | اکتویر | وفمبر | ديسمير 
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الجسوع فی الستة (جملة الفاندة عند ملكال بالمارار) | ۳۲+ 


. الجسوع فى السنة (جملة الفائدة عند أسوان بالمليار) ورم 


تكاليف الر حلة الأو لی 


قنطرة مصب جوثقل التمریر تصرف قسدره ۲۰ ملیون متر كفب 
فى ايوم جهزة بهتویس 


قبطرة مر الات جالاسفل لتمریر تصرف فسدره ٩۰‏ ملیون متر مكب 


نی الوم 
تبذيب وتجشیر نہر الاتم من الفم حى قنطرة الاتم الاسفل (عند فطاع 
تجو نقل) وذاك اتمریر أعل التصررفات الط 3 


ام الترعة الر ئيسية يكفاءة خمة ملیون متر مکمب 


شبکات الری و الصر ف و اعمال الاستصلام 


التتية وتشما 


ات 


راو ر٦٦‏ 


تا 


نار ۷ 


ره 


Aes) 


۱۳ 1 


الجوانب الاقتصادية للمشرو ع 


الجوانب الاقتصادية للمشروع 


تضیع فى مستنقعات حوض بحرالجبل والزراف وبحر الفزال وفروعه 
ونهر ال وباط وفروعه وب تنقعات مشارعن طريق التبخر والانتشار )٢‏ ملبار ن 
الامتار المكعبة من المياه وهذا القدر الهائل‌من الوارد الائية يدر قوائد اقتصادية 
ضخمة اذا تم تنفيذ الخطط الرامیة نع هذا الضائع عن طريق انشےء الخزانات 
والتخوبلات لزيادة انراد مياه النيل واستثمارها فى التوسع الزراعى واستنباط 
القوى الكهربائية المائية . 


ودف مس ریات زسادة لابرادوضط اھر ر انی تفص ال ته ات 


الدائمة المشتركة لياه النيبل بالدراسات والباحث الفنية اللازمة لها لتدبر فان 
مائية مسن هذه الباه الضائعة فى السدود والمستنقمات تقدر ب 1۸ مليار من الامتار 
المكعبةوتمثل الرحلة الاولى لشروع جونقلىاولى هذه الشروعات وتدير فائدة مالية 
قدرها ۸ز۲ ملیار متر مکمب مقدرة عنداسوان لصالح کل من مصر والسودان 
بالتساوی ای ماستاوی ۷ر؟ مليار عند ملكال هذا علما بان الفاقد فى مستنقعات 
بحر الجبل وال-زراف يقدر ب ۱۵ ملیار بالاضسافة الى ۷ ملبار من الامطار . 
ولدراسة الف‌اندة الاتتصادية لشروع جونقلى بلزم اولا تحدید المائد لاقتصادی 
لاستشمار التر الکعب من الیاه فى التوسع الزراعی + 
أن العائد من الرحلة الاولی لشروع الرهدالزراعی بساوی...ر۱8۸۱۰ جنبه 
تبلغ مساحة هذه المرحلة ...ر. ٠.‏ فدان وتستهلك سئویا حوالی ٢ر١‏ ملبار 
متر مکعب من مياه النيل 
۽ وهذا بمنی أن عائد السر الکعب حوالی ۱۲ ملیم وهو يساوى ۱۲ ملسون 


جنیه للملیار الواحد . 


واذا اخذنا احمالی المياه الفائضة فی الستنقعات والقدرة ب 6۲ ملیار متر مکعب 
سنوبا لاتضح لنا اننا نققد سنونا حوالی ۵۰6 ملیون جنیه ٠‏ 

وقیاسا على ذلك فان‌الباه الاضافيةالتى تدبرعا الرحلة الاولی لشروع جونقلی 
والتی تقسدر ب ۷ر) ملیار متر مکعب عندماکال تساوی عاندا اقتصادیا بقدر بحوالی 
٦‏ ملیونا من الحنیهات. ای ان العائد للسسودان وحده سیکون ۲۸ ملیون 
من الحنیهات سئوبا عندما بستفل نصیبه‌من هذه الفائدة المائية فى مشروعات‌التوسع 
الزراعی سواء فى الاقلیم الجتوبی فالمنطقة بين الرنك وجلهاك مشلا أو فى المناطق 
الشمالية من القطر فى اراضی النیل الازرق التی تروی من خمزان الروصیرص أو 
ارافی نهر عطبره التی تروى من خزانعطبرة الستیت مشلا ۰ هذا علاوة على 


۱۰۷ 


استغلال هذه المياه أوجزء منها فى استنباط الطاقة الكهر بائية ا مائیة التى اصبح السعى 

لتنمیتها امرا لازما فى ظل تصاعد تكاليف الطاقة البترولية المسشوردة والى جانب 

هذا الاستثمار للمياه التى بدیرها الشروع فان هناك العدید من الفوائد الاخسری 

لشروع قناة جونقلى فى صورة هياكل اقتصادية متعددة تتلخض فیما بلی : - 

۱ - سیؤدی تجسير نهر الاتم الى حماية المنطقة الشرقية المناخمة له والتى ظلت 
معزولة بسبب انسياب الیساہ الی‌الانم ومن السيول الشرقیة ٠‏ 


۲ - ان تحويل جزء من المياه فى قناةجونقلى سوف بقلل التصرفات الواصلة 
لبحر الجبل والزراف خلف مصب نهر الآتم ہما لا يتعدى ٥‏ مليون متر مکمب 
فى الیسوم وسيظل النهر يتذيذبكجالته الطبيمية الا ان الستنقع سوف 

تنخفض بحوالى ۱۰ / فى زمن الفيضان و ۲۰ زاف زمن التحاريق وهذا 

سيؤدى الى تحسسین الرعی النيلى وزيادة استغلال الراعی فى الاراضی العالية 
والمتوسطة القدرة بملايين الافدنةببب توفر المياه التى اتاحتها القناة والتى 

كانت تنعدم فى هذه الملباطق فی موسم الصيف . 


٣‏ ب ان القشاة سوف تحمی المنطقة الواقعة بين القناة وبحر الزراف من اخطار 
الفیضانات والسيول حيث أنمدينة فنجاك مثلا ظلت محاصرة بالمياه ومعزو ل2 
لاكثر من عشر سنواٹِ . 

؟ ان المنطقة الحصورة بین القناة وبحر اازراف والتی تقدر مساحتها بحوالی 
٣۷‏ ملیون فدان ستفتح امامها فرص كبرة لتنمية الوارد ال زراعية 
والحيوانية ویدخلها السری لاول مرة حیث انه سوف تشق قناة بسعة 
٥‏ ملیسون متر مکمب كمسرحلة اولی لری جزء من هه الاراضی . 

طرق جدید للملاحة النهربة على القناة بالاضافة للطرق‌اللاحية 

القائمة ویقلل هذا الطریق اللاحة بين جوبا وکوستی بحسوالی ۲۰۰ كيلو متر 
وهذا من شانه ان یدفے بمجلےةالتٹمیة فى النطقة ٠‏ 


ا 


3 ب سيتشا طريق بری على جر القتاةبربط النطقة بماكال ستخدم ممظم 
RE‏ . 


۷ - ان القناة ستكون موردا جديدا للثورة السمكية بالقرب من التاطق العالية التی 
كان يتعدم فیها فی تلك المنطقة . 

۸ - یتیج هذا الشروع دفع عجلة التنميةالافتصادية الزرامية والحيوانية والصناعية 
فى هذه المنطقة من القطر على اساس مترابط ومتکامل لتر قية الحياة الاقتصادبة 
والاجتماعية فى كافة ارجاء القطر . 


۱۵۸ 


ملصق رقم (۱) 


111 


آولا۔ : حفر القناۃ عل الى 
١‏ - اکال ق اللط 


۲ - وضع الواصفات مد اا 
واتفاصیل الفنية اللاز 


بضع الوا 
اللازمة اا هذه الاعمال . 


۴ - تنفيذ الأعمال الصناعية وهی :- 
(i)‏ قنطرة وهويس ف 


( قطرء نير الات الاسفسل 


مات رقم )١(‏ 


البر نامج امدق لقي مشروع جونقل 


CEE REE 


4 ۳ ۲ ۱ 


WY 


: جذیب وتجسير هر الاتم من لم حى 


قنطرة الائم الامفل (عند قطاع جونتل) :| 


۱ = اجراء الدراسات اطیدرو لوچية لتحدید مدی 


ملس رقم (0) 
یراد السنوى ب 
فى احباس از 


الواقع اطامة 
المليا 


(مليار م۳٣‏ فى الستت) 


۱ 


20 ۰۲ 


۱۹ ۷ ەرە‎ tr 
۲٢ ۰ 8ر٥ ۸ر۸‎ ۷. ۵ ۳۴ 
rone 1۹۹ arr ۱۳۹ 54 
rone ٦٤٦ ۹ ۳ ۱ 1 
۱۹2۷4 ۹د۲۸‎ ۹۸۳ ۲۲ 4٩ | متومط الایراد‎ 
۳۳ رو‎ A ١ر۹ اقمی ايراد‎ 
١۹ 18۸ ۷۸ر‎ ١۱١ اقل ايراد‎ 


كا 


ملحق رقم (۴) 
معدلات العناضر النایة 
عند ملكال - بور - شاسی 


متوسط 
الشهسر اقصی 

درجة 

الحرارة 
یناسر oy‏ 
فبراير ۱د۳۷ 
مارس ۹د۳۸ 
ابریل ٦ی۳۸‏ 
مایسو J‏ 
يوټو ۳۲۹ 
یولیسو ۳۰٩‏ 
وط چرم 
ایی ۳۱۸ 
اک تر +۳۳ 
وغمبر وروم 
دی For‏ 
السنة ۳۹۷ 


درجة 


الحرارة 


A0 
٢٢د١‎ 
ror 
۲۴۸ 
۲۳۹۳ 
۲۲ ۱ 
۲۱۱ 
۲۱ ود‎ 
۲۱۸ 
۲۱ ۸د‎ 
۱۹٦ 
۳د۱۸‎ 
٢٢٢ 


متوسط 
أقصى 
درجة 


الحرارة 


۳۹۲ 
۳۷۰ 
PV: 
ror 
۳۲ ۸ 
۷۔۳۱‎ 
۳۰۳ 
rst 
اداع‎ 
۴۴٦ 
ro)» 
ارمع‎ 
۳٣۹ 


تلات 


الكتاب الاول 


الامداء 

مقدمة الترجمة 

مقدمة الترجمة للطبعة الاولی 
الفصل الاول : 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث اشکال التخرين الختلفة 
الفصل الرابع : مشروعات النيل الکبری 
الفصل الخامس : النیل في الستقبل 


<الفصل السادس : التغییرات في الظروف الطبيعية 


١ 7‏ متاك انان 
الفصل الثامن ::: اجراءات الاصلاح 
الفصل التاسع : مشاکل الرعي 


الفصل العاشر : مصادر المياه الصالحة للشرب في الرامي الدإخلية 


الفصل الحادي عشر : الصالح الحلية الاخری 
الفصل الثاني عشر : الصالح العامة 


الفصل| الثالث عشر : وسائل الحمابة من الفیضان 


خاتمة 


1٦ 


- 


1 
سردم یپ ہہ و فى سم 


الكتاب الثاني 


1 - عمومي 
ب ل التنمية الزراعية 


منطقة الشروع 


1 

۲ 

۳ فيزوغرافية الادض 
- طبيعة المنطقة 

و لكان 

٦ے‏ الثروة الحيوانية 
۷ الثروة الزراعية 

۸ - القروة السمکیة 


2 
1 


نبذة تاربخية © 

هايدرولوجية النهر 

وصف المشروع والاعمال الهندسية 

- تاثیر الشروع على المجاري الطبيعية والملاحة قي القناة 

الفائدة المائية للمشروع 

ب تكاليف المرحلة الاولی للمشروع 

- الجوانب الاقتعادیة للمشروع 

االاصق 

١‏ ب برنامج فيد العمل ۹ج2 
۲ - التصرفات في الواقع الرئيسية في اعالي النیل ٣‏ - 
٣‏ - العناصر الناخية 


1 
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